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AANGETEKEND 
Sint-Niklaas, 29 juni 2018 
Betreft: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering 10 oktober 2018 om 20.00 u. 


Geachte, 


Wij hebben namens de Raad van Bestuur de eer U, overeenkomstig het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de nieuwe bepalingen van het 
Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, uit te nodigen tot het bijwonen van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van 
het Land van Waas op woensdag 10 oktober 2018 om 20.00 uur in onze burelen aan de 
Lamstraat 113 te Sint-Niklaas. De vergadering zal gehouden worden in de vergaderzaal 
“Gustaaf Deckers”. 


AGENDA 


Statutenwijziging Interwaas ingevolge het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 
december 2017. (enig agendapunt) 


U wordt verzocht deze uitnodiging tijdig over te maken aan de lasthebber(s) die U, 
overeenkomstig artikel 34 van onze statuten, voor de Buitengewone Algemene vergadering 
dient aan te stellen. 

Kan U ons tevens zo spoedig mogelijk de naam en het adres van de lasthebber(s) en de door 
uw bestuur voorgedragen leden voor de Raad van Bestuur doorgeven, zodat wij hen ook 
rechtstreeks kunnen uitnodigen. 


Als bijlage vindt u: 
e _De aanpassing aan de statuten per artikel 
e Een gecoördineerde versie van de statuten na aanpassing 


Met de meeste hoogachting, 


ZS 
Bart Casier Lieven Dehandschutter $ En 5 
Directeur Voorzitter INGEKOMEN OP 


03 -07- 2018 
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht 


INTERWAAS Nota voor Buitengewone 
Algemene vergadering 


INTERGEMEENTELIJK 10 oktober 2018 
SAMENWERKINGSVERBAND Setenebentedseren 
VAN HET 
LAND VAN WAAS 
ENIG AGENDAPUNT 


STATUTENWIJZIGING INTERWAAS 


Volgende aanpassingen zijn noodzakelijk ingevolge het Decreet over het Lokaal Bestuur van 
22 december 2017: (schrapping, onderlijning aanpassingen of nieuwe tekst). 


De aanpassingen werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 23 mei 2018 en worden 
voorgelegd aan de deelnemers van Interwaas met het oog op goedkeuring op een 
Buitengewone Algemene vergadering van 10oktober 2018. 


Art. 1 Verwijzing naar het decreet 
De vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, beheerst door het Decreet over 
_hetlokaal bestuur van 22 december 2017, hierna genoemd “het decreet of DLB”. 


() 


Art. 2 Artikelnummer decreet aanpassen 

0) 

Overeenkomstig artikel 397 van het decreet heeft zij geen handelskarakter en vormt ze een 
publiekrechtelijke rechtspersoon. 


Art. 5 Bestaansduur 

De vereniging is opgericht op zesentwintig juni negentienhonderd achtenzestig, voor een termijn 
die verstreek op zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig. 

De bestaansduur van de vereniging werd verlengd voor een termijn, die verstrijkt op 
zesentwintig juni tweeduizend en achtentwintig. 

Op grond van de bepalingen van het decreet is haar bestaansduur echter beperkt tot 1 januari 
2019, Deze termijn ís verlengbaar telkens met 18 jaar. Over deze verlenging zal dienen beslist te worden 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 424 en 425 van het decreet. Gezien verlengingen 
telkens in een jaar van gemeenteraadsverkiezingen vallen zal overeenkomstig art. 424 DLB over 
verlenging worden beslist door de gemeenteraden en door de eerste algemene vergadering in het jaar 
volgend op de gemeenteraadsverkiezingen. Zolang wordt de oorspronkelijke duur verlengd, 

De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur 
overschrijdt, indien zij deze verbintenissen kan nakomen. 


Art. 8 Aandelen 

Er bestaan twee reeksen maatschappelijke aandelen: 

A-aandelen toegekend aan de toetredende gemeenten van het Waasland; 

B-aandelen toegekend aan de—Provincie—Oost-Vlaanderen—en—aan publiekrechtelijke 
instellingen. 


Art. 9 Kapitaal provincie 


| 
| 
E 


Art. 10 Kapitaal Provincie 
De deelnemers-openbare besturen houders van A-aandelen hebben het geplaatst kapitaal 


volledig gestort. De-deelnemers-openbare-besturen-houders-van-B-aandelen{pl 
Vlaanderen) hebben vier/vijfden van het geplaatst kapitaal gestort. 

G.) 
Art. 11 Kapitaal Provincie 


G.…) 
22-B-aandelentoeg; 


Art. 14 Toetreding en uitsluiting 

Inzake toetreding en uitsluiting van de deelnemers gelden de bepalingen van de-artikelen-29, 
32,-33,-34,-35-en-36 van het decreet. 

De raad van bestuur neemt akte van de toetreding voor elke nieuwe deelnemer. 


Art. 16 Raad van Bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximum vijftien (15) leden door 


de algemene hek, benoemd voor zes jaar, behoudens de hepenngen voorzien in artikel 19, en 


Binnen de groep daf deelgenoten, houders van A-aandelen worden de hen toekomende 
mandaten als volgt verdeeld: 

-__ Sint-Niklaas: maximum drie; 

- _ Beveren, Lokeren en Temse: elk maximum twee; 

-_ Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke, Waasmunster en Moerbeke: elk 

maximum één. 

In geval van nieuwe deelnemers zal de algemene vergadering het aantal mandaten bepalen 
dat toekomt aan nieuw toetredende deelnemers, zo nodig na statutenwijziging teneinde binnen het 
aantal van vijftien bestuurders te blijven zoals decretaal bepaald. 

leder van de deelnemers dragen zoveel kandidaat bestuurders voor als er hen toekomen, 
binnen de decretale verplichting aangaande het genderevenwicht (maximaal twee derden van de leden 
is van hetzelfde geslacht (art. 434 DLB)): 

e Eerste voordracht (alle tien gemeenten): vrij 

e Tweede voordracht (Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren en Temse): de voorgedragen 
kandidaat is van het andere geslacht dan de eerste voordracht 

e Derde voordracht (Sint-Niklaas): een dubbele voordracht (man en vrouw), waarbij de 
Algemene vergadering in voorkomend geval deze voordracht kiest die tot een correct 
genderevenwicht leidt. 

De door de aangesloten gemeenten en—provineie voorgedragen kandidaten dienen 
gemeenteraadslid, schepen of burgemeester, respectievelijk lid-van-de-provincieraad te zijn. 

Indien een gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de 
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen 
manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dit laatste geval is de 
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten 
bestuur, voorzien in artikel 436 van het decreet, niet van toepassing. 

Indien de bestuurders zich willen laten bijstaan door andere deskundigen, zal door de algemene 
vergadering enkel tot de aanstelling ervan kunnen overgaan worden overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 435, vierde en vijfde alinea van het decreet. 


(5). 


Art. 17 Bestuurders met raadgevende stem 

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste drie 
rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende 
stem. Deze afgevaardigden worden aangeduid onder de teden van de respectievelijke gemeenteraden 


die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn. 


6-afgevaardigden - 
V =volle-legislatuur 


e 1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens de zes gemeenten Sint-Gillis- 
Waas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke, Waasmunster en Moerbeke (bij zes voordrachten elk 
één jaar in de aangeduide volgorde, bij minder voordrachten een evenredige verdeling) 

e 1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens Beveren, Lokeren en Temse 
(bij drie voordrachten elk twee jaar in de aangeduide volgorde, bij minder voordrachten een 
evenredige verdeling) 

e _1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens Sint-Niklaas 


Art. 23 Artikelnummer decreet aanpassen 


Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe 
schriftelijk volmacht geeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 447 van het decreet. 
Volrnachtgever en volmachtdrager moeten behoren tot dezelfde groep bestuurders als bedoeld in artikel 
16. De volmacht moet de naam van beiden vermelden alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor 
de volmacht wordt verleend. 


Art. 34 Provincie 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. teder 
vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem. 

De vertegenwoordigers van de deelnemers kunnen voor de volledige duur van de legislatuur 
door de raden van de deelnemers aangewezen worden onder de raadsleden, de burgemeester en de 
schepenen voor de gemeenten en-onder-d 8 
vaststelling van het mandaat moet wel voor elke algemene vergadering afzonderlijk door de raden van 
de deelnemers worden genomen. 


Elke gemeentelijke deelnemer kan ten hoogste vertegenwoordigd worden door zoveel 
vertegenwoordigers als het bevolkingscijfer van de gemeente begonnen Sen: van 20.000 inwoners 


vertegenwoordigers. De deelnemers Bepalen autonoom het aantal stemmen waarover ieder 
vertegenwoordiger beschikt. Zij bepalen tevens het mandaat van hun vertegenwoordiger(s). 


(…) 


Art. 36 Artikelnummer decreet aanpassen 

De uitnodigingen tot de jaarvergadering omvatten het jaarverslag, de jaarrekening houdende de 
balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake 
vereiste wettelijke toelichtingen. In het geval voorzien in artikel 455 van het decreet en indien een nieuwe 
algemene vergadering dient bijeengeroepen, worden ook de gewijzigde rekeningen aan de 
uitnodigingsbrief toegevoegd. 


Art. 44 Artikelnummer decreet aanpassen 


Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot 
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de algemene vergadering worden 
bijeengeroepen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 457 van het decreet. 


Art. 45 Artikelnummer decreet aanpassen 

Een verlenging van de vereniging geschiedt overeenkomstig de artikelen 423 en 424 van het 
decreet. 

Op een deelnemer, die niet deelneemt aan de verlenging, zijn de bepalingen van de artikelen 
423 en 425 van het decreet van toepassing. 

Een vroegtijdige ontbinding van de vereniging geschiedt overeenkomstig artikel 425 van het 
decreet. 


Art. 46 Artikelnummer decreet aanpassen 

Ingeval van niet verlenging of bij vroegtijdige ontbinding van de vereniging benoemt de 
algemene vergadering de vereffenaars overeenkomstig artikel 425 van het decreet en bepaalt hun 
vergoeding. 

Inzake de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de vereffening dient te 
geschieden zijn, onverminderd artikel 425 van het decreet, de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen van toepassing. 


Art. 48 (nieuw) Overgangsbepaling 

De artikelen houdende de samenstelling van de Raad van Bestuur zijn van kracht vanaf de 
samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur door de eerste Algemene vergadering van 2019, na 
voordracht van bestuurders door de deelnemers (ten laatste eind maart 2019). 

De geschrapte artikelen houdende de uittreding Provincie zijn van kracht na goedkeuring van 
de statuten door de toezichthoudende overheid en ten laatste op 31 december 2018. 


(Interwaas — goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 23 mei 2018) 


Statuten INTERWAAS 


Coördinatietekst na laatste wijziging zoals aangenomen door de Algemene 
Vergadering van Interwaas van 31 mei 2017, 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 25 maart 2017 en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 25 april 2017. 


HOOFDSTUK | - Algemene bepalingen 


Artikel 1. De vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, beheerst door het 


Zij wordt “Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas" genoemd, 
afgekort tot “Interwaas”. 

Op grond van de bepalingen van het decreet heeft zij het karakter van een dienstverlenende 
vereniging ten behoeve van de aangesloten gemeenten. Deze kunnen bepaalde in artikel 3 omschreven 
diensten bij beslissing van hun gemeenteraden exclusief aan de dienstverlenende vereniging 
toevertrouwen, in welk geval, behoudens de vrijheid voor de gemeenten om deze dienstverlening in 
eigen beheer te ontwikkelen, zij zich onthouden voor dergelijke diensten een beroep op derden te doen. 
De vereniging van haar kant zal dergelijke dienstverlening uitsluitend aan de deelnemende gemeenten 
kunnen verstrekken. De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening worden verrekend aan de 
deelnemende gemeenten op basis van het kostendelend principe. 


Artikel 2. Zij heeft een rechtsvorm sui generis overeenkomstig de bepalingen van het decreet. 
Zij is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, die gelden voor de 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor alles wat niet uitdrukkelijk in het 
decreet is voorzien. 

Overeenkomstig SfKEN3I7 van het decreet heeft zij geen handelskarakter en vormt ze een 
publiekrechtelijke rechtspersoon. 


Artikel 3. De vereniging heeft de streekontwikkeling in de bij haar aangesloten gemeenten van 
het Waasland tot doel en oefent daartoe activiteiten uit in de economische en sociale beleidsdomeinen, 
met name: 

1° de uitvoering van projecten, onder meer met het oog op de bevordering van de 

werkgelegenheid en de vestiging of hervestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven 

enerzijds, en ter bevordering van een comfortabele, aangepaste en verantwoorde huisvesting 
van de inwoners van de regio anderzijds en verder alle projecten die de streekontwikkeling ten 
goede kunnen komen; 

2° het verstrekken van diensten aan de aangesloten gemeenten ter ondersteuning van de 

gemeentelijke dienstverlening en taken. 

De vereniging behartigt in het algemeen de intergemeentelijke Wase belangen door het 
formuleren van gemeenschappelijke stellingen en het stimuleren van gemeenschappelijke acties. 


Artikel 4. De zetel van de vereniging is gevestigd in de gebouwen van de vereniging te Sint- 
Niklaas, Lamstraat, 113 en zal kunnen gewijzigd worden bij een eenvoudig besluit van de raad van 
bestuur. 

De raad van bestuur zorgt ervoor dat elke zetelwijziging in de bijlage aan het Belgisch 
Staatsblad wordt bekendgemaakt. De vereniging mag, benevens haar zetel van de vennootschap, één 
of meer exploitatiezetels oprichten. 


Artikel 5. De vereniging is opgericht op zesentwintig juni negentienhonderd achtenzestig, voor 
een termijn die verstreek op zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig. 

De bestaansduur van de vereniging werd verlengd voor een termijn, die verstrijkt op 
zesentwintig juni tweeduizend en achtentwintig. 


Op grond van de bepalingen van het decreet is haar bestaansduur echter beperkt tot 1 januari 
2019. Deze termijn is verlengbaar telkens met 18 jaar. 


De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur 
overschrijdt, indien zij deze verbintenissen kan nakomen. 


Artikel 6. De vereniging is samengesteld uit de oprichtende leden evenals uit de leden die 
ingevolge een besluit van de algemene vergadering gemachtigd worden toe te treden. 
De vereniging zal ten aanzien van de onderstaande benoemde leden handelen als 
kostendelende vereniging, waarvan ze het beheer zal uitvoeren, in lijn met de btw-beslissingen. Als 
kostendelende vereniging handelt de vereniging onder de naam, de rechtsvorm en het maatschappelijk 
adres zoals bepaald in de artikelen 1, 2 en 4 van deze statuten. 
Als kostendelende vereniging zal de vereniging enkel handelen bij toepassing van art. 44, 
S2bis van het btw-wetboek voor de onderstaande leden in de mate deze overwegend handelen als 
niet-btw-plichtigen of vrijgestelde btw-plichtigen. | 
Als lid van de kostendelende vereniging inzake btw worden onderscheiden: 
-__de Stad Sint-Niklaas, met administratief centrum: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas gekend 
onder het ondernemingsnummer 0207.464.192; 

-__de Stad Lokeren, met administratief centrum: Groentenmarkt 1, 9160 Lokeren, gekend 
onder het ondernemingsnummer 0207.463.402; 

-__de Gemeente Beveren met administratief centrum: Stationsstraat 2, 9120 Beveren, 
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.462.313; 

-___de Gemeente Kruibeke met administratief centrum: O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke, 
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.463.303; 

-_de Gemeente Sint-Gillis met administratief centrum: Burgemeester Omer De Meyplein 1, 
9170 Sint-Gillis-Waas, gekend onder het ondernemingsnummer 0207.464.093; 

-__de Gemeente Stekene met administratief centrum: Stadionstraat 2, 9190 Stekene, gekend 
onder het ondernemingsnummer 0207.464.489; 

- de Gemeente Temse met administratief centrum: Frans Boelplein 1, 9140 Temse gekend 
onder het ondernemingsnummer 0207.464.588; 

- de Gemeente Waasmunster met administratief centrum: Vierschaar 1, 9250 Waasmunster 
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.447.069; 

-__de Gemeente Moerbeke met administratief centrum: Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke 
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.453.405; 

-__de Gemeente Zwijndrecht met administratief centrum: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht 
gekend onder het ondernemingsnummer 0207.499.232. 

De handelingen gesteld aan de leden binnen de kostendelende vereniging omvatten onder 
meer de diensten, beoogd in artikel 3 van deze statuten, die betrekking hebben op: 

-__ het onderhoud van openbare gemeentelijke infrastructuur; 

=_studies die betrekking hebben op de socio-economische ontwikkeling van het Waasland; 

-__ ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige ontwikkeling; 

-_ ontwikkeling en uitvoering van taken van (inter)gemeentelijk belang en gemeenschappelijk 

huisvestigingsbeleid; 

-__studies die betrekking hebben op duurzaamheid en mobiliteit ten gunste van projecten in 

het Waasland; 

-__professionele ontwikkeling van knowhow inzake procurement ter uitvoering van 

onderhandelingen in naam en voor rekening van de leden van de kostendelende vereniging; 

-_ ICT 

-__ erfgoed en culturele samenwerking 

-_alle andere type diensten verricht in het gemeenschappelijk belang van alle leden; 

Alle diensten verricht door de vereniging dienen aan kostprijs te verlopen en dienen uitsluitend 
aangewend te worden door de leden van de kostendelende vereniging voor de niet-btw-plichtige of btw- 
vrijgestelde handelingen van art. 44 van het btw-wetboek. De mogelijke levering van goederen door de 
vereniging, zoals beoogd in het btw — wetboek art. 9, volgen daarentegen hun eigen btw regime. 


HOOFDSTUK Il - Maatschappelijk kapitaal 


Artikel 7. Het maatschappelijk kapitaal is vanaf 1 januari 2002 samengesteld uit ondeelbare 
aandelen op naam van vijfentwintig euro elk. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal 
bedraagt vijfhonderd duizend euro. 


KrUkelB! Er bestaan twee reeksen maatschappelijke aandelen: 

A-aandelen toegekend aan de toetredende gemeenten van het Waasland; 

B-aandelen toegekend aan publiekrechtelijke instellingen. 

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder aangeslotenen van dezelfde reeks 
mits toestemming van de algemene vergadering en voor zover de afstand de naleving van de 
verbintenissen niet in het gedrang brengt. 


Krik&l9! Het kapitaalsaandeel van de gemeenten van het Waasland wordt bepaald op twaalf 
en een halve euro per inwoner. Het totaal bedrag wordt desgevallend tot het volgende gehele bedrag 
in euro verhoogd. 

Bij latere toetreding wordt deze basis door de algemene vergadering aangepast, rekening 
houdend met de werkelijke waarde van het netto-actief en de in functie van het algemeen belang reeds 
toegestane uitgaven. 

Bovenbedoelde bevolkingscijfers worden vastgesteld volgens de meest recente officiële 
opgave. Voor de toekenning van de aandelen worden de cijfers, op basis van deze gegevens bekomen, 
afgerond op het hoger liggend bedrag in gehele aandelen. 

Het kapitaalsaandeel van de gemeenten van het Waasland wordt door de algemene 
vergadering aangepast bij elke aangroei van de bevolking met vijf ten honderd. 

Het kapitaalsaandeel van de andere deelnemers wordt bepaald door de algemene vergadering, 
rekening houdend met de op dat ogenblik gekende boekhoudkundige resultaten. De algemene 
vergadering stelt eveneens het aantal van de hen toekomende aandelen vast. 


. De deelnemers-openbare besturen houders van A-aandelen hebben het geplaatst 
kapitaal volledig gestort. Het overige kan door de raad van bestuur op ieder ogenblik opgeëist worden. 
De aandeelhouder, die in gebreke blijft op de gestelde datum, de gevraagde stortingen te doen, 
is aan de vereniging een jaarlijkse intrest gelijk aan de wettelijke intrest verschuldigd. 
De volgende stortingen worden eerst op de vervallen intrest aangerekend. 
Nieuwe deelnemers storten bij toetreding het volledige bedrag van het geplaatst kapitaal. 


. Bij toepassing van de artikelen 7,8 en 9 hiervoor, zijn met het oog op de vergoeding 

van de inbrengen, de aandelen op 15 februari 2017 als volgt geplaatst: 

1° A-aandelen, als volgt aan de aangesloten gemeenten van het Waasland toegekend: 

-_Gemeente Beveren: drieëntwintigduizend honderdvijftig (23.150) aandelen 

-__ Gemeente Kruibeke: achtduizend tweehonderdnegentwintig (8.229) aandelen 

-__ Stad Lokeren: negentienduizend vijfhonderdachtig (19.580) aandelen 

-__ Gemeente Moerbeke: drieduizend en negenennegentig (3.099) aandelen 

-__ Gemeente Sint-Gillis-Waas: negenduizend honderdvierennegentig (9.194) aandelen 

-__ Stad Sint-Niklaas: zevenendertigduizend negenhonderd zesenzestig (37.966) aandelen 

-__ Gemeente Stekene: achtduizend achthonderdnegentig (8.890) aandelen 

-__ Gemeente Temse: veertienduizend vierenzeventig (14.074) aandelen 

- Gemeente Waasmunster: vijfduizend driehonderdéénentachtig (5.381) aandelen 

-__ Gemeente Zwijndrecht: negenduizend driehonderdachttien (9.318) aandelen 


Artikel 12. De deelnemers zijn slechts gebonden tot beloop van de aandelen die zij geplaatst 
hebben met uitsluiting van elke hoofdelijke verantwoordelijkheid. 


Artikel 13. Van de deelnemers kan een bijdrage geëist worden om de werkingskosten te 
dekken. Voor de gemeenten van het Waasland mag het jaarlijks bedrag niet hoger liggen dan twee euro 
vijftig cent per inwoner. Voor de andere deelnemers zal de bijdrage gelijk zijn aan het aantal door hen 
geplaatste aandelen vermenigvuldigd met de quotiënt van de deling van de globale bijdrage van de 
gemeenten van het Waasland door het aantal door hen geplaatste aandelen. : 


HOOFDSTUK II - Toetreding, uitsluiting 
Artikel 14. Inzake toetreding en uitsluiting van de deelnemers gelden d& Bepalingen vanhet 


De raad van bestuur neemt akte van de toetreding voor elke nieuwe deelnemer. 


Artikel 15. $1. Een deelnemer kan wegens behoorlijk vastgestelde niet-uitvoering van zijn 
verbintenissen worden uitgesloten. Het besluit tot uitsluiting wordt op voorstel van de raad van bestuur 
getroffen door de algemene vergadering, bij meerderheid van twee derden van de vertegenwoordigde 
stemmen. 

De betrokken deelnemer dient opgeroepen en gehoord zo hij het wenst. 

Op de uitsluiting zijn voor het overige de bepalingen van kracht van artikel 370 van het Wetboek 
van Vennootschappen, met dien verstande dat de algemene vergadering haar bevoegdheid ter zake 
niet aan een ander orgaan kan overdragen. 


82. Wanneer nieuwe leden willen toetreden tot de kostendelende vereniging of leden willen of 
moeten uittreden uit de kostendelende vereniging als vermeld in artikel 6 bis van deze statuten, zal de 
raad van bestuur bij vrijwillige toetreding en uittreding van leden kunnen beslissen bij gewone 
meerderheid van stemmen. Bij verplichte uittreding van leden, omdat aan gestelde voorwaarden van de 
kostendelende vereniging niet langer voldaan kan worden als vermeld in art. 44, 82bis van het btw- 
wetboek, zal de raad van bestuur de verplichte uittreding van leden officieel dienen te notificeren. De 
toetreding en uittreding van leden van de kostendelende vereniging wordt ook gemeld aan de lokale 
btw-diensten bevoegd voor de vereniging. 


HOOFDSTUK IV - Bestuur, toezicht en algemene vergadering 


A. Raad van bestuur 


Artikel 16. 


Indien een gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de 
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen 
manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dit laatste geval is de 
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten 
bestuur, voorzien in SfRENAES van het decreet, niet van toepassing. 


Indien de bestuurders zich willen laten bijstaan door andere deskundigen, zal door de algemene 
vergadering enkel tot de aanstelling ervan kunnen overgaan worden overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 435, vierde en vijfde alinea van het decreet. 

De aldus bekomen kandidaturen worden aan de algemene vergadering voorgelegd. 

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. Indien een kandidaat in de 
algemene vergadering de meerderheid niet behaalt, wordt door de groep of door de raad die hem 
voorgesteld heeft, een nieuwe kandidaat voorgedragen. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de 
benoeming wordt voorgelegd 

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 


Artikel 17. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten 
hoogste drie rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met 
raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden aangeduid onder de leden van de respectievelijke 
gemeenteraden die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 


Artikel 18. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, voorziet de raad van bestuur in de 
vervanging. 

De plaatsvervanger moet dezelfde deelnemer vertegenwoordigen als zijn voorganger. 

De plaatsvervanger blijft in functie tot de volgende algemene vergadering. Deze laatste voorziet 
in de definitieve vervanging, overeenkomstig de bepalingen van artikel 16. De aldus benoemde 
bestuurder beëindigt het mandaat van zijn voorganger. 


Artikel 19. Elke bestuurder is van rechtswege ontslagnemend zodra hij het gemeentelijk of 
provinciaal mandaat, dat hij bij zijn benoeming bekleedde, verloren heeft. 

Evenwel in geval van vernieuwing van de gemeenteraden vervallen de mandaten van 
bestuurders, die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd, slechts op de algemene 
vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden. In dit geval vervallen de mandaten van 
alle andere bestuurders gelijktijdig. Elke bestuurder is van rechtswege ontslagnemend zodra hij het 
vertrouwen niet meer bezit van de deelnemer die hem heeft voorgedragen, doch slechts vanaf het 
ogenblik dat door deze deelnemer een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen. 


Artikel 20. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen door de vereniging 
aangegaan. 


Artikel 21. Het is de bestuurders verboden: 

1° aanwezig te zijn bij de beraadslagingen over zaken waarbij zij hetzij persoonlijk, hetzij als 
zaakwaarnemer, vóór of na hun verkiezing, een rechtstreeks belang hebben of hadden, of waarbij hun 
bloed- of aanverwanten tot de vierde graad inbegrepen, een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben. 
Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om 
voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband, aan om het even welke dienst; heffing van rechten, levering 
of aanbesteding voor rekening van de vereniging. 

3°op te treden als advocaat, notaris of zaakwaarnemer in rechtsgedingen tegen het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband; in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging te 
pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting. In het kader van de vereniging kunnen zij in 
deze hoedanigheden slechts kosteloos optreden. 

Overtreding van deze verbodsbepaling heeft automatisch een definitief verval van het 
bestuursmandaat voor gevolg. De raad van bestuur, of bij ontstentenis, de algemene vergadering, 
spreekt van rechtswege en bij een met redenen omkleed besluit de vervallenverklaring uit. 
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Artikel 22. De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter onder de bestuurders, die op 
voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd zijn, en één of meer ondervoorzitters. De 
mandaten van voorzitter en ondervoorzitter worden toegekend voor een termijn van twee jaar. Zij zijn 
hernieuwbaar en nemen in ieder geval een einde met het mandaat van de betrokken bestuurders. De 
raad duidt eveneens een secretaris aan. Deze moet niet noodzakelijk lid zijn van de raad. Ook dit 
mandaat geldt voor twee jaar en is hernieuwbaar. 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij ontstentenis door de ondervoorzitter 
of ondervoorzitters in de volgorde van hun verkiezing, door de bestuurder met de grootste 
ononderbroken anciënniteit in de raad of, bij gelijke anciënniteit, door de oudste bestuurder in leeftijd. 
De zetelende voorzitter zal in elk geval tot de bestuurders dienen te behoren, die op voordracht van de 
gemeenten benoemd zijn. 


Artikel 23. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer zowel 
op de totaliteit van de leden, als in de groep, benoemd op voordracht van de aangesloten gemeenten 
van het Waasland, de meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn bevoegdheid is beperkt tot 
de punten die op de agenda voorkomen. 

De besluiten worden rechtsgeldig genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
zowel globaal als in de groep van de bestuurders, aangeduid door de gemeenten. 

Elke bestuurder beschikt over één stem. 

Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe 
schriftelijk volmacht geeft, overeenkomstig de bepalingen van Aikel 447 van het decreet. 
Volmachtgever en volmachtdrager moeten behoren tot dezelfde groep bestuurders als bedoeld in artikel 
16. De volmacht moet de naam van beiden vermelden alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor 
de volmacht wordt verleend. 


Artikel 24. Wanneer de aanwezigheidsquorums in het voorgaand artikel bepaald, niet bereikt 
worden, kan binnen de veertien dagen een tweede vergadering worden belegd. Op deze nieuwe 
vergadering kan over de punten, die voor de tweede maal op de agenda voorkomen, geldig worden 
beslist, welke ook het aantal aanwezige bestuurders zij. 

De uitnodigingen tot het bijwonen aan deze tweede vergadering worden aangetekend verstuurd 
en brengen de tekst van de eerste alinea van dit artikel in herinnering. 


Artikel 25. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, zo dikwijls het belang 
van de vereniging dit vereist en minstens viermaal per jaar. 

De voorzitter is tot bijeenroeping gehouden op vraag van drie bestuurders of van de 
commissaris. 

Drie bestuurders kunnen ook de inschrijving van een punt op de agenda eisen. 

De uitnodigingen worden aan alle bestuurders toegestuurd ten minste acht dagen vóór de dag 
der vergadering, het geval van hoogdringendheid uitgezonderd; zij vermelden de agenda. 


Artikel 26. De bijeenkomsten van de raad worden gehouden in de zetel van de vereniging of 
op een andere, in de uitnodigingen vermelde plaats. 

De gedetailleerde notulen worden ondertekend door twee bestuurders en gebundeld in een 
daartoe bestemd register. 

Een eensluidend afschrift van de notulen wordt binnen de dertig dagen overgemaakt aan alle 
bestuurders. 


Artikel 27. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid voor het 
bestuur van de vereniging. Hij heeft alle bevoegdheden die door de wet of deze statuten niet aan de 
algemene vergadering zijn opgedragen. 


Tr zijn vergaderingen uitnodigen om alle gewenste 
inlichtingen te verstrekken. 


Artikel 29. Behoudens delegatie wat de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut 
van het personeel betreft, is de raad van bestuur bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden. 


Artikel 30. Het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de bestuurders aanspraak 
kunnen maken worden door de algemene vergadering bepaald binnen de perken en overeenkomstig 
de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering. 


Artikel 31. De vereniging wordt rechtsgeldig in en buiten rechte bij alle akten en/of 
rechtshandelingen die de vereniging verbinden, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van 
bestuur en door een bestuurder. 

Voor akten en/of rechtshandelingen die de vereniging verbinden en die kaderen binnen het 
dagelijks bestuur, kan de vereniging rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de 
raad van bestuur. 

De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen (deze laatsten 
onder de opschortende voorwaarde van een bekrachtiging achteraf door de raad van bestuur) kunnen 
gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor 
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de 
vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht. 


B. Controle op de vereniging 


Artikel 32. Het toezicht op de vereniging wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen, 
benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en door 
haar afzetbaar. 

De algemene vergadering stelt tevens de vergoeding van de commissarissen vast, rekening 
houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen. 


C. Algemene vergadering 


Artikel 33. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de 
algemeenheid van de aandelen. Haar besluiten verbinden alle deelnemers zelfs hen die tegenstemden 
of afwezig waren. 


. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
deelnemers. leder vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem. 

De vertegenwoordigers van de deelnemers kunnen voor de volledige duur van de legislatuur 
door de raden van de deelnemers aangewezen worden onder de raadsleden, de burgemeester en de 
schepenen voor de gemeenten. De vaststelling van het mandaat moet wel voor elke algemene 
vergadering afzonderlijk door de raden van de deelnemers worden genomen. 

De volmachten worden drie volle dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap 
neergelegd. 

De algemene vergadering kan eventueel, bij algemene maatregel de niet tijdig neergelegde 
volmachten aanvaarden. 

Elke gemeentelijke deelnemer kan ten hoogste vertegenwoordigd worden door zoveel 
vertegenwoordigers als het bevolkingscijfer van de gemeente begonnen schijven van 20.000 inwoners 
telt. De deelnemers bepalen autonoom het aantal stemmen waarover ieder vertegenwoordiger beschikt. 
Zij bepalen tevens het mandaat van hun vertegenwoordiger(s). 

Voor de aanvang van de vergadering ondertekenen de vertegenwoordigers een 
aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt door stemopnemers echt verklaard en bij het proces-verbaal van de 
vergadering gevoegd. 

De bestuurders en de commissarissen wonen van rechtswege de algemene vergadering bij. Zij 
hebben geen stemrecht. 


Artikel 35. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur of door zijn plaatsvervanger. 
De voorzitter duidt de secretaris en twee stemopnemers aan. Samen vormen zij het bureau. 


Artikel 36 De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden in de loop van de maand mei in de 
zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, die tevens de dag en het 
uur aanduiden. 

Tijdens de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar 
waarin verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden werden georganiseerd, zal 
de raad van bestuur een evaluatierapport voorleggen over de werking van de vereniging. Dit rapport 


bevat tevens een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het 
samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de 
deelnemers. Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de 
jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger. 

Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, hetzij bij besluit van de raad 
van bestuur, hetzij op verzoek van de commissaris. 

Een buitengewone algemene vergadering wordt in ieder geval gehouden in de loop van het 
laatste trimester van elk jaar. Deze zal de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
volgende boekjaar bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda 
van deze vergadering. 

De raad is tot bijeenroeping van de algemene vergadering verplicht op verzoek van deelnemers 
die samen ten minste één tiende van de aandelen bezitten. Is binnen de dertig dagen aan dit verzoek 
niet voldaan, dan kan de bijeenroeping uitgaan van de commissaris of van de deelnemers, die het 
indienen. 

De datum en de agenda van de algemene vergadering worden veertig dagen vooraf bij 
aangetekende brief aan de deelnemers medegedeeld. 

De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. 

De uitnodigingen tot de jaarvergadering omvatten het jaarverslag, de jaarrekening houdende de 
balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake 
vereiste wettelijke toelichtingen. In het geval voorzien in KNS van het decreet en indien een nieuwe 
algemene vergadering dient bijeengeroepen, worden ook de gewijzigde rekeningen aan de 
uitnodigingsbrief toegevoegd. 

Aan de hand van de toegezonden documenten bepalen de deelnemende gemeenten het 
mandaat van hun vertegenwoordiger. 


Artikel 37. De bevoegdheid van de algemene vergadering is beperkt tot de punten die op de 
agenda voorkomen. Zij is nochtans verplicht over deze punten uitspraak te doen. Zij kan slechts geldige 
besluiten treffen wanneer zowel de helft van het totaal aantal deelnemers als de meerderheid van de 
aangesloten gemeenten van het Waasland aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. 

Worden deze quorums niet bereikt, dan kan binnen de zestig dagen een tweede algemene 
vergadering worden belegd. Deze tweede algemene vergadering kan geldig besluiten treffen over de 
punten, die voor de tweede maal op de agenda voorkomen, welk ook het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde aandelen zij. De uitnodigingen tot het bijwonen van deze tweede vergadering zullen 
bij aangetekende brief worden verzonden en aan de tekst van huidige paragraaf van dit artikel van 
onderhavige statuten herinneren. 


Artikel 38. Behoudens de uitzondering bij de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten 
getroffen bij eenvoudige meerderheid, zowel van het totaal aantal uitgebrachte stemmen als van de 
stemmen, uitgebracht door de vertegenwoordigers van de gemeenten. 

Elk besluit van de algemene vergadering, ongeacht of het dient genomen bij eenvoudige 
meerderheid of bij gekwalificeerde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de 
vertegenwoordigde aandelen, is slechts geldig indien terzelfdertijd de identiek vereiste meerderheid 
werd bekomen van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeentelijke 
aandelen. 


Artikel 39. In geval van beraadslaging over een voorstel tot wijziging van de statuten, wordt de 
wijziging aangenomen bij meerderheid van drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen van de 
vertegenwoordigde aandelen en van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde 
gemeenten en de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, op voorwaarde dat 
de meerderheid van de aandelen vertegenwoordigd is. 

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. 
De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen 
het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het 
verslag gevoegd. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en 
voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering. 

De gestemde wijzigingen aan de statuten worden slechts van kracht na goedkeuring door de 
Vlaamse regering. Een afschrift van de mededeling van de voorgestelde statutenwijziging alsmede 


uittreksel uit het register van de gemeenteraadsbesluiten wordt bij de notulen van de vergadering 
gevoegd. 


Artikel 40. Na goedkeuring van het verslag en de jaarrekening verleent de algemene 
vergadering, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissarissen. 


Artikel 41. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van 
het bureau en door de deelnemers of hun lasthebbers die erom verzoeken, en gebundeld in een daartoe 
bestemd register. 

Binnen de dertig dagen volgend op de vergadering worden aan alle deelnemers voor 
eensluidend verklaarde afschriften van de beraadslagingen van de algemene vergadering overgemaakt. 

De goedgekeurde jaarrekening, het verslag van de commissarissen en het jaarverslag, worden 
elk jaar aan alle leden van de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten, alsmede aan alle leden 
van de provincieraad overgemaakt en dit uiterlijk twee maand na hun goedkeuring. 


HOOFDSTUK V - Inventaris, jaarrekening - Bestemming van het resultaat 


Artikel 42. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste 
boekjaar begint op de datum van de oprichting en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. 
leder jaar stelt de raad van bestuur in de loop van het eerste semester het jaarverslag, de jaarrekening 
en een voorstel van bestemming van het resultaat betreffende het vorige boekjaar op. 


Artikel 43. Ten minste zes weken vóór de jaarvergadering stelt de raad van bestuur, zonder 
verplaatsing, alle stukken, vereist voor het nazicht van de schrifturen van de vereniging, ter beschikking 
van de commissaris. 


Artikel 44, De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de 
boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid. Deze 
boekhouding dient tevens toe te laten de omzetten en kosten verbonden aan de goederensector te 
onderscheiden van deze van de dienstensector, ten einde het kostendelende principe zoals beoogd in 
art. 44, $2bis van het btw-wetboek te onderbouwen. 

Door het kostendelende basisprincipe streeft de vereniging geen winstoogmerk na. Mogelijke 
winsten voortvloeiend uit leveringen van goederen zoals beoogd in het btw-wetboek art. 9 kunnen niet 
aangewend worden door de vereniging ter ondersteuning van haar activiteiten in de dienstensector. 

Van de eventuele winst, voortvloeiend uit de goederensector zoals beoogd in art. 9 btw- 
wetboek, wordt ten minste vijf ten honderd vooraf genomen voor het vormen van een wettelijke reserve. 
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bereikt heeft. 

Het overschot van de eventuele winst voorvloeiend uit de goederensector, zoals beoogd in art. 
9 van het btw-wetboek wordt overgedragen op een beschikbare reserve. Op voorstel van de raad van 
bestuur kan de algemene vergadering nochtans beslissen dat de winst, na voorafneming van de 
wettelijke reserve, gedeeltelijk wordt overgedragen. Deze overgedragen winst wordt bestemd voor het 
Waas Fonds, waarvan de oprichting werd beslist door de raad van bestuur in 2011. 

De mogelijkheid tot uitkering van dividenden aan de deelnemers wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, wordt dit verlies, in afwijking van artikel 
384 van het Wetboek van Vennootschappen, gedekt door afneming van de beschikbare reserve, of, zo 
deze ontoereikend is, naar het volgende boekjaar overgebracht. 

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot 
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de algemene vergadering worden 
bijeengeroepen, overeenkomstig de bepalingen van van het decreet. 


HOOFDSTUK VI - Verlenging, ontbinding en vereffenin 


Artikel 45. Een verlenging van de vereniging geschiedt overeenkomstig de ARGENT A23 ER 
HAA van het decreet. 

Op een deelnemer, die niet deelneemt aan de verlenging, zijn de bepalingen van de artikelen 
H23en 428 van het decreet van toepassing. 

Een vroegtijdige ontbinding van de vereniging geschiedt overeenkomstig SfREL425 van het 
decreet. 


Artikel 46. Ingeval van niet verlenging of bij vroegtijdige ontbinding van de vereniging benoemt 
de algemene vergadering de vereffenaars overeenkomstig van het decreet en bepaalt hun 
vergoeding. 

Inzake de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de vereffening dient te 
geschieden zijn, onverminderd SfkSTE25 van het decreet, de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen van toepassing. 

Het netto-actief wordt evenredig verdeeld onder alle aandeelhouders, rekening houdend met 
het percentage van hun volstorting. 

Te dien einde kunnen de vereffenaars de rekening afsluiten, alsof de niet volstorte schijven 
opgeroepen werden en compenseren, of door voorafgaande terugbetalingen alle aandelen tot dezelfde 
verhouding van volstorting terugbrengen. 

Over de overeenkomsten in verband met de bestemming van de goederen en de overname van 
het personeel zal door de algemene vergadering besloten worden vóór het afsluiten van de vereffening. 

Tijdens de vereffening kunnen de installaties van openbaar nut door de gemeenten, op wier 
grondgebied zij zich bevinden, of door de belanghebbende gemeenten overgenomen worden. De 
overname geschiedt tegen boekwaarde. Te dien einde duiden de eventuele kopers en de vereffenaars 
ieder een deskundige aan. Indien zij niet tot een vergelijk kunnen komen, duiden beide deskundigen 
een derde aan. Indien beide deskundigen op dit punt tot geen akkoord komen, wordt de derde, op 
verzoek van de meest naarstige partij, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
van de zetel van de vennootschap. 


HOOFDSTUK VII - Woonstkeuze 


Artikel 47. Elke deelnemer, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die niet in België 
gehuisvest is, moet er woonstkeuze doen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft. 

Bij ontstentenis van dergelijke woonstkeuze kunnen alle oproepingen en notificaties geldig op 
de zetel van de vereniging gedaan worden. 
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piva eGov 


eGov 


Provincie Oost-Vlaanderen 


E ICT-samenwerkingsovereenkomst 


De gemeente Waasmunster 
vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen 
hierna ‘de Organisatie’ genoemd, 


en 


de Provincie Oost-Vlaanderen, 
vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, directeur van piva eGov, 
hierna ‘de Provincie' genoemd, 


komen overeen hetgeen volgt. 


Context 


Lokale overheden hebben het vaak moeilijk om efficiënt die specialismen te 
leveren die noodzakelijk zijn voor de goede werking van hun administratie. 
Deze overheden zijn betrokken in heel wat processen waar de Provincie ook 
actor is, 


De efficiënte werking van de lokale overheden is in het belang van alle actoren 
(burger, ondernemingen, andere overheden, …). Met verschillende lokale 
overheden samen over neutrale, niet commercieel gebonden deskundigheid 
beschikken is een mogelijke oplossing. 


De Provincie kan vanuit haar bestaande intermediaire rol en invulling gevend - 
aan artikel 2 (82, 2e) van het Provinciedecreet, een ondersteunende, 
coördinerende rol spelen bij het participatorisch inzetten van deskundigheid bij 
deze lokale overheden. 


Zij beschikt hiervoor over piva eGov, een intern verzelfstandigd agentschap dat 
als missie heeft externe informatica-gerelateerde ondersteuning te bieden en 
daarbij intermediair op te treden naar de hogere overheden toe. 


Artikel 1 


1.1 De Provincie stelt tegen betaling aan de Organisatie een ICT-consulent, 
hierna ‘een werknemer’ genoemd, ter beschikking à rato van 63 dagen per 
jaar. 


1.2 Deze overeenkomst vervangt volledig de ict-samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Organisatie en de Provincie, opgemaakt op 17 september 2015. 


Artikel 2 


2.1 De Organisatie betaalt aan de Provincie de kosten die de terbeschikking- 
stelling met zich meebrengt. 


2.2 De kostprijs voor de terbeschikkingstelling zoals vermeld onder 1.1 
bedraagt op jaarbasis forfaitair-€ 24 933,44 (vierentwintigduizend 
negenhonderd drieëndertig euro en vierenveertig eurocent, ). De 
Organisatie ontvangt hiertoe van de Provincie per kwartaal een kostennota 
à rato van één vierde van de jaarlijkse kostprijs. 


2.3 De kostprijs wordt vanaf 2019 jaarlijks op 1 januari aangepast in 
7 verhouding met de verhoging of de verlaging van de gezondheidsindex 
van de maand december van het voorgaande jaar overeenkomstig de 
formule 


kostprijs x index december van het voorgaande jaar 


index december 2017 


2.4 De Organisatie zorgt voor een degelijk uitgeruste werkplek voor de _ 
werknemer. ’ 


Artikel 3 


3.1 De Provincie en de Organisatie bepalen in onderling overleg het 
takenpakket van de werknemer, evalueren de gepresteerde diensten en 
sturen de opdrachten bij. 

De verantwoordelijken zijn voor de Organisatie Bram Collier en voor de 
Provincie David De Smet bij piva eGov. 


3.2 De bepalingen van deze overeenkomst kunnen steeds worden gewijzigd 
en aangevuld op basis van de ervaringen die in de loop van het project 
worden opgedaan mits zowel de Provincie en de Organisatie daarmee 
instemmen. 


Artikel 4 


4,1 Deze overeenkomst vangt aan op 1 april 2018 


4.2 De overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar. 
Gedurende die periode kan de Organisatie de overeenkomst niet 
__ beëindigen. 


4.3 Na afloop van die twee jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend jaarlijks 
verlengd. 
Ze kan door de Organisatie en de Provincie worden opgezegd mits 
inachtneming van een vooropzeg van drie maanden voor 1 april of 
1 oktober. 


4.4 De Provincie kan de overeenkomst te allen tijde opschorten of beëindigen 
als de werknemer ontslag neemt of krijgt en er niet in vervanging kan 
worden voorzien. 


4.5 Indien de Provincie de overeengekomen terbeschikkingstelling zoals 
vermeld onder 1.1 door overmacht niet tijdig'kan verwezenlijken, wordt met 
de Organisatie een passende regeling uitgewerkt. Een geval van 
overmacht kan geenszins leiden tot een opschorting van deze 

“ overeenkomst door de Organisatie. 


Artikel 5 


5.1 De werknemer zal toegang hebben tot vertrouwelijke informatie 
(waaronder informatie die de privacy raakt); hierna ‘de informatie’ 
genoemd. 


5.2 De werknemer verbindt er zich toe: 

-__zich alleen toegang te verschaffen tot die informatie die noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de aan hem toevertrouwde opdracht; 

-_de informatie waarvan hij kennis heeft genomen, alleen toe te 
vertrouwen aan anderen in de mate dat dit voor de uitvoering van zijn 
opdracht noodzakelijk is en op voorwaarde dat de persoon aan wie de 
informatie kenbaar wordt gemaakt gemachtigd is er kennis van te 
nemen; 

-__zich te houden aan de geldende richtlijnen binnen het bestuur inzake 
gedragsregels en informatiebeheer; 

-__de toegangscodes en/of wachtwoorden om zich toegang tot de 
informatie te verschaffen niet kenbaar te maken. 


De werknemer erkent: 

=_ van de provincie alle informatie te hebben gekregen voor het uitvoeren 
van de aan hem toevertrouwde opdracht; Ë 

-_dat hij werkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake 
privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 


5.3 Deze vertrouwelijkheidsplicht blijft ook na beëindiging van het contract 
tussen de organisatie en de Provincie voortbestaan, en ook na het 
verstrijken van het contract tussen de werknemer en de Provincie. 


Aldus in tweevoud opgemaakt te Gent op 15 maart 2018 
Voor de Organisatie 


Namens het College van Burgemeester en Schepenen 


de Gemeentesecretaris de Burgemeester 


Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 


de Gemeentesecretaris de Voorzitter 


Voor de Provincie 


ad Goerninne 
el va eGov 


Jaarrekening 2017 


van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Waasmunster 


Molenstraat 41 te 9250 Waasmunster 
NIS-code 42023 


secretaris: Raf Smet 
financieel beheerder: Kris Ternest 


Inhoud 


EM kengetallen 2017 


De beleidsnota 
EN poestelingenrealisatie 
BEW poelstellingenrekening 
Financiële toestand 


De financiële nota 
De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2017 
De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2017 


Afgesloten investeringsenveloppes 


De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2017 


De samenvatting van de algemene rekeningen 


ECM De Balans per 31/12/2017 


ss) 


LAB De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2017 


Toelichting bij de financiële nota 


Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) 


pd 


TJ Exploitatierekening per BDOM 


er Evolutie van de exploitatierekening 


d 
w 


[e) 
u 


Investeringsverrichtingen per BDOM 

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) 
EAR Evolutie van de investeringsverrichtingen 

Stand kredieten per investeringsenveloppe 


ER Evolutie van de liquiditeitenrekening 


Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 


Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 


LEZA Toelichting bij de balans 

De proef- en saldibalans per 31/12/2017 
Waarderingsregels 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Overzicht van de deelnemingen 


Kaf Overzicht van de vorderingen op lange termijn 


Hag Overzicht van de schulden op lange termijn 


Boekjaar 2017 in grafiek 


Exploitatieuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 

Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget 
Evolutie van de exploitatieuitgaven 2017-2014 

Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-2014 

Evolutie van de personeelskosten 2017-2014 

Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2017-2014 


Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


OEREN 


Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


Exploitatieontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 

Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget 
Evolutie van de exploitatieontvangsten 2017-2014 

Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2017-2014 
Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2014 

Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


Investeringsuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 

Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget 

| 2 | Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2014 

3 | Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


Investeringsontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 

1 | Samenstelling van de investeringsontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget 

| 2 | Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2014 

3 | Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


Balans boekjaar 2017 in grafiek 
EB Samenstelling van de activa 
EA samenstelling van de passiva 


El Beknopte ratio-analyse 


Kengetallen 2017 


OCMW WAASMUNSTER 


KENGETALLEN BOEKJAAR 2017 


Exploitatieuitgaven in het boekjaar 
Exploitatieontvangsten in het boekjaar |___ 6.555.369) 
Budgettair resultaat van het boekjaar 
Gecumuleerd budgettair resultaat 
Autofinancieringsmarge 


Investeringen in het boekjaar 


234.325 
629.067 


40.614 


Desinvesteringen in het boekjaar 


Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar 


Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar 


Nieuw aangegane leningen 


Vervroegde terugbetaling van leningen 


Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2017 


Openstaande schuld per inwoner 


Periodieke aflossingen op leningen 


Intresten op leningen 


Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 


De beleidsnota 


EEN poeistelingenrealisatie 
Doelstellingenrekening 


Financiële toestand 


DOELSTELLINGENREALISATIE 2017 


OCMW Waasmunster 
Molenstraat 41 
9250 Waasmunster 


Secretaris: Raf Smet 
Financieel beheerder: Kris Ternest 


Strategische Doelstelling: SD2014 


Zorgzaam Waasmunster 


Prioritaire Doelstelling: 1401 Residentiële opvang 


Betaalbare residentiële opvang aanbieden en regisseren voor zorgbehoevende ouderen 


Prioiritaire doelstelling in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling. 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Gepresteerde uren vrijwilligers 


Info: Aantal gepresteerde uren van vrijwilligers in het woonzorgcentrum /jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 2733 Info directie rusthuis 
2015-12-31 2643 Info directie rusthuis 
2016-12-31 2506 Info directie rusthuis 
2017-12-31 1896 Info directie rusthuis 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Personen eigen wachtlijst per woonvorm. 


Info: Aantal personen op de eigen wachtlijst per woonvorm op 1/12/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-01 379 WZC : 236 * open afdeling :19 * beveiligde afdelin 
2015-12-31 le) * WZC : 235, 3 open afdeling, 25 beveiligde afdeli 
2016-12-31 0 WZC : 247, 6 open afdeling, 24 beveiligde afdeling 
2017-12-31 0 WZC: 238 ; 7 open afdeling, 23 beveiligde afdel 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Algemene bezettingsgraad van het wzc /jaar 
Info: Algemene bezettingsgraad van het wzc /jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 97,33 % WZC excl kortverblijf. 
2015-12-31 97,05 
2016-12-31 97,60 
2017-12-31 97,00 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Bezettingsgraad assistentiewoningen en serviceflats. 


Info: Algemene bezettingsgraad van de assistentiewoningen en de serviceflats/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 SF: 99,1 % 
AW : 99,6 % 
2015-12-31 SF: 64 en AW: 97 
2016-12-31 SF: 98,81 % 
AW : 100 % 
2017-12-31 SF: 97,20 %en AW: 
99,73 % 
AW : 99,73% 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Wachtenden op de wachtlijst t wzc/serviceflats/ass.woningen 


Info: Aantal wachtenden op 1/12 op de wachtlijst van het wzc/de serviceflats en 
assistentiewoningen/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-01 236 zie indicator 2 
2015-12-01 234 SF: 64 en AW: 97 
2016-12-01 247 zie Indicator 2 
2017-12-01 268 SF: 58 en AW : 104 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Tussenkomsten betaald door het OCMW mbt opnames eigen wzc. 


Info: Bedrag aan tussenkomsten betaald door het OCMW Waasmunster in de opname in de eigen 
woonzorgcentra/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 14681,74 
2015-12-31 12367,24 
2016-12-31 0,00 
2017-12-31 0,00 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Tussenkomsten betaald door het OCMW in andere wzc. 


Info: Bedrag aan tussenkomsten betaald door het OCMW Waasmunster voor de opname in andere 
woonzorgcentra/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 1503,79 
2015-12-31 1679,20 
2016-12-31 3133,70 
2017-12-31 9446,00 
Gekoppelde indicator: 
Indicator: Opnames en overlijdens in het eigen wzc. 
Info: Aantal opnames en overlijdens in het eigen wzc /jaar (IMPACT) 
Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 23 opnames en 24 
overlijdens 
2015-12-31 36 opnames en 36 
ontslagen (34 
overlijdens) 
2016-12-31 23 opnames en 22 
overlijdens 
2017-12-31 26 opnames, 24 
overlijdens en 3 
ontslagen 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 


Molenstraat 41 
NIS-code 42023 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Actieplan 140101: Residentiële zorg 


Kwaliteitsvolle residentiële zorg verder uitbouwen 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14010101: Realisatie nieuwbouw 


Bij VIPA werd eind 2014 een dossier ingediend teneinde een eventuele subsidie in het (uitdovende) 
systeem van subsidiëring van infrastructuur van voorzieningen in de ouderenzorg veilig te stellen. 
Gezien de beperkte middelen op Vlaams niveau en de onduidelijkheid over de wijze van betoelaging 
van de infrastructuur van ouderenvoorzieningen wordt verwacht dat het huidige gebouw nog vele 
jaren dienst zal doen. In het meerjarenplan worden dan ook recurrent middelen voorzien om dit op 
een kwalitatieve wijze in gebruik te kunnen houden. De vernieuwing van het beloproepsysteem en 
telefooncentrale werden in oktober 2017 opgestart, de implementatie van de reglementering m.b.t. 
brandpreventie (o.m. compartimentering), de revisie van de liften en de vervanging van de sturing van 
de verwarmingsinstallatie staat op de planning voor 2018. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen í 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


Prioritaire Doelstelling: 1402 Thuiswonen 


Levenslang kwaliteitsvol thuiswonen ondersteunen en faciliteren 


Prioiritaire doelstelling in cijfers: 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
INV 9.518,79 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
LIO, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gekoppelde indicator: 
Indicator: Bezettingsgraad Dagverzorgingscentrum. 
Info: Bezettingsgraad DVC/jaar (IMPACT) 

Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 (0) gemiddelde bezetting is 8,25 
2015-12-31 91 91 %, gemiddelde bezetting is 8,19 
2016-12-31 9) gemiddelde bezetting : 7,03 op 9 plaatsen 
2017-12-31 87 7,83 gemiddeld per dag, 86.98 % 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Bezettingsgraad kortverblijf. 
Info: Bezettingsgraad kortverblijf/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 838,77 
2015-12-31 83,15 
2016-12-31 96,45 
2017-12-31 84,00 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Afnemers van een mantelzorgpremie. 


Info: Het aantal afnemers van een mantelzorgpremie/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 138 
2015-12-31 156 
2016-12-31 158 
2017-12-31 169 
Gekoppelde indicator: 
Indicator: Opnames in het kortverblijf 
Info: Het aantal opnames in het kortverblijf/jaar (IMPACT) 
Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 24 
2015-12-31 28 
2016-12-31 238 
2017-12-31 18 
Gekoppelde indicator: 
Indicator: Individuele gebruikers van het DVC. 
Info: Het aantal individuele gebruikers van het DVC/jaar (IMPACT) 
Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 30 
2015-12-31 32 
2016-12-31 35 
2017-12-31 27 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 


NIS-code 42023 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Afgeleverde warme maaltijden aan huis. 


Info: Het aantal afgeleverde warme maaltijden aan huis/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 31957 
2015-12-31 34036 
2016-12-31 32549 
2017-12-31 26179 
Actieplan 140201: Ondersteuning thuiswonen 
Kwaliteitsvolle dienstverlening voor ondersteuning thuiswonen 
Actieplan in cijfers: 
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
INV 9.518,79 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
LIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Gekoppelde acties: 


e _ 14020101: Realisatie nieuwbouw dagverzorging 


Dagverzorgingscentrum ‘De Lommerte’, heeft momenteel negen plaatsen en is ondertussen reeds vijf 
jaar ondergebracht in een tijdelijk gebouw (containers). Bij volledige bezetting is de infrastructuur echter 


amper groot genoeg, daarenboven beschikt men niet over een (beveiligde) buitenruimte (cf. bewoners 


met vluchtgedrag). Gezien de levensduur van de huidige locatie moeilijk nog eens met vijf jaar verlengd 


kan worden, is de realisatie van een vervangende behuizing aangewezen. 
In 2014 werd hiervoor een nieuwbouwdossier bij VIPA dossier ingediend. In het kader van de beoogde 
integratie van diensten van het OCMW en het gemeentebestuur werd het project echter bijgestuurd. 
Gezien de intentie om de ondersteunende diensten en de sociale dienst dichter bij de gemeentediensten 
te huisvesten kwam het huidige Sociaal Huis als locatie vrij. Daarom werd in de loop van 2015 het VIPA- 


dossier aangepast van een nieuwbouw- naar een verbouwingsdossier. De verbouwingskost wordt op 450 
000 euro geraamd, waar een subsidie van 163 000 euro tegenover staat. 


OCMW Waasmun 
Molenstraat 41 
NIS-code 42023 


ster Doelstellingenrealisatie 


Secretaris: Raf Smet 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
INV 9.518,79 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


. 14020102: Onderzoek uitbreiding kortverblijf 


OCMW Waasmunster 


Molenstraat 41 
NIS-code 42023 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


Doelstellingenrealisatie 


Secretaris: Raf Smet 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Prioritaire Doelstelling: 1403 Kansarmoede 


Kansarmoede bestrijden en preventief aanpakken 


Prioiritaire doelstelling in cijfers: 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
EXP 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
INV 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Dossiers (equivalent) leefloon en andere steun. 


Info: Aantal dossiers leefloon, equivalent leefloon en andere steun/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 314 
2015-12-31 315 
2016-12-31 393 
2017-12-31 369 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Bedrag (equivalent) leefloon en andere steun. 


Info: Totale bedrag leefloon, equivalent leefloon en andere steun/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 536497,16 
2015-12-31 507974,77 
2016-12-31 694667,37 
2017-12-31 643817,32 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Gebruikers van de sociale kruidenier 
Info: Aantal gebruikers van de sociale kruidenier. 
Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 81 
2015-12-31 73 
2016-12-31 114 
2017-12-31 175 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Verleende schooltoelages. 
Info: Aantal schooltoelages verleend/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 60 
2015-12-31 43 
2016-12-31 60 
2017-12-31 78 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Het fonds kansarme kinderen. 


Info: Aantal gezinnen dat beroep doet op het fonds kansarme kinderen/jaar (IMPACT) 


Meting op Meetwaarde Info 
2014-12-31 16 
2015-12-31 30 | 
2016-12-31 46 
2017-12-31 39 Î 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


Actieplan 140301: Sociaal huis 


De drempel van het Sociaal Huis verlagen 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14030101: Tevredenheidsonderzoek bij de clienten 


In 2007 maakten de Vlaamse lokale besturen hun eerste volwaardig Lokaal Sociaal Beleidsplan op. Het 
verhogen van de integrale toegankelijkheid van de lokale dienst- en hulpverlening stond in vele van 
die plannen voorop. De realisatie van het Sociaal Huis Waasmunster was een belangrijke stap. Een 
toegankelijke dienst- en hulpverlening garanderen, blijft voor ons bestuur dan ook een prioriteit. 
Toegankelijke dienst- en hulpverlening is immers cruciaal in de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting. Ook in de komende legislatuur willen we de drempel van het Sociaal Huis verder verlagen. 
We voeren een tevredenheidsonderzoek bij de cliënten om zo onze dienstverlening en communicatie 
nog meer te kunnen afstemmen op hun vragen en verwachtingen. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
. 14030102: Onderzoek vernieuwing website 


In 2016 werd een nieuwe website voor gemeente en OCMW in gebruik genomen. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


. 14030103: Onderzoek gebruik sociale media 


We voeren onderzoek naar gebruik sociale media: aansluitend op het tevredenheidsonderzoek en 
eventueel geïntegreerd in een nieuwe website willen we ook andere dan de klassieke 
communicatiekanalen verkennen om zo nog dichter bij onze cliënten te kunnen staan. 

OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie 


Molenstraat 41 
NIS-code 42023 


Secretaris: Raf Smet 
Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
. 14030104: Onderzoek samenwerking met externe partners en actoren in het sociaal huis 


We voeren onderzoek naar samenwerking met externe partners en actoren: de essentie van een 
Sociaal Huis is de pooling van diverse diensten en actoren rond welzijn en sociaal beleid. Binnen de 
grenzen van de beschikbare infrastructuur en middelen willen we ons aanbod verder uitbouwen en 
blijven zoeken naar interessante externe partners. In een eerste fase zullen de beschikbare faciliteiten 
in kaart worden gebracht. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
Actieplan 140302: Kinderarmoede 
Kinderarmoede bestrijden 
Actieplan in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 
Gekoppelde acties: 
. 14030201: In kaart brengen kinderarmoede 
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 


Molenstraat 41 
NIS-code 42023 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


. 14030202: Samenbrengen clienten met jonge kinderen rond kinderarmoede 


De uitwisseling van ervaringen van cliënten met jonge kinderen over problemen in het dagelijkse 
leven, opvoeding en school, etc. kan wederzijds versterkend werken. Tevens willen we met deze groep 
doorgroeien op de participatieladder en toeleidend werken naar de werking van de sociale kruidenier 


(in het bijzonder rond het thema gezonde voeding). 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


. 14030203: aanwerven medewerker sociale dienst voor coördinatie en uitwerking acties 


kinderarmoede 


De middelen m.b.t. het project kinderarmoede worden vanaf 2017 organiek en toegevoegd aan de 
dotatie van het gemeentefonds. De werking van het project wordt verdergezet en opgenomen binnen 
de dagelijkse werking van de sociale dienst. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


. 14030204: opstart lokaal platform kinderarmoede 


De werking van het lokaal platform kinderarmoede wordt verdergezet 


de sociale dienst. 


binnen de normale werking van 


Jaarrekening 


Eindbudget 


Initieel budget 


Uitgaven 


Ontvangsten 


Uitgaven 


Ontvangsten 


Uitgaven 


Ontvangsten 


Geen 


Geen 


Geen 


Geen 


Geen 


Geen 


. 14030205: uitbouwen van een structurele samenwerking met de partners van het platform 


In de mate van het mogelijke, en indien dit aangewezen lijkt, trachten we de partners van het platform 
ook in te bedden in de werking van het Sociaal Huis (bv. door een spreekuur). 


OCMW Waasmunster 
Molenstraat 41 
NIS-code 42023 


Doelstellingenrealisatie 


Secretaris: Raf Smet 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
Actieplan 140303: Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen 
Actieplan in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 
Gekoppelde acties: 
. 14030301: Doorstart sociale kruidenier 
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


. 14030302: Educatie organiseren gezonde en budgetvriendelijke voeding 


Een sociale kruidenier staat niet enkel voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten 
voor wie het financieel moeilijk heeft. Daarnaast moet een sociale kruidenier ook een 
ontmoetingsplaats zijn. Het haalt moeilijk bereikbare groepen uit hun isolement, brengt hen samen, 
biedt een luisterend oor en eventueel bijkomende hulp. Ons bestuur wil de vrijwilligerswerking (o.m. 
in het kader van de activering van mensen uit kansengroepen) en functie van ontmoetingsplaats van 
de sociale kruidenier versterken. Het uitbouwen van een educatief aanbod m.b.t. gezonde en 
budgetvriendelijke voeding past binnen deze betrachting. Deze werking willen we als sleutel gebruiken 


om specifiek ook kansarme gezinnen met jonge kinderen te bereiken. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


OCMW Waasmunster 
Molenstraat 41 
NIS-code 42023 


Doelstellingenrealisatie 


Secretaris: Raf Smet 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


. 14030303: Omvorming van de sociale kruidenier tot een OCMW-vereniging 


Bij ministerieel besluit van 21 februari 2017 werd de oprichting van OCMW-vereniging Weldenderend 
goedgekeurd. De OCMW-raad nam in zitting 26 april 2017 de beslissing tot toetreding. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
. 14030304: Uitbouwen vrijwilligerswerking en participatiegroep sociale kruidenier 


Op regelmatige tijdstippen zijn er overlegmomenten met de vrijwilligersgroep van de sociale 
kruidenier. 
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


Actieplan 140304: Energiebesparing 


Energiebesparende maatregelen 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14030401: Begeleiding bij groepsaankopen 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 
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e 14030402: Educatie rond energiebesparen 


Mensen in armoede proberen meestal zuinig om te springen met hun energie. Hun verbruik is echter 
vaak veel hoger dan andere gezinnen. Investeren in energiebesparing (oude elektrische toestellen 
vervangen, een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel plaatsen, dakisolatie, nieuwe ramen) is niet 
altijd mogelijk en in geval van huurwoningen is men afhankelijk van de eigenaar. Daarnaast blijkt dat 
ze, minder dan de gemiddelde Vlaming, van leverancier veranderen en op zoek gaan naar de 
goedkoopste leverancier. Soms ontbreekt ook de nodige kennis. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


Actieplan 140305: Dak-en thuisloosheid 


Dak- en thuisloosheid. 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 
. 14030501: Onderzoek aanpak 


Dak- en thuisloosheid is een van de meest prangende problemen waarmee kwetsbare huurders 
kunnen geconfronteerd worden. Spijtig genoeg is er een stijging te merken in het aantal dak- en 
thuislozen. Ook wij worden regelmatig geconfronteerd met mensen die geen dak boven hun hoofd 
hebben. Een onderzoek naar de juiste aanpak van deze problematiek dringt zich dan ook op. Temeer 
de opvangnetwerken veelal volzet zijn en daklozen er niet onmiddellijk terecht kunnen. Daarom dient 
het OCMW een eigen aanpak te onderzoeken en uit te werken. Zo kan mogelijks een eigen 
noodwoning voorzien worden en dient hier uiteraard een procedure voor uitgewerkt te worden. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


Actieplan 140306: Aanzet tot opvoedingsondersteuning geven 


Aanzet tot opvoedingsondersteuning geven 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14030601: Aanbieden van huiswerkbegeleiding 


Huiswerk is een grote oorzaak van ongelijkheid tussen kinderen. Er is een hoge nood aan extra 
individuele studiebegeleiding. We trachten, naar voorbeeld van andere steden en gemeenten, met 
inhoudelijke en logistieke ondersteuning een vrijwilligersgroep samen te brengen rond de 
huiswerkbegeleiding. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten { Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
. 14030602: Oprichten van een babbelgroep voor alleenstaande moeders/vaders 


Door ervaringsuitwisseling willen we de weerbaarheid van alleenstaande moeders/vaders verhogen 
en hun een plaats bieden waar zij terecht kunnen met vragen, bezorgdheden of zelfs angsten. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 


Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 


Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


. 14030603: Vorming/begeleiding voor (zeer) jonge (aanstaande) moeders 


Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis voor elke ouder; bij maatschappelijk kwetsbare ouders 
spelen er vaak nog andere factoren dan enkel de komst van een baby. We trachten naar gelang de 
omstandigheden een oplossing op maat aan te reiken. 


OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 


Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 
NIS-code 42023 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 


Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 


Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


Actieplan 140307: Betrokkenheid cliënten in schoolgebeuren kinderen verhogen 


Betrokkenheid cliënten in schoolgebeuren kinderen verhogen 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14030701: Ondersteunen ouders op oudercontacten en infoavonden op school 


Aangepaste, gezonde voeding is voor baby's, peuters en kinderen uitermate belangrijk voor hun 
ontwikkeling. Ouders kunnen door omstandigheden in een situatie terechtkomen waardoor ze tijdelijk 
niet kunnen voorzien in gepaste voeding voor hun kind. Via de warme maaltijd op school kunnen we 
hier toch in voorzien. Daarnaast trachten we ouders te sensibiliseren rond gezonde voeding voor 


kinderen. 
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
. 14030702: Aanbieden van Nederlands les als aanvulling bij of in afwachting van NT2 


Taal is een belangrijke barrière tussen de thuisomgeving en de wereld op school. Nieuwkomers die de 
taal niet beheersen trachten we zo snel mogelijk toe te leiden naar de cursussen NT2. Voor diegenen 
die niet onmiddellijk kunnen starten in een dergelijke opleiding voorzien we zelf een voortraject 
‘Nederlands’. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 


NIS-code 42023 


. 14030703: Aanduiden van een brugfiguur in de scholen 


Vanuit de scholen is er de vraag te onderzoeken een brugfiguur binnen het OCMW of de gemeente 
(voorkeur) kan worden aangesteld om mee de verbanden te leggen en bewaken tussen 


welzijnsorganiaties, school, ouders en gezinnen. 
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen | 


Actieplan 140308: Financiële weerbaarheid verhogen 


Financiële weerbaarheid verhogen 


Actieplan in cijfers: | 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. | 


Gekoppelde acties: 


. 14030802: Uitwerken kansenpas voor kinderen 


De ontwikkeling en ontplooiing van (jonge) kinderen speelt zich af op verschillende domeinen. Niet 
alleen in het gezin en de familie, maar ook op school en in de vrije tijd worden kinderen gevormd. 
Daarom is ook de vrijetijdsbesteding van (jonge) kinderen zeer belangrijk. Toch wordt vastgesteld dat 
de kosten voor sport en vrije tijd vaak hoog kunnen oplopen. Daarom wenst ons bestuur de nood voor 
een kansenpas te onderzoeken, zodat bepaalde activiteiten (van bv. gemeentelijke vrijetijdsdiensten) 
betaalbaar worden voor de kansengroepen. 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


. 14030803: Bemiddelen bij ontbetaalde schoolfacturen 


De onbetaalde schoolfacturen zijn onrustwekkend, omdat ze niet zelden een symptoom vormen van 
verdoken armoede. Zorgen over de schoolrekening beperken, uit vrees voor de kostprijs, regelmatig 
de participatie van een kind aan het schoolgebeuren. 


OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
Molenstraat 41 Financieel Beheerder: Kris Ternest 
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


Actieplan 140309: Uitbreiding huisvesting ikv de vluchtelingenstroom 


Huisvesting 


Actieplan in cijfers: 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
EXP 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
INV 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Gekoppelde acties: 


 _ 14030901: Aankopen en inrichten doorgangswoning 


Door de Vlaamse Regering werden er in 2016 bijkomende middelen voorzien die de gemeenten in 
staat dienen te stellen adequaat te reageren op de vluchtelingenstroom. Een eerste schijf van 28 600 euro 
werd reeds ontvangen, van een tweede schijf is het concrete cijfer nog niet gekend. Deze bijkomende 
middelen worden door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld van het OCMW. 
Binnen het kader van de vluchtelingenstroom werd er binnen het OCMW reeds een bijkomende 
maatschappelijk medewerker (1 VT) ingezet op ‘niet-Belgen/vluchtelingen’ en werden o.m. ook de 
taallessen (via vrijwilligerswerking) opgeschroefd. Met het CAW werd een samenwerking aangegaan rond 


wooncoaching. 


Gezien de veel grotere uitstroom (en snelle nieuwe toewijzingen) in het lokaal opvanginitiatief is er een 


grote noodzaak om een buffering te voorzien m.b.t. de huisvesting van (erkende) vluchtelingen die hetzij 


op ons grondgebied arriveren, hetzij het LOI dienen te verlaten. De huidige doorgangswoning dient ook 


gebruikt te worden voor noodopvang in het kader van de reguliere werking van het OCMW en voldoet dus 


qua capaciteit en (permanente) beschikbaarheid niet. Door te voorzien in een bijkomende 


overgangsbehuizing specifiek voor vluchtelingen is de tijdsdruk m.b.t. het vinden van nieuwe huisvesting 
een stuk lager, kan er geremedieerd worden in geval van precaire huisvestingssituaties en kan de 
woonbegeleiding kwalitatiever gebeuren. 


OCMW Waasmunster 
Molenstraat 41 
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Secretaris: Raf Smet 


Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
EXP 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
INV 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
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Financieel Beheerder: Kris Ternest 


Prioritaire Doelstelling: 1404 Gezonde gemeente 


Waasmunster uitbouwen als een gezonde gemeente 


Prioiritaire doelstelling in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling. 


Gekoppelde indicator: 


Indicator: Initiatieven in functie van gezondheidspromotie. 


Info: Aantal initiatieven in functie van gezondheidspromotie/jaar (OUTPUT) 


Meting op Meetwaarde 


Info 


2014-12-31 


2015-12-31 


2016-12-31 


uil u) el 


2017-12-31 


Actieplan 140401: Gezondheidspromotie en ziektepreventie 


Algemene gezondheidspromotie en ziektepreventie 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14040101: Organisatie infosessie en workshops 


Waasmunster is ingestapt in het project “Gezonde gemeente”, een initiatief van LOGO Waasland met 
als doel het thema ‘gezondheid’ nog meer onder de aandacht brengen van de brede bevolking. In 


samenwerking met de partners van LOGO Waasmunster willen we streven naar maximale kansen op 


gezond leven, in een gezonde omgeving voor alle burgers. We zullen dit doen aan de hand van 


infosessies en workshop over verschillende thema’s. Thema’s die onder andere nog aan bod zullen 


komen zijn valpreventie, borstkanker, beweging, gezond vergaderen, … 


Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
OCMW Waasmunster Doelstellingenrealisatie Secretaris: Raf Smet 
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Actieplan 140402: Sensibiliseren omtrent gezonde voeding 


Sensibiliseren omtrent gezonde voeding 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14040202: Inrichten kookcursus gezond koken voor ouders, met specifieke aandacht voor gezonde 


voeding voor hun kind. 


Aangepaste, gezonde voeding is voor baby's, peuters en kinderen uitermate belangrijk voor hun 
ontwikkeling. Ouders kunnen door omstandigheden in een situatie terechtkomen waardoor ze tijdelijk 
niet kunnen voorzien in gepaste voeding voor hun kind. Via de warme maaltijd op school kunnen we 
hier toch in voorzien. Daarnaast trachten we ouders te sensibiliseren rond gezonde voeding voor 


kinderen. 
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten | Uitgaven Ontvangsten 
Geen Geen Geen Geen Geen Geen 


Actieplan 140403: Sensibiliseren omtrent beweging 


Sensibiliseren omtrent beweging 


Actieplan in cijfers: 


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 


Gekoppelde acties: 


. 14040301: Samenwerking met gemeentelijke sportdienst uitbouwen 


Naast gezonde voeding is ook een gezonde levenshouding belangrijk om fit en gezond te blijven. 
Bewegen en sporten kunnen bijdragen tot een gezonde levensstijl. Door de samenwerking met de 
sportdienst uit te bouwen, kan de knowhow over de verschillende terreinen gebundeld worden en de 
doelgroep van kansarme gezinnen beter bereikt worden. Het aanbod van de sportdienst beter bekend 
maken bij de kansengroepen, de voordelen van bepaalde activiteiten van de sportdienst (bv. sport op 
school als gezond en gratis alternatief voor kinderopvang na de schooluren) promoten, cliënten 
gericht doorverwijzen, … zijn enkele voorbeelden om de samenwerking uit te bouwen. 
Doelstellingenrealisatie 
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Financiële toestand: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2017 


Geconsolideerd 


A. Uitgaven 

B. Ontvangsten 
1.a. Belastingen en boetes 
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 
2. Overige 


IL. Investeringsbudget (B-A) 435.357 


A. Uitgaven 234.325 : „240. Í 
B. Ontvangsten 669.682 


A. Uitgaven 
1. Aflossing financiële schulden 
a. Periodieke aflossingen 
b. Niet-periodieke aflossingen 
2. Toegestane leningen 
3. Overige transacties 
B. Ontvangsten 
1. Op te nemen leningen en leasings 
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 
a. Periodieke terugvorderingen 
b. Niet-periodieke terugvorderingen 
3. Overige transacties 


Í 
Í 
| 
| 
| 
Í 
| 
| 
Í 
| 
| 


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111) 


V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 


VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 


VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 


A. Bestemde gelden voor exploitatie k | 
B. Bestemde gelden voor investeringen } 520.000 
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.696.846 2.107.824l___ 4.192.056) 
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Finaniciële toestand: vergelijking budget-rekening 


Geconsolideerd 


AUTOFINANCIERINGSMARGE 
| Financieel draagvlak (A-B) 


Jaarrekening 2017 


Eindbudget [initieel budget] 
157.030 


A. Exploitatieontvangsten 

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 
1. Exploitatie-uitgaven 
2. Nettokosten van de schulden 


IL. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 


A. Netto-aflossingen van schulden 
B. Nettokosten van schulden 


Autofinancieringsmarge (I-II) 


6.555.369 6.645.330 
6.488.300 
6.494.730 


230.807 118.978 118.438 
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J4 


De financiële nota 


De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2017 
De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2017 
Afgesloten investeringsenveloppes 


De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2017 


PSL LV/LL0Z leeuinor ‘Bpng ‘INSIoA 
LSINHAL Sly” Ye ‘Uig 


62601/2L02 lUr Ôiv INÔIoA 
8L02/50/9L : winzepxinupsv 


€Z0E7eP0I-SIN 
Ly JEBIJSUSION 


LANS VH: 1998 L10g Suiueyeueer ejou uid HALSNNNSVYYM MINIIO 
090'0st 06Z'EvS"g Oeesyo'g OeZ'v6r'9 OEP ZI 6E6'Z67'9 ualeJoL 
0e6'Lv5- 08E" LOLS Ozpe0z's 098'SSL'G L6S'ELS- 628'€80'S ZZP 4595 HOZTAM uISWOPsSplejog 

806'6L €90'2E9 Saa9 Tv uiewopsplejed 


0z6'6L 
066" LZv'L 


0z5"969- 0ze6L 
OLS"H6E'L 066: 1241 


068' LLZ 
086'9z 


SSLZI9- 
TSL EGY L 


V8S ISPL 


LO9'L- 


NI49 Tv uiewopspliejeg 


| oples uejsBuen UO ueneBn opjes 


|_uersbuenuo 


ueneBn 


oples 


ue}sbueAUO 


ueneBin 


| jebpng je 


jeBpnapura 


uIuejelleer 


ZL0z Buiuogeueer 


Burueyosongezojdxe ed :zr 


6260 L/2L02 lur Ôlv INÔion €ZOEvepoo-SIN 
Ly jeeujsuelon 


8L0E/50/9L : WINJEPYNIPJV 
LL0g Buiueyeueer ejou uid Uilen vAn miso 


PSL Lv/L LOT leeuunor ‘Bpng INBion 
LSINHAL SIHM: Ye0 ‘UIJ 
LANS AV4-Joes 


EO 7 


HOZTAM UISWOpsplejeg 
Sa49 Tv uIewopsplejsa 
NI49 Tv uIewopsplejed 


ELL'SLG LZ7'v99 000°0vz'L 827°58- 


EZL'VILL- LETSE 000°002'L 8T7"vL9- v68'6L EzL'p69 
000'688 000'6z9 000'0v 000°0v- 0000p 
000'6z9 000629 


es (este | wen | ope ese} vem | om [ere] Wen 
jeBpna een jepnqpu buuoeleer ne 
1eefeog ejgtoueuy Joy UEA ueBunguyolmuensBuiwezsenul aq :er 


Lb0z Buiuosoueer al 


J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe 


Jaarrekening 2017 Enveloppe 201703 - Verkoop bouwgronden Heide 


5 itieel 
DEEL 4: UITGAVEN Tola aan Eindbudget Aids 
rekeningen budget 
| Investeringen in financiële vaste activa 


A. Extern verzelfstandigde agentschappen 


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten 


C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 
D. OCMW-verenigingen 
E. Andere financiële vaste activa 


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa 


1. Terreinen en gebouwen 
2. Wegen en overige infrastructuur 
3. Roerende goederen 
4. Leasing en soortgelijke rechten 
5. Erfgoed 
B. Overige materiële vaste activa 
1. Onroerende goederen 
2. Roerende goederen 


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële 
vaste activa 


III, Investeringen in immateriële vaste activa 


IV. Toegestane investeringssubsidies 


TOTAAL UITGAVEN 
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J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe 


Jaarrekening 2017 Enveloppe 201703 - Verkoop bouwgronden Heide 
DEEL 2: ONTVANGSTEN tolalaan, Eindbudget taten! 
rekeningen budget 


L. Verkoop van financiële vaste activa Wee een 


A. Extern verzelfstandigde agentschappen 


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten 


C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 
D. OCMW-verenigingen 
E. Andere financiële vaste activa 


IL. Verkoop van materiële vaste activa 629.036 629.000 
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa 


1. Terreinen en gebouwen 

2. Wegen en overige infrastructuur 
3. Roerende goederen 

4. Leasing en soortgelijke rechten 


6. Erfgoed 
B. Overige materiële vaste activa 629.036 629.000 
1. Terreinen en gebouwen 629.036 629.000 


2. Roerende goederen 
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 
van materiële vaste activa 


II. Verkoop van immateriële vaste activa 


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ed 


TOTAAL ONTVANGSTEN if 629.036 629.000 
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J5: De liquiditeitenrekening 


Geconsolideerd 


RESULTAAT OP KASBASIS 


|. Exploitatiebudget (B-A) 


Jaarrekening 2017 


Jaarrekening | Eindbudget |Initieel budget} 


A. Uitgaven 

B. Ontvangsten 
1.a. Belastingen en boetes 
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 
2. Overige 


IL, Investeringsbudget (B-A) 


A. Uitgaven 
B. Ontvangsten 


234.325 734.123 
669.682 648.894 


II, Andere (B-A) 


A. Uitgaven 
1. Aflossing financiële schulden 
a. Periodieke aflossingen 
b. Niet-periodieke aflossingen 
2. Toegestane leningen 
3. Overige transacties 
B. Ontvangsten 
1. Op te nemen leningen en leasings 
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 
a. Periodieke terugvorderingen 
b. Niet-periodieke terugvorderingen 
3. Overige transacties 


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (l+11+111) 


-85.228 -575.773 


V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 


VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 


-457.335 


2.169.391 


VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 


A. Bestemde gelden voor exploitatie 
B. Bestemde gelden voor investeringen 
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VIl) 
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2.107.824, 1.192.056 


Secr.:RAF SMET 
Fin. beh.:KRIS TERNEST 


VolgNr. Budg. Journaal 2017/41754 


J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2017 


Geconsolideerd 


Bedrag ek Bedrag 
Bestemde gelden _— 
op 1/1 Jaar- 5 Initieel op 31/12 
5 Eindbudget 
rekening budget 

|. Exploitatie : 13.132 
overdracht2016 13.132, 
1. Investeringen 510.024 40.236, 520.000 
Bestemde gelden 40.236 
Bestemde gelden investering serviceflats 520.000! 
overdracht2016 510.024 
IL Overige Verrichtingen 
Totaal bestemde gelden 520.000 
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De samenvatting van de algemene rekeningen 


EEN De Balans per 31/12/2017 


De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2017 


Schema J6: De Balans Jaarrekening 2017 


Geconsolideerd 


Vorig 


ACTIVA Boekjaar boekjaar 
L Vlottende activa 3.677.460 2.897.887 
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 2.945.132 2.207.568 
B. Vorderingen op korte termijn 709.244 667.235 
1. Vorderingen uit ruiltransacties 528.780 494.310 
2, Vorderingen uit niet-ruiltransacties 180.464 172.925 
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 
D. Overlopende rekeningen van het actief 
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 23.084 23.084 
IL. Vaste activa 4.367.093 4.682.491 
A. Vorderingen op lange termijn 138.504 161.587 
1. Vorderingen uit ruiltransacties 
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 138.504 161.587 
B. Financiële vaste activa 33.059 1.281 
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 
4. OCMW-verenigingen 
5. Andere financiële vaste activa 33.059 1.281 
C. Materiële vaste activa 4.195.530 4.519.622 
1. Gemeenschapsgoederen 1.741.284 1.762.384 
a. Terreinen en gebouwen 1.721.284 1.721.725 
b. Wegen en overige infrastructuur 
c. Installaties, machines en uitrusting 
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 20.659 
e. Leasing en soortgelijke rechten 
f. Erfgoed 20.000 20.000 
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.178.893 2.290.818 
a. Terreinen en gebouwen 2.100.129 2.186.620 
b. Installaties, machines en uitrusting 56.879 69.764 
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 21.885 34.434 
d. Leasing en soortgelijke rechten 
3. Overige materiële vaste activa 275.353 466.420 
a. Terreinen en gebouwen 275.353 466.420 


b. Roerende goederen 
D. Immateriële vaste activa 


TOTAAL ACTIVA 8.044.553 7.580.377 
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Schema J6: De Balans 


Geconsolideerd 


PASSIVA 


Jaarrekening 2017 


Vorig 
boekjaar 


Boekjaar 


1. Schulden 
A. Schulden op korte termijn 
1. Schulden uit ruiltransacties 
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 
b. Financiële schulden 
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 
2, Schulden uit niet-ruiltransacties 
3. Overlopende rekeningen van het passief 
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 
B. Schulden op lange termijn 
1. Schulden uit ruiltransacties 
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 
1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 
2. Overige risico's en kosten 
b. Financiële schulden 
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 


IL Nettoactief 


TOTAAL PASSIVA 


OCMW WAASMUNSTER Fin nota Jaarrekening 2017 
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1.192.103 


143.201 


36.841 


6.460.189 


Secr.:RAF SMET 
Fin. beh.:KRIS TERNEST 
VolgNr. Budg. Journaal 2017/41754 


Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2017 


Geconsolideerd 


Boekjaar 


Vorig 
boekjaar 


L. Kosten 

A. Operationele kosten 
1. Goederen en diensten 
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 
5. Toegestane werkingsubsidies 
6. Andere operationele kosten 

B. Financiële kosten 

C. Uitzonderlijke kosten 
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 
2. Toegestane investeringssubsidies 


IL. Opbrengsten 
A. Operationele opbrengsten 
1. Opbrengsten uit de werking 
2. Fiscale opbrengsten en boetes 
3. Werkingssubsidies 
a. algemene werkingssubsidies 
b. Specifieke werkingssubsidies 
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 
5. Andere operationele opbrengsten 
B. Financiële opbrengsten 
C. Uitzonderlijke opbrengsten 


II. Overschot/Tekort van het boekjaar 
A. Operationeel overschot/tekort 
B. Financieel overschot/tekort 
C. Uitzonderlijk overschot/tekort 


IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 
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Toelichting bij de financiële nota 


Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) 
Exploitatierekening per BDOM 

Evolutie van de exploitatierekening 

Investeringsverrichtingen per BDOM 

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) 
Evolutie van de investeringsverrichtingen 

Stand kredieten per investeringsenveloppe 

Evolutie van de liquiditeitenrekening 


Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 


T-A 
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Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2017 


Geconsolideerd 


RESULTAAT OP KASBASIS 


1 Exploitatiebudget (B-A) [____|____262.430 299.576 279.726 


A. Uitgaven 
B. Ontvangsten 

1.a. Belastingen en boetes 

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 
2. Overige 


IL Investeringsbudget (B-A) 


234.325 
669.682 313.479 109.046 


A. Uitgaven 
B. Ontvangsten 


-31.623 -47.824 


IL. Andere (B-A) 


31.623 47.824 


A. Uitgaven 
1. Aflossing financiële schulden 
a. Periodieke aflossingen 
b. Niet-periodieke aflossingen 
2. Toegestane leningen 
3. Overige transacties 
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 


31.623 47.824 90.153 


171/4 
2903/4 


178 
2905 
100 


c. Andere overige uitgaven 
B. Ontvangsten 
1. Op te nemen leningen en leasings 
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 
a. Periodieke terugvorderingen 
b. Niet-periodieke terugvorderingen 
3. Overige transacties 
a. Borgtochten ontvangen in contanten 
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 
c. Andere overige ontvangsten 


171/4 


4943/4 
2903/4 


178 
494-4959 


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111) 


V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 


VL. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 


666.164 471.059 184.387 


Ke 2.594.074 2.123.015 1.938.627 


3.260.238 2.594.074 2.123.015 


OCMW WAASMUNSTER Fin nota Jaarrekening 2017 Secr.:RAF SMET 
Molenstraat 41 Afdrukdatum : 16/05/2018 Fin. beh.:KRIS TERNEST 
NIS-code42023 VolgNr Alg Jnl 2017/10929 VolgrNr Budg Jnl 2017/41754 


Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2017 


Geconsolideerd 


Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening 
2016 


523.156 476.927 


13.132 13.132 13.132 
550.260 510.024 463.795 


[____| 2.696.846 2.070.918 1.646.087 


RESULTAAT OP KASBASIS 


VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 


A. Bestemde gelden voor exploitatie 
B. Bestemde gelden voor investeringen 
C. Bestede gelden voor andere verrichtingen 


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 


Jaarrekening | Jaarrekening 
2016 2015 


Jaarrekening 
2017 
[____ 4312 13432 13132) 


13.132 
13.132 
13.132 


|__ssozeo| 510.024) 463.795 


Bestemde gelden 


|. Exploitatie 
overdracht2014 
overdracht2015 
overdracht2016 
IL. Investeringen 
overdracht2014 
Bestemde gelden LOI 
Bestemde gelden SF 
overdracht2015 
Investeringen LOI 
Reserve serviceflats 
overdracht2016 
Bestemde gelden 


Il. Andere verrichtingen 


Totaal bestemde gelden 563.392 523.156 


476.927 


OCMW WAASMUNSTER Fin nota Jaarrekening 2017 Secr.:RAF SMET 
Molenstraat 41 Afdrukdatum : 16/05/2018 Fin. beh.:KRIS TERNEST 
NIS-code42023 VolgNr Alg Jnl 2017/10929 VolgrNr Budg Jnl 2017/41754 


OCMW WAASMUNSTER 


OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD 


BOEKJAAR BUDGET 
WERKINGSSUBSIDIES Ei 2017 2017 


Si 


OCMW WAASMUNSTER 


OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD 


BOEKJAAR BUDGET 
INVESTERINGSSUBSIDIES Pr 2017 2017 


5-2 


Toelichting bij de samenvatting van de algemene 


rekeningen 


EZ Toelichting bij de balans 


De proef- en saldibalans per 31/12/2017 


Waarderingsregels 


Overzicht van de deelnemingen 


KS pe niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 


Overzicht van de vorderingen op lange termijn 


Eg Overzicht van de schulden op lange termijn 
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OCMW WAASMUNSTER 


PROEF-EN SALDIBALANS 


AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET. CREDIT. 31/12/2017 


1090000 Saldo beginbalans -4,185.242,67 4,185,242,67 -4,185.242,67 
1400000 Overgedragen overschot -517.862,64 983.521,65 -983.521,65 
1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op… -4,155.709,89 4,188.119,23 -4,188,119,23 
1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal. met vorder ing op… 2.398.626,68 2.504.434,28 2.504.434,28 
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -48,690,74 59.333,51 -59.333,51 
1670000 Voorzieningen voor andere overige risico's en kosten -13.132,02 13.132,02 -13.132,02 
1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur -143.201,19 110,339,94 =110.339,94 
1800000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies -36,841,40 21.962,60 -21,962,60 
2140000 Plannen en studies 13.213,20 13.213,20 13.213,20 
2140007 Plannen en studies - in uitvoering 

2140009 Plannen en studies - afschrijvingen =13.213,20 13.213,20 =13.213,20 
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 659.347,19 659.347,19 659.347,19 
2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 165.931,07 165,931,07 165,931,07 
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 1,690,544,49 1.728.636,62 1.728,636,62 
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 18.581,31 18.581,31 
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -794,097,90 851,212,20 -851.212,20 
2290100 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA 157,461,61 157.461,61 157.461,61 
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA 6.615.249,92 6.751,573,66 6.751.573,66 
2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering 9.518,79 9.518,79 
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -4.586.091,86 4,818,424,80 -4.818.424,80 
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA 293.068,45 293,068,45 293.068,45 
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -223.304,35 236.189,64 -236.189,64 
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 64.096,77 64.096,77 64.096,77 
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -64,096,77 64.096,77 -64,096,77 
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 127.109,59 127,109,59 127,109,59 
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -106.450,77 127,109,59 -127,109,59 
2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgaederen 17.654,18 17.654,18 17.654,18 
2420009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -17.654,18 17.654,18 -17.654,18 
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 31.419,76 31.419,76 31.419,76 
2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -31,419,76 31.419,76 -31,419,76 
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 165.712,19 165.712,19 165,712,19 
2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -133.178,17 143.826,97 =143,826,97 
2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA 45.558,08 45.558,08 45.558,08 
2470009 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -45,558,08 45.558,08 -45,558,08 
2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 79.923,51 79.923,51 79,923,51 
2480009 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -78,023,51 79.923,51 -79.923,51 
2600000 Terreinen - overige MVA 466,420,37 275.353,06 275.353,06 
2700000 Onroerend erfgoed 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 5.125,00 36.808,70 36.808,70 
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) -3,843,75 3.750,00 =3.750,00 
2912000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nomin ale waarde 161,587,44 138,503,52 138,503,52 
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de 371.619,33 419.019,44 419,019,44 
4005999 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde 31,25 31,25 
4050000 Borgtochten betaald in contanten 120,00 120,00 120,00 
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 

4060001 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 27.751,31 23.530,20 23.530,20 
4069999 Andere vooruitbetalingen op ruiltransacties 15,00 

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren 196.994,04 163,247,61 163.247,61 
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar deverm… -102.190,18 77.168,72 -77.168,72 
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de soc iale dienst 41.149,93 30.462,28 30,462,28 
4136000 Vorderingen uit recuperatie van leefloon 2.208,99 2.208,99 
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies 131,775,52 147,792,79 147,792,79 
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina. 

4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 

4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur -31,622,84 32.861,25 -32,861,25 
4400000 Leveranciers -136.353,73 219.035,61 =219,035,61 
4440000 Te ontvangen facturen 1.405,28 -1.405,28 
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen -18.473,51 11.344,01 =11.344,01 
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 

4493000 Borgtochten ontvangen in contanten -8.809,98 2.866,90 =2.866,90 
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4499999 Andere overige schulden uit ruiltransacties 595,13 =595,13 

4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing -86.258,61 42.100,16 -42,100,16 

4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid -109.887,70 110.639,55 -110.639,55 

4550000 Bezoldigingen 22,808,72 =22,808,72 

4551000 Te betalen bezoldigingen regularisaties 1.945,97 1.456,23 1.456,23 

4552000 Te betalen bezoldigingen maaltijdcheques 

4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen =2,499,48 2,549,52 -2,549,52 

4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld -461.282,02 480.617,90 -480.617,90 

4810000 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw -11.619,67 2.405,71 =2.405,71 

4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties -13.461,79 59.561,82 -59,561,82 

4930000 Over te dragen opbrengsten 

4951000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen he… 23,083,92 23.083,92 23.083,92 

4992000 Te identificeren inningen 

4995000 Wachtrekening investeringen 

5302000 Belegging serviceflats 473.182,76 528.297,22 528.297,22 

5501000 Rekening-courant Belfius n 674,385,57 1.368.333,68 1.368.333,68 

5501100 Rekening-courant Fortis 342,95 345,19 345,19 

5502000 Rekening-courant Postchequerekening 34.614,23 25.665,63 25.665,63 

5503000 Rekening-courant provisierekening Belfius 2.591,47 2.009,93 2.009,93 

5503100 Rekening voedingsbudget LOI 1,000,00 1.000,00 1.000,00 
5504000 Tankkaarten Belfius 0,41 0,41 0,41 
5505000 Belfius lasten staat 498,07 498,07 498,07 | 
5507000 Rekening-courant animatie 2.958,00 764,00 764,00 

5507100 Spaarrekening Belfius Treasury 1.011.884,75 1.011.884,75 1.011.884,75 E 
5509200 Huurwaarborg 2 Dommelstraat 117 1.315,80 1.315,80 1.315,80 E 
5509300 Huurwaarborg Kerkstraat 98 | 
5509500 Huurwaarborg Hoogstraat 08 1.086,01 1.086,01 1.086,01 
5700000 Kassen 1.007,82 1.231,66 1.231,66 | 
5701000 Kas Woonzorgcentrum 100,00 100,00 100,00 | 
5702000 Kas Serviceflats 100,00 100,00 100,00 

5703000 Kas kleine uitgaven 2.500,00 2.500,00 2.500,00 | 
5800000 Interne overboekingen | 
6000100 Aankoop voedingswaren 247,006,14 239,790,74 239.790,74 | 
6000200 Aankoop geneesmiddelen 37.365,69 54,153,23 54,153,23 
6000300 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal 20.642,33 26.982,08 26.982,08 

6000310 Aankoop verbruiksproducten verzorging 26.188,14 24.256,91 24,256,91 

6001000 Aankoop technisch materiaal 17.071,51 17.606,22 17.606,22 

6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermijn) 52.286,23 52.600,30 52.600,30 

6100900 Canon Serviceflats 154.654,86 157.797,48 157.797,48 

6103001 Benodigdheden voor gebouwen 17.514,58 7.915,79 7.915,79 

6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 41.430,64 68.724,40 68.724,40 

6103020 Onderhoudspraducten 11.487,20 12.649,86 12.649,86 

6103030 Afvalverwerking 13,627,89 14.046,35 14.046,35 

6110000 Elektriciteit 83.202,83 76.044,18 76.044,18 

6111000 Gas 38.388,19 40,350,52 40,350,52 

6112000 Stookolie 2.388,03 2.790,88 2.790,88 

6113000 Water 35.136,33 33.464,26 33.464,26 

6120100 Brandverzekering 9.274,27 9.144,48 9,144,48 

6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid 10.758,42 12.290,54 12.290,54 

6120160 Verzekering voertuigen 4.177,83 4.227,41 4.227,41 

6120999 Overige verzekeringen 3.220,39 3.442,14 3.442,14 

6130001 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 16.827,31 19,404,64 19,404,64 

6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 5.135,79 1.475,92 1.475,92 

6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy 10.282,33 113.677,34 113.677,34 

6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 8.571,23 31.438,68 31.438,68 
6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 
6131007 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 3.503,16 10.004,85 10.004,85 
6131011 Vergoedingen vrijwilligers 398,00 463,00 463,00 

6131999 Andere erelonen en vergoedingen 6.672,47 5.733,59 5.733,59 

6134001 Erelonen en vergoedingen geneesheren 82.131,52 71.315,45 71.315,45 

6134006 Sociaal secretariaat 1.591,26 24.294,64 24.294,64 

6134010 Medische kosten 12,360,43 1.623,62 1.623,62 

6134021 Uitstapen en excursies 

6134022 Kosten voor animatie 15.240,35 15.303,40 15.303,40 
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6134023 Kosten voor erediensten en lekenhulp 92,25 

6134024 Kosten voor kine-ergo-logo 336,00 204,84 204,84 
6134025 Kosten diverse activiteiten $ 103,92 5.139,20 5.139,20 
6134029 Diverse diensten en leveringen aan bewoners 38.993,20 34,673,85 34.673,85 
6134030 PWA-cheques voor dienstverlening aan het OCMW 12,967,45 8.798,80 8.798,80 
6134031 Dienstencheques voor vervoer dagverzoring 7.304,80 6.095,40 6.095,40 
6134032 Dienstencheques voor poetshulp onder beheer OCMW 1.620,00 58,00 -58,00 
6134040 Zakgeld bewoners LOI 5.757,82 4.846,89 4,846,89 
6134041 Schoolkosten LOI 1.204,55 2.038,29 2.038,29 
6135002 Uitgegegen was en linnen 28.923,67 31.432,19 31.432,19 
6135003 Uitgegegen was en linnen bewoners 22,030,06 20.456,55 20.456,55 
6135004 Kledij, linnen, beddegoed 5.967,95 4,026,60 4,026,60 
6135005 Toebehoren keuken 5.525,85 872,71 872,71 
6139000 Dienst schuldbemiddeling en rechtshulp 8.744,69 10.551,47 10.551,47 
6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 10.343,55 17.573,84 17.573,84 
6141001 Kantoorbenodigdheden 11.748,95 9,904,59 9,904,59 
6141002 Documentatie en abonnementen 3.295,18 3.480,06 3.480,06 
6141003 Post- en frankeringskosten 13.742,77 15.954,34 15.954,34 
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet 25.737,05 29.945,13 29.945,13 
6141006 (Administratief) drukwerk en kopierkosten 67,08 67,08 
6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …) 39,24 39,24 
6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal 7.021,48 14.255,77 14.255,77 
6141300 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal 6.120,51 6.891,52 6.891,52 
6141800 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 7.312,47 5.139,88 5.139,88 
6141999 Overige adminstratiekosten 526,22 473,04 473,04 
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 7.547,96 29.511,17 29.511,17 
6142200 Huur computermaterieel & software 73.329,96 54,617,78 54.617,78 
6142800 Onderhoudscontracten computermaterieel & software 17.513,31 18.200,63 18.200,63 
6142999 Overige informaticakosten 5.425,85 1.337,26 1.337,26 
6143001 Representatie en receptiekosten & kosten onthaal 8.732,36 7.331,30 7.331,30 
6143003 Relatiegeschenken 3.461,61 3.122,66 3.122,66 
6143007 Publiciteit, advertenties & info 11,884,91 11.636,21 11.636,21 
6143008 Dienstverplaatsingen 2.840,94 2.731,96 2.731,96 
6149000 Overige administratie- en kantoorkosten 33,24 27,00 27,00 
6150001 Aankoop klein materieel 8.379,90 7.733,59 7.733,59 
6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel 11.135,79 2.023,66 2.023,66 
6150005 Vervoer 3,044,68 2.809,73 2.809,73 
6150006 Lidmaatschappen 5.016,66 5.191,63 5.191,63 
6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur yleden) 

6150010 Opleidingskosten 10.796,19 6.122,44 6.122,44 
6150011 Kosten werkkleding (aankoop) 1.574,53 3.189,96 3.189,96 
6150200 Huur technische materieel 128,41 2.961,25 2.961,25 
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel 29.021,04 27.908,00 27.908,00 
6150800 Onderhoudscontracten technisch materieel 19,139,49 13.373,19 13.373,19 
6159999 Overige exploitatiekosten 3.932,50 484,00 484,00 
6160003 Controle- en keuringskosten voertuigen 339,90 294,90 294,90 
6160004 Brandstof voor voertuigen 50,02 

6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 5.809,00 6.537,44 6.537,44 
6160999 Overige kosten wagenpark 

6170000 Uitzendkrachten 137.174,29 137,174,29 
6190000 Interne facturering 210.796,80 168.558,00 168.558,00 
6200000 Wedden van de gemeentemandatarissen 39.096,67 38,812,67 38.812,67 
6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 20.486,57 27.401,64 27,401,64 
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 604,643,56 545.292,26 545.292,26 
6202000 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 

6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 2.335.665,58 2.409.101,07 2.409.101,07 
6205000 Bezoldigingen art. 6057 98.361,37 75.891,21 75.891,21 
6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 

6211000 Werkgeversbijdragen (wettelijke verzekeringen) - vast benoem d personeel 246.306,60 215.693,46 215.693,46 
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer de con… -8,209,99 

6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n 676.891,58 677.195,34 677,195,34 
6215000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Art. 6087 56.476,54 16,435,41 16.435,41 
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale marib el (-) -351,676,91 320.519,19 -320,519,19 
6221100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali… 17.381,84 16.884,81 16.884,81 
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6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle… 

6222100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali… 

6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle… 4,342,07 4.342,07 
6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 5.993,40 9.869,88 9.869,88 
6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 4.345,00 4.292,64 4.292,64 
6231004 Maaltijdcheques 97,879,66 115.982,47 115.982,47 
6231005 Verzekering arbeidsongevallen 33.635,85 5.483,44 =5.483,44 
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters 2.474,94 2.524,50 2.524,50 
6301000 Afschrijvingen op imMVA 

6302000 Afschrijvingen op MVA 306.205,14 335.540,15 335.540,15 
6340000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg ing 4.007,78 13.835,93 13.835,93 
6341000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne ming (-) -27.864,15 38,857,39 -38,857,39 
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging 18.045,18 13.192,29 13.192,29 
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes. =2.450,40 2.499,48 =2,499,48 
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 16.315,46 19,335,88 19.335,88 
6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming ( -) 

6400000 Onroerende voorheffing î 4.764,67 2.231,16 2.231,16 
6400001 Roerende voorheffing 36,07 0,02 0,02 
6409999 Overige werkingsbelastingen 2.963,42 2,967,91 2.967,91 
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 47.213,03 17.386,46 17.386,46 
6430000 Vergoeding schadegevallen 

6479999 Overige diverse operationele kosten 108,90 | 
6480000 Toekenning leefloon 356.722,21 445,235,03 445,235,03 Ì 
6480100 Toekenning leefloon art 6057 76.499,78 85.264,32 85.264,32 
6480110 Toekenning leefloon art 6057 equivalent 46.095,78 12.898,35 12,898,35 
6481010 Leefgeld (niet terugvorderbaar) 225,95 600,00 600,00 
6481011 Leefgeld (terugvorderbaar) 80,00 70,00 70,00 
6481012 Renteloze lening 10.313,14 6.154,10 6.154,10 | 
6481020 Kosten minimale levering aardgas 2.862,32 2,660,46 2.660,46 | 
6481080 Kosten socio-culturele participatie 2.586,90 4,020,07 4.020,07 
6481081 Kosten socio-culturele participatie betaald aan derden 2.614,26 1.093,92 1.093,92 
6481082 Fonds kansarme kinderen 5.148,09 4,894,87 4.894,87 
6481083 Fonds gas en elektriciteit 4.260,14 4.325,79 4,325,79 
6481084 Tussenkomst schoolmaaltijden 212,50 212,50 
6481110 Voorschatten op lonen en dergelijke 20.887,90 9.331,61 9.331,61 
6481184 Verwarmingstoelage 11.012,82 9,364,46 9,364,46 
6482010 Toekenning dienstverlening in natura 12.659,98 8.846,07 8.846,07 
6482011 Septembertoelage 3.688,06 5.711,06 5.711,06 
6482012 Nieuwjaarstoelage 10.110,00 8.440,00 8.440,00 
6482013 Huurtoelage 1.360,00 1.000,00 1.000,00 
6482019 Begrafeniskosten 2.334,62 2.334,62 
6482020 Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit 

6482100 Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuis 

6482110 Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen 3.133,70 9.446,16 9.446,16 
6482120 Tussenkomst thuisbezorgde maaltijden 33.872,38 20.508,00 20.508,00 
6482230 Kosten medische verzorging 9,825,95 7.736,68 7.736,68 
6482323 Financiële steun wet 02/04/65 100% 116.853,29 36.718,07 36.718,07 
6482326 Financiële steun wet 02/04/65 50% 1.436,94 

6482460 Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers 7.672,67 6.684,66 6.684,66 
6482470 Toekenning van huurwaarborgen 9,496,00 6.162,00 6.162,00 
6482500 Uitbetaling PWA-cheques OCMW 

6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 8.124,88 6.322,33 6.322,33 
6502999 Andere kosten van schulden 14,79 14,79 
6570001 Debetintresten bankrekeningen 

6599999 Overige diverse financiële kosten 745,81 450,01 450,01 
6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa 9.301,91 

6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar 275.921,04 465.659,01 465.659,01 
7005001 Opbrengsten uit maaltijden =1,446,00 1.616,00 -1,616,00 
7005002 Opbrensten uit bar/cafetaria -29,623,60 27.660,34 =27,660,34 
7025001 Bewoners wzc =1.325.487,71 1,378,261,92 -1,378.261,92 
7025002 Tegemoetkoming diensten bewoners wzc -171,508,62 163.308,46 -163.308,46 
7025003 Forfait Riziv ROB/RVT ii -1.476.371,48 1,503,148,37 =1,503.148,37 
7025011 Maaltijden aan huis =237.827,00 192.636,94 -192,636,94 
7025021 Gebruikers DVC -37.470,95 44,714,38 -44,714,38 
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7025022 Tegemoetkoming diensten gebruikers DVC -12.151,98 8.120,43 -8,120,43 

7025023 Forfait Riziv ROB/RVT -50,347,93 49.558,83 -49,558,83 

7025031 Bewoners SF en BW =347.723,92 352.276,94 -352.276,94 

7025032 Tegemoetkoming diensten gebruikers SF en BW =5.702,55 5,652,72 -5.652,72 

7025034 Vergoeding elektriciteit =20.480,07 19.608,87 -19,608,87 

7025041 Sociale verhuring -16.633,16 7.155,00 =7.155,00 

7025044 Vergoeding gas-water-elektriciteit-kabel 

7025051 Werkingsopbrengsten PWA 

7025052 Terugbetaling PWA-cheques 

7025091 Diverse opbrengsten animatie =11,884,76 13.367,85 =13,367,85 

7025099 Diverse inkomsten -354,15 1.884,49 -1,884,49 

7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats -40,800,00 41,000,00 -41,000,00 

7050003 Opbrengsten uit verpachtingen =2.233,39 2.393,87 Knie 

7060002 Opbrengsten uit jachtrechten -4,00 4,00 -4,00 

7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten =14,719,70 14.974,68 -14,974,68 

7090000 Interne facturering -210.796,80 168.558,00 -168,558,00 

7400000 Gemeentefonds -151,533,12 154,621,52 =154,621,52 

7401000 Gemeentelijke bijdrage =1,150,000,00 1.200.000,00 =1,200,000,00 

7402600 Vergoeding ex-gesco -94,561,86 94,561,86 -94,561,86 

7404999 Overige algemene werkingssubsidies 

7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 

7405002 Personeelssubsidies algemeen 

7405031 Riziv: vergoeding derde luik -216.032,26 227.740,40 -227.740,40 

7405032 Vergoeding animatienorm WZC Vlaamse Gemeenschap -28.818,98 

7405033 Vlaamse ondersteuningspremie personen met een handicap -886,74 6,814,04 -6,814,04 Î 
7405034 Vergoeding vervanging opleiding verpleegkundigen 
7405035 Vergoeding kortverblijf Vlaamse Gemeenschap =4,401,00 5.467,02 =5.467,02 Ï 
7405036 Vergoeding dagverzorging Vlaamse Gemeenschap -32,771,41 31.346,11 -31,346,11 

7405037 Vergoeding activaplan -1,218,59 

7405038 Vergoeding eindeloopbaanregeling -103.158,22 112.941,69 -112.941,69 

7405999 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden -482,62 9,302,01 =9,302,01 

7408000 Toelagen RMI : leefloon -229.925,59 360.510,62 -360.510,62 

7408001 Toelagen RML : art 60.7 en sociaal economie initiatief -107.666,67 111,710,11 -111.710,11 | 
7408002 Toelagen RMI : installatiepremie -10,161,54 4,626,12 =4,626,12 | 
7408003 ‘Toelage RMI : personeelskost -25.110,90 21.669,71 -21,669,71 | 
7408004 Toelagen federale overheid : soc‚-cult. participatie -2.616,50 6.741,50 -6.741,50 | 
7408005 Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds -11,554,24 10,087,46 -10.087,46 | 
7408007 Toelagen federale overheid : huurwaarborgen 125,00 =125,00 
7408008 ‘Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965 100% -116.600,50 34.075,84 -34,075,84 | 
7408009 Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965 50% =12,76 / 
7408010 ‘Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI med kosten -8.787,01 6.037,54 -6,037,54 | 
7408011 Sociaal fonds gas en elektriciteit: werkingstoelage -28,076,92 23.524,85 -23,524,85 
7408012 Sociaal fonds gas en elektriciteit: steun aan cliënten 4.325,79 -4,325,79 Î 
7408013 Fonds kansarme kinderen =1.744,50 1,112,50 -1,112,50 | 
7408014 Terugbetaling sondevoeding 
7408015 Vergoeding LOI =220.440,27 204,303,41 =204,303,41 E 
7408016 Vlaamse zorgverzekering vergoeding prestaties 

7408017 Toelage TWE - VDAB - Inspanningsfinanciering 8.500,00 -8.500,00 

7408018 Toelage TWE - VDAB - Compensatievergoeding 7.350,00 =7.350,00 

7408999 Overige specifieke werkingssubsidies OCMW 

7409999 Overige specifieke werkingssubsidies -150,00 5.185,00 =5.185,00 

7410000 Meerwaarde op de courante realisatie van MVA 

7440000 Inhouding pensioen (voorzitter, burgemeester, schepenen, … ) -2,692,26 2.746,14 =2,.746,14 

7450000 Recuperaties van kosten -7,835,57 6.964,84 -6.964,84 

7450001 Schadevergoedingen -3,403,32 250,00 -250,00 

7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques =17,840,03 14.873,05 =14.873,05 

7479999 Overige diverse operationele kosten -103,74 15,00 =15,00 

7480000 ‘Terugbetaling leefloon bij begunstigden -1,351,62 3.943,80 -3,943,80 

7481001 Terugbetaling leefgeld -80,00 70,00 -70,00 

7481002 Terugbetaling renteloze lening -10.313,14 6.154,10 -6.154,10 

7481003 Socio-culturele participatie persoonlijk aandeel -50,00 

7481020 Terugbetaling kosten minimale levering aardgas persoonlijk a andeel -849,78 402,41 -402,41 

7481021 Terugbetaling kosten minimale levering aardgas aandeel Eandi s -1,735,44 1.616,22 -1.616,22 

7481110 Terugbetaling van voorschotten =20.887,90 9.331,61 -9,331,61 
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7482001 Recuperatie dienstverlening in natura 4.258,62 7.850,87 =7.850,87 
7482020 Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit 

7482040 Terugbetaling medische kosten -4,298,09 9.315,63 -9,315,63 
7482110 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen 135,38 -135,38 
7482119 Terugbetaling begrafeniskosten =980,30 910,00 -910,00 
7482320 Terugbetaling steun wet 2 april 1965 4.603,46 -4,603,46 
7482470 Terugbetaling huurwaarborgen -9.496,00 6.162,00 -6.162,00 
7482490 Recuperatie huurtoelage 

7510000 Creditintresten op rekening courant =2,36 0,06 -0,06 
7510002 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen -136,12 

7519999 Overige opbrengsten uit vlottende activa (belegging oorlog o cmw) 

7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen -157,149,99 105,807,60 -105.807,60 
7599999 Andere financiële opbrengsten -0,02 

7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM VA -142.755,78 437.968,54 -437.968,54 
0000000 Credit, van het OCMW, houders v dr derden gestelde zekerhede 151.936,69 

0010000 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van het OCMW -151.936,69 

0320000 Ontvangen zekerheden 70,411,53 70.411,53 70.411,53 
0330000 Zekerheidstellers =70,411,53 70.411,53 =70,411,53 
0500000 Verplichting tot aankoop 2.064,529,27 2.064.529,27 2,064.529,27 
0510000 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop =2,064.529,27 2.064,529,27 -2,064,529,27 
0901000 Bestemde gelden voor exploitatieuitgaven 13.132,02 13.132,02 13.132,02 
0902000 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 510.024,16 550.259,82 550.259,82 
0910000 Bestemde gelden -523.156,18 563.391,84 -563.391,84 
0920000 Debiteuren wegens door het OCMW toegestaan recht van opstal 1,00 1,00 1,00 
0930000 Crediteuren wegens door het OCMW toegestaan recht van opstal =1,00 1,00 =1,00 


[_____ooof __27.393.444,64 27,393,444,64 0,00 
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WAARDERINGSREGELS 


Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de 
belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit 
dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek 
tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de 
waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig 


onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. 


ALGEMENE PRINCIPES 


INVESTERING OF EXPLOITATIE 


Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De 
gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het 


dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. 


Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans 


opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 


In aansluiting op voorgaande kan het bestuur ervoor opteren om individuele roerende verrichtingen van 
minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, 
maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende 


goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500. 


AANSCHAFFINGSWAARDE 


Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 
aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op ín de balans, onder aftrek van de 
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden 
geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. 


Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), 
de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen…+ rechtstreekse 
productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de 
schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de 


inbrengwaarde. 


AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 


Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het 
afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige 


waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste 
aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa 
opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse 


categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. 


Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om 
rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de 
afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet 
voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een 
schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte 
(gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden 
als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan 


de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. 


HERWAARDERINGEN 


Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen 
met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige 


materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat 
actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden 


op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 


AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 


GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De 
aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de 
aanschaffingswaarde. 

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de 
realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen 
bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie 
van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in 


kwestie of van de uitgevoerde activiteit. 


VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 


Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid 
bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze 


debiteuren. 
Er kunnen waardeverminderingen geboekt worden op de dubieuze debiteuren. 


Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op 


de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 


VOORRADEN 


De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze 
tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering 
tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de 


lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. 


De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde 
op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen 
een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die 


gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. 


Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden 


voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen). 


FINANCIEEL VASTE ACTIVA 


Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun 
aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding 
voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt 
overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette 
vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte 
goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde 


geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 


Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële 
vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door 
de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen 
worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in 
de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of 
een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 


MATERIËLE VASTE ACTIVA 


De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn 
de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de 
organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden 
aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere 
productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa 
worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden 
aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, 
maar worden aangehouden als (on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren 
van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere 


investeringen. 


Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed 
zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. 
niet gebruikt worden voor de uitvoering van ‘opdrachten/dienstverlening van het bestuur”). In dat geval 
zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een 
waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit 
geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan om het erfgoed ín stand te houden. 


Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering 
van ‘opdrachten/dienstenverlening van het bestuur’ (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), 
kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het 
erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, 
archief, … van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van 
niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met 
betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van 
het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van ‘opdrachten/dienstverlening van het bestuur”) 


wordt teruggebracht tot € 1 door uitdrukking van een waardevermindering. 


Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het 
bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden 
vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd 
van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht 


betrekking heeft, korter is. 


De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van 
leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor 
het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling 
van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige 
schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de 
volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde 
van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt 
geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen 
wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden 
afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien 
het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode 
(aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de 


(economische) gebruiksduur korter is. 


IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 


De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn 
van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan 
een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het 


bestuur van die vaste activa. 


VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 


Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze 
vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze 
debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden 


welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden. 


SCHULDEN 


De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 


NETTO-ACTIEF 


De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen 


(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste 
activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt 


afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. 


De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op 
balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 
‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel 
boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten 


voor het bestuur. 


BIJZONDERE BEPALINGEN BI DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) 


De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) 
de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De 
beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar 


uiteraard wel op gebaseerd. 


Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de 
toepassing van het continuïteitsprincipe, Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden 
geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) 
aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, 
waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van 


de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. 


Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan O, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden 
mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende 


investeringssubsidies. 


MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 


Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt 
ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder 


het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. 


Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen 
mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee 


opgenomen in de aanschafwaarde. 


NETTO-ACTIEF 


De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het 
corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de 


afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. 


De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 


AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 


MATERIËÈLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- 


TERMIJN 


Terreinen 


Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van > 


wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. 


De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, 


omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 


Gebouwen 33 jr 


Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de 


exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn 
hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de Lair 


gebruikswaarde van het gebouw. 


Wegen 


Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen 33 jr 


(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …). 


Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een 
4 5 jr 
kortere termijn. 


Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer 


straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 10 jr 


Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, 


worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de 
aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de 15 jr 


weg. 


Waterlopen en waterbekkens 


Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden 


opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 
Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op 


de gebruikswaarde. 


33 jr 


15 jr 


Overige onroerende infrastructuur 


Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het 
rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken 


opgenomen. 


Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden 


opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 
Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op 


de gebruikswaarde van de infrastructuur. 


33 jr 


15 jr 


Installaties, machines en uitrusting 


Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen 
werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer- 
helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, 


koelkasten, uitrusting van RVT's … 


10 jr 


Meubilair 


Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, 


bureaus, … in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 


10 jr 


Kantooruitrusting 


Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, 


kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, … 


5 jr 


Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het 3jr 
informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn 

afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, 
computerschermen, beamers, laptops, … 

Rollend materiaal 

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, 5-10 jr 


brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. 


Kunstwerken (geen erfgoed) 


Erfgoed 
-__gebruikt voor de uitvoering van ‘opdrachten van het bestuur’ 


-_niet gebruikt voor de uitvoering van ‘opdrachten van het bestuur’ 


Cfr. niet- erfgoed 


IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- 
TERMIJN 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5jr 

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke Dijk 

rechten 

Goodwill 5 jr 

Plannen en studies 5 jr 
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Boekjaar 2017 in grafiek 


Exploitatieuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 
Exploitatieontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 
Investeringsuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 
Investeringsontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek 


Balans boekjaar 2017 in grafiek 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 


I._ UITGAVEN | code | 6.292.939 | 6.136.221 | 
A. Operationele uitgaven 6.286.151 6.127.351 


1. Goederen en diensten 60/1 1.730.136 1.443.094 
0953 Woon- en zorgcentra 1.097.326 824.767 
0950 Ouderenwoningen 224.207 212.044 
0119 Overige algemene diensten 162.422 99.827 
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 115.620 126.973 
0112 Personeelsdienst en vorming 49.281 31.977 
0900 _ Sociale bijstand 21.984 38.111 
0930 _ Sociale huisvesting 17.626 23.482 
0954 Dagzorgcentra 11.632 14.076 
0110 Secretariaat 11.380 17.619 
“eer Overige beleidsvelden 18.659 54.219 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.833.717 3.879.752 
0953 __Woon- en zorgcentra 2.783.779 2.772.054 
0900 _ Sociale bijstand 258.373 290.045 
0904 _ Activering van tewerkstelling 130.433 159.540 
0110 Secretariaat 113.232 108.617 
0954 Dagzorgcentra 112.893 125.319 
0111 Fiscale en financiële diensten 112.688 107.268 
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 92.979 79.117 
0112 Personeelsdienst en vorming 83.926 81.587 
0950 Ouderenwoningen 70.545 68.618 
“ee Overige beleidsvelden 74.868 87.586 

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 699.713 749.418 
0900 _ Sociale bijstand 584.657 594.629 
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 400 450 
“ee Overige beleidsvelden 114.656 154.339 

4. Toegestane werkingssubsidies 649 

5. Andere operationele uitgaven 640/7 22.586 55.086 
0030 _ Financiële aangelegenheden 17.386 47.249 
0119 Overige algemene diensten 3.457 5.380 
0953 Woon- en zorgcentra 1.158 1.138 
“ee Overige beleidsvelden 584 1.318 
0040 _ Transacties in verband met de openbare schuld 8.125 
0900 _ Sociale bijstand 701 
“eee Overige beleidsvelden 45 


C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar eaf | 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget 


REAL®% 


Exploitatieuitgaven . 6.494.730 


Werkingsuitgaven 1.730.136 


Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.833.717 


Specifieke kosten sociale dienst OCMW 699.713 
Toegestane werkingssubsidies 


Andere operationele uitgaven 22.586 


Financiële uitgaven 6.787 


Specifieke kosten sociale 


dienst OCMW 
11% Lon 
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28% 
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sociale lasten en 
pensioenen 
61% 
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OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2017-2014 


2017 
Exploitatieuitgaven 6.292.939 


Werkingsuitgaven 1.730.136 24% 1.478.961 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.833.717 3.879.752 f 62% 3.760.332 
Specifieke kosten sociale dienst OCMW 699.713 749.418 D 558.855 


Toegestane werkingssubsidies 


Andere operationele uitgaven 22.586 55.086 1 52.033 
Financiële uitgaven 6.787 8.871 0 11.336 
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EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-2014 


_ 205 | 
EEE | NEE EEN 
Kosten voor onroerende goederen 313.734 291.001 303.415 D 
nn 
Elektriciteit 67.108 


Gas J . 32.353 
Aardolieproducten 


Verzekeringen 8 2% 27.149 


Overige diensten en diverse leveringen fe 45 709.434 


Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld … 


Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, … 
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EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


4. Evolutie van de personeelskosten 2017-2014 


Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 


Politiek personeel 


Vastbenoemd personeel 771.871 


Niet-vastbenoemd personeel 2.862.446 | 77% 2.807.508 


Overige personeelskosten 124.662 141.854 
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EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


5, Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2017-2014 


Specifieke kosten sociale dienst OCMW 699.713 749.418 558.855 
% 64% 


Leefloon 543.398 479.318 295.900 


Steun in speciën 42.728 6% 59.992 30 51.654 
Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965 113.587 6% 210.109 f 29% 211.301 
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EXPU-5 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


0953 


Woon- en zorgcentra 


1.097.326 


0950 


Ouderenwoningen 


224.207 


230.030 


0119 


Overige algemene diensten 


162.422 


188.090 


0903 


Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 


115.620 


126.973 


144.330 


0112 


Personeelsdienst en vorming 


49.281 


31.977 


45.500 


0900 


Sociale bijstand 


21.984 


38.111 


23.550 


0930 


Sociale huisvesting 


17.626 


23.482 


23.750 


0954 


Dagzorgcentra 


11.632 


14.076 


11.050 


0110 


Secretariaat 


11.380 


17.619 


10.950 


0905 


Dienst voor juridische informatie en advies 


10.551 


8.745 


10.000 


0946 


Thuisbezorgde maaltijden 


3.797 


4.209 


4.900 


0959 


Overige verrichtingen betreffende ouderen 


3.163 


2.900 


3.100 


0904 


Activering van tewerkstelling 


663 


789 


1.200 


0050 


Patrimonium zonder maatschappelijk doel 


484 


3.933 


0111 


Fiscale en financiële diensten 


ER 


33.643 


Personeelsdienst 
Lokale en vorming 


opvanginitiatieven 3% 


voor asielzoekers 


7% 


Overige algemene 
diensten 
9% 


Overige beleidsvelden 
5% 


Woon- en zorgcentra 
63% 


EXPU-6 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


0953 _Woon- en zorgcentra 2.783.779 772. 71% 2.765.500 
0900 Sociale bijstand 258.373 Ye A 9% 299.910 
0904 Activering van tewerkstelling 130.433 o k 104.290 
0110 Secretariaat 113.232 3% jl 3% 112.290 
0954 _Dagzorgcentra 112.893 % 125.319 o 133.160 
0111 Fiscale en financiële diensten 112.688 fo 107.268 30 114.810 
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 92.979 fo 79.117 Yo 86.850 
0112 Personeelsdienst en vorming 83.926 2% 81.587 20 104.600 
0950 _Ouderenwoningen 70.545 %o 68.618 Yo 96.830 
0100 Politieke organen 68.739 2% 62.058 8 65.740 
0119 Overige algemene diensten 31.938 1% 25.528 % 65.860 


Patrimonium zonder maatschappelijk doel -25.809 


Overige beleidsvelden 
11% 


Dagzorgcentra 
Secretariaat 3% 
3% 


Activering van 
tewerkstelling 
3% 


Sociale bijstand 
7% Woon- en zorgcentra 
73% 


EXPU-7 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 


IL, _ONTVANGSTEN | code | ___ 6.555.360 | 6.435.797 
A, Operationele ontvangsten 6.555.369 6,435,659 


1. Ontvangsten uit de werking 3.802.771 
0953 __Woon- en zorgcentra 3.076.574 3.003.985 
0950 _Ouderenwoningen 384.043 383.556 
0946 _ Thuisbezorgde maaltijden 192.637 237.827 
0954 _Dagzorgcentra 102.645 99,973 
0930 _ Sociale huisvesting 48.155 57.433 
0119 Overige algemene diensten 14.787 
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 2.548 
see Overige beleidsvelden 2.662 

2. Fiscale ontvangsten en boeten 

3. Werkingssubsidies 2.546.712 
a. Algemene werkingssubsidies 1,449,183 1.396.095 

Gemeente- of provinciefonds 154.622 151.533 

Gemeentelijke of provinciale bijdrage 1.200.000 1.150.000 

Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 94,562 94,562 
b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.203.497 1.150.617 
0900 _ Sociale bijstand 477.897 434.740 
0953 __Woon- en zorgcentra 362.265 354.998 
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 204.303 220.440 
0904 _ Activering van tewerkstelling 127.560 107.667 
0954 Dagzorgcentra 31.346 32.771 
0930 _ Sociale huisvesting 125 

4, Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 54.301 
0900 _ Sociale bijstand 23.917 
“eek Overige beleidsvelden 30.384 

5, Andere operationele ontvangsten 31.875 
0953 __Woon- en zorgcentra 19.104 
0100 _ Politieke organen 2.692 
0904 _ Activering van tewerkstelling 1.922 
“ek Overige beleidsvelden 8.157 
0030 _ Financiële aangelegenheden 


C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 | 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget 


Exploitatieontvangsten |__6.555.369 | 


Werkingsopbrengsten 


BOEKJAAR 


3.827.344 


REAL®% 
5645350 


3.908.190 


Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 


50.495 


87.100 


Werkingssubsidies 


Gemeente- of provinciefonds 


2.652.680 
154.622 


2.615.210 
159.330 


Gemeentelijke of provinciale bijdrage 


1.200.000 


1.200.000 


Overige algemene werkingssubsidies 


94.562 


110.000 


Specifieke werkingssubsidies 


1.203.497 


1.145.880 


Andere operationele ontvangsten 24.849 0% 
Financiële ontvangsten 0 fo 


4.000.000 
3.500.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

500.000 


Werkingssubsidies 
41% 


Recuperatie specifieke 
kosten sociale dienst 
OCMW 
1% 


Werkingsopbrengsten 
58% 


E BOEKJAAR EBUDGET 


EXPO-1 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


2. Evolutie van de exploïtatieontvangsten 2017-2014 


Exploitatieontvangsten |__6.555.369 | 


Werkingsopbrengsten 3.827.344 

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 50.495 / 54.301 49,524 

Werkingssubsidies 2.652.680 | 40% 2.546.712 | 10% 2.344.570 
Gemeente- of provinciefonds 154.622 151.533 146.214 
Gemeentelijke of provinciale bijdrage 1.200.000 1.150.000 1.150.000 
Overige algemene werkingssubsidies 94,562 94562 105.679 
Specifieke werkingssubsidies 1.203.497 1.150.617 942.677 


7.000.000 


6.000.000 

5.000.000 = Werkingsopbrengsten 

4.000.000 — — = Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 
OCMW 

3.000.000 —— nnn: = Werkingssubsidies 


2.000.000 = Andere operationele ontvangsten 


1.000.000 E Financiële ontvangsten 


2017 2016 2015 2014 


6.600.000 6.555.369 


6.500.000 


6.400.000 


6.300.000 — z 


6-141.243- 


ATO 


6.100.000 


6.000.000 


LOL 
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EXPO-2 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2017-2014 


Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW |____50.495 | 


%o 
Recuperatie leefloon À 8% 


Recuperatie steun 


Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 


60.000 = Recuperatie leefloon 
= Recuperatie steun 


50.000 
EH En | = Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 


40.000 


20.000 


10.000 


2017 2016 2015 2014 


2017 2016 2015 2014 


=S Recuperatie leefloon Recuperatie steun == Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 


EXPO-3 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


4. Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2014 


Gemeente- of provinciefonds 154.622 151.533 
Gemeentelijke of provinciale bijdrage 1.200.000 5% 1.150.000 f +5% 1.150.000 
Overige algemene werkingssubsidies 94.562 4% 94.562 105.679 
Specifieke werkingssubsidies 1.203.497 | 45% 1.150.617 f +5% 942,677 
3.000.000 
ml 
2.500.000 
mn) Tans 
Eel 
2.000.000 
» Gemeente- of provinciefonds 
1.500.000 —— en = Gemeentelijke of provinciale bijdrage 
dj » Overige algemene werkingssubsidies 
Ri » Specifieke werkingssubsidies 
1.000.000 Den IE — 
500.000 
0 
2017 2016 2015 2014 
1.400.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.300.000 
1.250.000 en 
1.200.000 
1.200.000 
1.150.000 
1.100.000 
1.050.000 


LE 


2017 2016 2015 2014 


==Bm Gemeentelijke of provinciale bijdrage 


EXPO-4 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


5, Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


0953 


Woon- en zorgcentra 


3.003.985 


3.060.740 


0950 


Ouderenwoningen 


383.556 


403.420 


0946 


Thuisbezorgde maaltijden 


192.637 


237.827 


250.000 


0954 


Dagzorgcentra 


102.645 


99.973 


118.650 


0930 


Sociale huisvesting 


48.155 


57.433 


53.000 


0119 


Overige algemene diensten 


15.651 


14.787 


15.500 


0959 


Overige verrichtingen betreffende ouderen 


3.101 


2.548 


3.800 


0050 


Patrimonium zonder maatschappelijk doel 


2.398 


2.237 


2.450 


0900 


Sociale bijstand 


2.030 


424 


610 


0904 


Activering van tewerkstelling 


88 


10 


sd 


Overige beleidsvelden 


Dagzorgcentra 


Thuisbezorgde 3% 


maaltijden 


5% uderenwoninge 
10% 


22 


Sociale huisvesting 
1% 


Woon- en zorgcentra 
80% 


Overige 
beleidsvelden 
1% 


10 


EXPO-5 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


0900 


Sociale bijstand 


477.897 


428.960 


0953 


Woon- en zorgcentra 


362.265 


354.998 


313.070 


0903 


Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 


204.303 


220.440 


210.000 


0904 


Activering van tewerkstelling 


127.560 


107.667 


160.000 


0954 


Dagzorgcentra 


31.346 


32.771 


33.600 


0930 


Sociale huisvesting 


125 


250 


Activering van 
tewerkstelling 
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Dagzorgcentra 


3% es 
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30% 
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EXPO-6 


OCMW WAASMUNSTER 


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


0030 Financiële aangelegenheden 


0900 Sociale bijstand 


EXPO-7 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 


31/12/2017 31/12/2016 


UITGAVEN code} 234325} 94172) 
1. Investeringen in financiële vaste activa 31.809 | 


0050 __ Patrimonium zonder maatschappelijk doel 


IL Investeringen in materiële vaste activa | 202.516 94.172 


Onroerende goederen 202.516 57.712 
0953 __Woon- en zorgcentra 136.324 50.417 
0950 _Ouderenwoningen 23.213 
0900 _ Sociale bijstand 18.581 
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 14.879 7.296 
0954 Dagzorgcentra 9.519 


36.460 
36.460 


Roerende goederen 


0953 Woon- en zorgcentra 


Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 


IL. Investeringen in immateriële vaste activa aff 


IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | | | 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget 


Investeringsuitgaven 
Financiële vaste activa 


BOEKJAAR 


Materiële vaste activa 202.516 
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 202.516 


Terreinen en gebouwen 202.516 


REAL®% 


Wegen en overige infrastructuur 


Roerende goederen 


Leasing en soortgelijke rechten 


Overige materiële vaste activa 


Erfgoed 


Onroerende goederen 
Roerende goederen 
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA 


Immateriële vaste activa 
Toegestane investeringssubsidies 


Materiële vaste 
activa 
86% 


EBOEKJAAR BUDGET 


Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane 


investeringssubsidies 


INVU-1 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2014 


Investeringsuitgaven 


Terreinen en gebouwen 


Wegen en overige infrastructuur 


Roerende goederen 


Leasing en soortgelijke rechten 
Erfgoed 
Overige materiële vaste activa 


Onroerende goederen 


Roerende goederen 
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA 


Immateriële vaste activa 


Toegestane investeringssubsidies 


300.000 
250.000 
En __ 
Financiële vaste activa 
HSDI000 m Materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa 
ODO =— Toegestane investeringssubsidies 
50.000 
0 


2017 2016 2015 2014 


INVU-2 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


BUDGET 


308.418 


0050 _ Patrimonium zonder maatschappelijk doel 


0953 _Woon- en zorgcentra 


0950 _Ouderenwoningen 


0900 Sociale bijstand 


112.704 
0954 _Dagzorgcentra ig 10.000 
0930 Sociale huisvesting 200.000 


0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 


0119 Overige algemene diensten 


Imateriële vaste activa 


Toegestane investeringssubsidies 


INVU-3 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 


ONTVANGSTEN MEN NE NEE 
1. _ Verkoop van financiële vaste activa EE EN 


0050 _ Patrimonium zonder maatschappelijk doel En 


IL, Verkoop van materiële vaste activa | 629,036 
Onroerende goederen | 629.036 274.455 


0050 _ Patrimonium zonder maatschappelijk doel 629.036 130.000 
0930 _ Sociale huisvesting 144.455 
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa [vel | 


II. Verkoop van immateriële vaste activa af | 


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-18-4951/2 40.614 39.025 


0950 __Ouderenwoningen = 40.614 39.025 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget 


REAL% 


Terreinen en gebouwen 


Wegen en overige infrastructuur 


Roerende goederen 


Leasing en soortgelijke rechten 
Erfgoed 


Overige materiële vaste activa 


Onroerende goederen 
Roerende goederen 


Vooruitbetalingen op investeringen in MVA 


Immateriële vaste activa 
Ontvangen investeringssubsidies 


Ontvangen 
investeringssubsidies 
6% 


Materiële vaste 
activa 
94% 
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300.000 


200.000 
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Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen 
investeringssubsidies 


INVO-1 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2014 


2017 2015 


Investeringsontvangsten 


Financiële vaste activa 
Materiële vaste activa 
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 


Terreinen en gebouwen 


Wegen en overige infrastructuur 


Roerende goederen 


Leasing en soortgelijke rechten 
Erfgoed 


Overige materiële vaste activa 


Onroerende goederen 


Roerende goederen 


Vooruitbetalingen op investeringen in MVA 


Immateriële vaste activa 


Ontvangen investeringssubsidies 


800.000 
700.000 
600.000 
500.000 w Financiële vaste activa 
400.000 m Materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa 
300.000 —— == 
Ontvangen investeringssubsidies 
200.000 ——— | == 
in EE 
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2017 2016 2015 2014 


INVO-2 


OCMW WAASMUNSTER 


INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 


3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 


Financiële vaste activa 


0050 _ Patrimonium zonder maatschappelijk doel 


Materiële vaste activa 


0050 _ Patrimonium zonder maatschappelijk doel 


0930 Sociale huisvesting 


Imateriële vaste activa 


Ontvangen investeringssubsidies 


0950 _Ouderenwoningen 


INVO-3 


OCMW WAASMUNSTER 
J6 : BALANS OP 31/12/2017 
on 


3.677.460,11 2.897.886,71 


A. Liquide middelen en geldbeleggingen 2.945.132,35 2.207.567,84 
709,243,84 667,234,95 
1. Vorderingen uit ruiltransacties 528.779,78 494.309,50 
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 180.464,06 172.925,45 
C, Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 
D. Overlopende rekeningen van het actief 


B, Vorderingen op korte termijn 


E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 23.083,92 23.083,92 


A. Vorderingen op lange termijn 138.503,52 161.587,44 
1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 138.503,52 161.587,44 

B. Financiële vaste activa 33.058,70 1.281,25 
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 

4, OCMW-verenigingen 0,00 0,00 

5. Andere financiële vaste activa 33.058,70 1.281,25 

C. Materiële vaste activa 4,195.530,34 4.519.621,83 
1. Gemeenschapsgoederen 1.741,283,99 1.762,383,67 

a. Terreinen en gebouwen 1.721.283,99 1.721.724,85 

b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 

c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 20.658,82 

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 

f‚ Erfgoed 20.000,00 20.000,00 

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.178.893,29 2.290.817,79 

a. Terreinen en gebouwen 2.100.129,26 2.186.619,67 

b. Installaties, machines en uitrusting 56.878,81 69.764,10 

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 21.885,22 34.434,02 


d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 

3. Overige materiële vaste activa 275.353,06 466.420,37 

a. Terreinen en gebouwen 275.353,06 466.420,37 

b. Roerende goederen 0,00 0,00 

D. Immateriële vaste activa 0,00 0,00 


8.044.552,67 7.580.377,23 


OCMW WAASMUNSTER 


J6 : BALANS OP 31/12/2017 


PASSIVA 


LE schulden DÛ 1.192.103,40 1120.188,71 


987.335,33 


A. Schulden op korte termijn 


878.323,36 


1. Schulden uit ruiltransacties 


892,506,55 


821,619,06 


a. Voorzieningen voor risico's en kosten 
b. Financiële schulden 
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 


483.167,42 
0,00 
409,339,13 


463.781,50 
0,00 
357.837,56 


2, Schulden uit niet-ruiltransacties 


61.967,53 


25.081,46 


3. Overlopende rekeningen van het passief 


0,00 


0,00 


4, Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 
B. Schulden op lange termijn 


32,861,25 
204.768,07 


31.622,84 
241. 5 


1. Schulden uit ruiltransacties 182.805,47 205.023,95 
a, Voorzieningen voor risico's en kosten 72.465,53 61.822,76 

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 59.333,51 48.690,74 

2. Overige risico's en kosten 13.132,02 13.132,02 

b. Financiële schulden 110,339,94 143.201,19 

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 21.962,60 36.841,40 


IL. _Nettoactief 6.852.449,27 6.460.188,52 


TOTAAL PASSIVA 8,044,552,67 


7.580.377,23 


OCMW WAASMUNSTER 


BALANS BOEKJAAR 2017 IN GRAFIEK 


1. Samenstelling van de activa 


2017 
Vlottende activa 3.677.460 


Liquide middelen en geldbeleggingen 2.945.132 
Vorderingen op korte termijn 709.244 


7.494.579 
2.435.971 


1.717.878 
695.010 


570.385 
124.625 


2.897.887 
2.207.568 
494.310 


23.084 


Voorraden en bestellingen in uitvoering 


Overlopende rekeningen van het actief 


Vorderingen uit ruiltransacties 528.780 
Vorderingen uit niet-ruiltransacties 180.464 


Vorderingen op lange termijn die < Ijr vervallen 23.084 23.084 


Vorderingen op lange termijn 138.504 161.587 184.671 
Financiële vaste activa 33.059 09 1.281 0 1.281 
Materiële vaste activa 4.195.530 f 52% 4.519.622 | 60° 4.872.656 


Immateriële vaste activa 


100% B Liquide middelen en geldbeleggingen 
20% m Vorderingen op korte termijn 
80% B Voorraden en bestellingen in uitvoering 
205 = Overlopende rekeningen van het actief 
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A.Algemene administratie 


1. Organiek 


1.1. Raad voor maatschappelijk welzijn 
Samenstelling van de raad: Tom Baert, Christiane Plas, Ivan Rousseau, Cecile Van Havermaet, Ellen Van 
Orshaegen, Jozef Maes, Erwin Verdurmen. Marcel De Baere en Annemie De Wolf 


Tom Baert is voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Raadsleden Cecile Van Havermaert en 
Ellen Van Orshaegen werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter. 
Raf Smet is OCMW-secretaris. Kris Ternest is financieel beheerder. 


De bestuursmeerderheid wordt gevormd door CD&V en NVA. 


De raad hield in 2017 11 zittingen. 


1.2. Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) 
Samenstelling: de voorzitter, Cecile Van Havermaet en Erwin Verdurmen (raadsleden), de secretaris. De 
bevoegdheden van het BCSD worden bepaald door het besluit van de raad van 24 januari 2006. In 2017 
vonden er 23 zittingen plaats. 


1.3. Vast bureau (VB) 


Samenstelling: de voorzitter, Ivan Rousseau en Christiane Plas (raadsleden), de secretaris. 


Het vast bureau kwam in 2017 22 keer samen. 


1.4. Voorzitter 
De voorzitter maakt deel uit van het college van burgemeester en schepenen. In deze hoedanigheid woont 
hij het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad (als niet stemgerechtigd lid) bij. De 
voorzitter heeft een vast spreekuur op maandag om 17u30. 


1.5. Managementteam 
Het managementteam is samengesteld uit: secretaris Raf Smet, financieel beheerder Kris Ternest, 
voorzitter Tom Baert, directrice van het woonzorgcentrum Hilde Buyl, diensthoofd sociale zaken Katja 
Vlaeminck, hoofddeskundige boekhouding Frits Samoy en hoofddeskundige personeelszaken Hannelore 
Dieleman. 


1.6. _Arrondissementeel overleg 
Ook in 2017 namen de secretaris en voorzitter deel aan het arrondissementeel overleg van de OCMW- 
besturen van het arrondissement Dendermonde en de vergadering van het Waas Overleg. 


2. Financieel 
Voor uitgebreide financiële verslaggeving wordt verwezen naar het financiële luik van dit jaarverslag. 


3. Delegaties 
De delegaties aan vast bureau en secretaris en de omschrijving van de begrippen dagelijks bestuur en 
dagelijks personeelsbeheer werden door de raad in beslissing van 2 april 2014 vastgesteld. 


4. Informatica en veiligheidsbeleid 
Sinds 2016 doet het OCMW, via de overeenkomst van het gemeentebestuur, beroep op een 
informatieveiligheidsconsulent van het agentschap eGov van de provincie Oost-Vlaanderen. Het vast 
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bureau stelde in zitting van 24 mei 2017 Eva van Bree aan als informatieveiligheidsconsulent in vervanging 
van Paul Schelleman. De informatieveiligheidscel bestaat uit: de secretaris, de financieel beheerder en de 
hoofdboekhouder, aangevuld met de informatieveiligheidsconsulent. 


5. Personeel 


5.1. Cijfergegevens 


Personeel functies per dienst (toestand 01/06/201 8) 


LJ rad 5 
ö $ 

Dienst = 
Financieel beheerder 
Financieel beheerder 0,25 
Totaal 0,25 
Secretaris 
Secretaris 1,0 
Totaal 1,0 
Financiële dienst 
Administratief medewerker 0,8 
Bode 0,8 0,5 
Hoofddeskundige boekhouding 1,0 
Scho(o)nm(a)k(st)er 0,5 
Totaal 1,0 2,1 0,5 
Personeelsdienst 
Administratief medewerker 
Deskundige personeelszaken 1,0 
Hoofddeskundige personeelszaken 0,9 
Totaal 0,9 1,0 
Dagverzorgingscentrum 
Coördinator dagverzorgingscentrum 0,5 
Gegradueerde in de ergotherapie 
Zorgkundige 1,0 
Totaal 1,5 
Woonzorgcentrum (algemeen) 
algemeen 
Administratief medewerker 0,8 
Animator -trice 0,8 
Deskundige in de animatie 0,5 
Directeur/Directrice woonzorgcentrum 1,0 
Gegradueerde in de ergotherapie 1,0 
Kinesist (gegradueerd) 11 0,5 
Maatschappelijk werker 1,0 
Totaal 1,0 5,2 0,5 
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Keuken 

Diensthoofd keuken 1,0 

Hulpkok 2,3 
Keukenhulp 6,3 1,0 
Kok 1,0 

Totaal 1,0 9,5 1,0 
Technische dienst en onderhoud 

Diensthoofd schoonmaak en onderhoud 1,0 
Scho(o)nm(a)k(stjer 6,5 

Totaal 1,0 6,5 
Verpleging & verzorging 

Hoofdverpleegkundige 1,0 2,0 
Logistiek medewerker 0,5 
Verpleegkundige (gediplomeerd/gebrevetteerd) 4,3 
Verpleegkundige (gegradueerd) 2,0 
Zorgkundige 19,3 0,8 
Totaal 1,0 28,1 0,8 
Sociale dienstverlening 

Art.60 na 1/1/2017 5,0 

Art.60 voor 1/1/2017 2,0 
Maatschappelijk werker 0,8 

Totaal 7,8 
Algemene sociale dienst 

Administratief medewerker 0,5 0,6 
Diensthoofd sociale zaken 1,0 

Maatschappelijk werker 5,2 
Seniorenconsulent 0,5 

Totaal 1,0 6,2 0,6 
Assistentiewoningen & Serviceflats 

Animator -trice 0,5 
Maatschappelijk werker 0,5 
Scho(o)nm(a)k(st)er 0,5 

Totaal 1,5 


5.2. Personeelsformatie en organigram 


In zitting van 2 april 2014 werd de personeelsformatie door de raad vastgesteld. Het organigram werd in 


zitting van 8 juni 2015 vastgesteld. 


5.3. Team algemene administratie 


e _ Hannelore Dieleman, hoofddeskundige personeelszaken, 90% (langdurig afwezig wegens ziekte) 
e _ Frits Samoy, hoofddeskundige boekhouder, voltijds 


e Patricia Rys, administratief medewerker personeel, 100% (waarnemend deskundige 


personeelszaken per 1/10/2016) 


e __Jo Venesoen, administratief medewerker financiën, 80% 


e de financieel beheerder 
e de secretaris 
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6. Projecten 


6.1. Nieuwe locatie voor Sociaal Huis 
Door de gemeente werd een perceel grond (in het BPA voorzien voor gemeenschapsondersteunende 
diensten) aangekocht aanpalend aan de site van het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin. Op deze locatie 
zal een nieuw (administratief) dienstencentrum worden gebouwd dat niet enkel de dienstverlening van het 
huidige Sociaal Huis maar ook de publieksdiensten van het gemeentebestuur (bevolking, 
grondgebiedszaken) op één plaats moet samenbrengen. Begin 2018 werd hiervoor een 
architectuuropdracht gegund. 


6.2. Verzelfstandiging ouderenvoorzieningen 
Na een oproep tot een publiek-publieke of publieke-private samenwerking m.b.t. de ouderenvoorzieningen 
werd in de OCMW-raad van 13 februari 2017 kennis genomen van het juryverslag en werden de 
geselecteerde kandidaten vastgesteld. De eerst geklasseerde kandidaat is Samen Ouder vzw. In de raad 
van 18 oktober 2017 werd een beslissing genomen tot oprichting met deze partner van een OCMW- 
vereniging volgens titel VIII, hoofdstuk 4 van het OCMW-decreet met als benaming vzw Heuverveld. Bij 
ministerieel besluit van 2 februari 2018 besliste de minister echter tot een niet goedkeuring van de 
oprichting. De procedure wordt hernomen in 2018. 


6.3. Integratie OCMW en gemeente 
Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet lokaal bestuur toe. Alhoewel de 
respectievelijke rechtspersonen van gemeente en OCMW zullen blijven bestaan, beoogd dit decreet een 
verregaande beleidsmatige en bestuurlijke integratie. Zo zal de OCMW-raad volledig samenvallen met de 
gemeenteraad, zal het college van burgemeester en schepenen dezelfde samenstelling hebben als het vast 
bureau en berust de ambtelijke leiding van de beide organisaties bij één algemeen directeur en één 
financieel directeur. 


Vooruitlopend op deze ontwikkeling werd in de loop van 2017 het nodige overleg gevoerd om de krijtlijnen 
van een geïntegreerd organogram, een geïntegreerd managementteam en de noodzakelijke keuzes m.b.t. 
de decretale graden voor te bereiden. Dit resulteerde in een ‘integratienota’ (10-05-2017) die vervolgens 
ook door het schepencollege werd goedgekeurd. In de tweede jaarhelft waren er reeds gezamenlijke 
vergaderingen van de beide managementteams om verschilpunten in de werking op te lijsten en voorstellen 
te formuleren om de werking van de beide organisaties op elkaar af te stemmen. 
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B.Sociale dienst 


1. Aanmeldingen en dossiers 


leder persoon die zich aanbiedt op de sociale dienst, wordt geregistreerd. Er dient op gewezen te worden 
dat één persoon zich meerdere malen aanbiedt. De registratie bevat geen meldingen voor de 


ouderenvoorzieningen (woon- en zorgcentrum, serviceflats en assistentiewoningen). De behandelde 


problematieken zijn o.a. administratieve hulp, budget- en schuldhulpverlening, dringende medische hulp, 


financiële steun, juridische bemiddeling, LOI, psychosociale hulpverlening, sociale kruidenier, socioculturele 
participatie, verwarmingstoelage, tewerkstelling, wonen, … 


Tot 2010 werden gemiddeld ongeveer 2.000 aanmeldingen genoteerd. Sedert 2011 is er een duidelijke en 


aanhoudende stijging in het aantal aanmeldingen te zien, met enkel in 2013 een terugval naar het niveau 


van 2011. 


Voor het aantal nieuwe dossiers (cliënten) geldt volgende bemerking: per cliënt wordt een dossier geopend 


(bv. ook voor een kind), in 1 cliëntsysteem zijn er dus mogelijks verschillende cliënten/dossiers (bv. vader, 


moeder en kind zijn 3 dossiers maar is 1 cliëntsysteem). 


Aantal aanmeldingen sociale dienst 


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal aanmeldingen 1975 1812 2400 3329 2395 4213 4127 5741 6054 

Aantal nieuwe dossiers | 109 45 178 145 107 170 139 200 230 
Evolutie aanmeldingen 
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Evolutie nieuwe dossiers 


2010 2011 2012 


2013 2014 2015 


2016 2017 


2. Recht op maatschappelijke integratie of leefloon 


Dossiers leefloon over het jaar 2017 


Cat A Cat B Cat E Eind-totaal 
(samenwonend | (alleenstaande) | (persoon met 
en) gezinslast) 
M Vv M Vv M Vv 
-25 17 2 4 2 6 36 
25-45 3 0 8 3 11 17 42 
46-65 0 0 5 5 11 7 28 
"+"65 0 1 0 0 0 0 1 
Eindtotaal 20 3 18 12 24 30 107 


Evolutie aantal dossiers leefloon op jaarbasis 


2007 59 
2008 61 
2009 75 
2010 86 
2011 89 
2012 60 
2013 57 
2014 84 
2015 72 
2016 91 
2017 107 
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Aantal dossier leefloon (jaarbasis) 
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Leefloongerechtigden op 31/12/2017 


Cat A Cat B Cat E Eind-totaal 
(samen- (alleen- (personen 
wonenden) staanden) met 
gezinslast) 
M Vv M Vv M Vv 
-25 9 0 3 2 0 2 16 
25-45 1 0 2 0 7: 5 15 
46-65 0 0 0 1 vi 1 9 
+65 0 0 1 0 0 0 
Eindtotaal 10 0 6 3 14 8 41 


Evolutie dossiers leefloon momentopname op 31/12/2017 


2009 40 
2010 39 
2011 39 
2012 34 
2013 31 
2014 30 
2015 37 
2016 58 
2017 41 
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3. Activering en arbeidsbegeleiding 
3.1. Activering 


Gedurende 2017 zijn er 107 dossiers recht op maatschappelijke integratie (leefloon) geopend. In januari 
2017 waren er 60 dossiers. Op 31 december 2017 waren er 42 geopende dossiers. Hieruit blijkt dat er veel 
tijdelijke dossiers zijn en dat dit moeilijk werkbaar is naar activering toe. 


In 35 dossiers betreft het jongeren jonger dan 25 jaar. 


In sommige dossiers werd in mindere mate gewerkt naar activering, in de meeste gevallen omdat het 
aanvraag van tijdelijke aard betrof. 


In sommige dossiers werd in mindere mate gewerkt naar activering, in de meeste gevallen omdat het 
aanvraag van tijdelijke aard betrof. 


3.2. Art 6087 

5 personen waren op 1 januari 2017 reeds tewerkgesteld in statuut artikel 60 87. In de loop van 2017 
werden er in 5 leefloon dossiers activeringen via het stelsel van art. 6087 ondernomen. Dit betekent dus dat 
er gedurende 2017 10 tewerkstellingen artikel 60 $7 waren. 


In 2017 werden 4 tewerkstellingen stopgezet, waarvan 3 wegens voldoende dagen gepresteerd, 1 persoon 
heeft zijn ontslag gekregen. 


In 2017 werden volgende tewerkstellingsplaatsen benut: de poetsdienst van het rusthuis (1 persoon), de 
technische dienst van het rusthuis (1 persoon), sociale werkplaats Spoor 2 (6 personen), Goed Wonen (1 
persoon) en Den Azalee (1 persoon). 


3.3. Evoluties 

Sinds 1 januari 2017 werkt OCMW structureel samen met VDAB in het kader van “tijdelijke werkervaring”. 
Tijdelijke werkervaring richt zich naar leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en 
arbeidsattitudes niet onmiddellijk terecht kunnen op de arbeidsmarkt. 


Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen. Het 
uiteindelijke doel is om de cliënt te laten doorstromen naar het normaal economisch circuit. 


Een tewerkstelling d.m.v. een artikel 60 is een verplicht onderdeel van een TWE-traject. 


Eens een TWE-traject is opgestart, blijft de cliënt 2 jaar in begeleiding bij het OCMW (tenzij bij 
uitzondering). 


In 2017 zijn er 5 TWE-trajecten opgestart. 


Ons centrum hecht ook veel belang aan sociale activering. Veel van ons cliënten zijn nog niet klaar voor de 
arbeidsmarkt of kunnen niet geactiveerd worden. Dit kan te maken hebben met gezondheidsredenen of 
billijkheidsredenen zoals de zorg voor een invalide kind. Wij vinden het belangrijk dat cliënten sociaal 
engagement tonen en hierdoor ook hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Dit kan voornamelijk door 
PWA-werk of door vrijwilligerswerk bij de sociale kruidenier (voedselbedeling). Vaste vrijwilligers 
organiseren tweewekelijks voor Slaatje Praatje. 


3.4. Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) 


Werkzoekenden die een ruime tijd werkloos zijn of een leefloon ontvangen, komen in aanmerking voor 
PWA-werk. 


De meeste PWA-prestaties worden geleverd voor de cafetaria van het WZC en The Club. Daarnaast was er 
ook ondersteuning van 2 PWA-medewerkers bij het kerstfeest in het kader van de socioculturele 
participatie. 


Vanaf 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA. 
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4. Steunsystemen 
4.1. Algemeen 


Voor het toekennen van bepaalde extra steunen (zoals socioculturele participatie, kansarme kinderen, 
septembertoelage, …) wordt een prioritaire doelgroep omschreven (beslissing raad van 25 januari 2017). 
Hiervoor hanteren we een inkomensgrens: 


e _ Het inkomen bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van 
huur …) per jaar of maand. Er kan rekening gehouden worden met medische kosten en schulden 
ten gevolge van medische kosten. 


e Gezin = één of meerdere personen die op hetzelfde adres verblijven (al dan niet met familieband) 
vormen een gezin. 


Armoededrempel * 


KUISHONGEN SO SlASEIE (op basis van maandinkomen) 


Alleenstaande € 1.085 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar € 1.627,50 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.) € 1.953 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.) € 2.279 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen (- 14 j.) € 2.604 
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.) € 1.410,50 
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.) € 1.736 


Uitleg berekening: 
Bijkomende elementen in de berekening: 


e Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar: € 537 optellen (de helft van de maanddrempel voor 
alleenstaanden) 

e Per extra kind (onder 14 jaar): € 322 optellen (30% van de maanddrempel voor 
alleenstaanden) 

e _ Aangezien de kosten voor kinderen in co-ouderschap normaliter voor elk de helft over de beide 
ouders verdeeld worden, wordt voor een kind in co-ouderschap slechts de helft van het bij te tellen 
bedrag toegekend. 


Bron: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit 
Antwerpen, basis van berekening: European Union Statistics on Income and Living Conditions 2011 
(EU-SILC) 


4.2. Septembertoelage 

Naar analogie met de regeling van de voorgaande jaren en ter ondersteuning van de financieel zwakste 
gezinnen met kinderen tijdens de dure eerste schoolmaand, werd ook in 2017 aan de raad voorgesteld de 
septembertoelage toe te kennen. We stelden voor om deze steunverlening toe te kennen aan mensen die 
behoren tot onze prioritaire doelgroep en aan de gezinnen van het Lokaal Opvanginitiatief (voor deze 
gezinnen wordt de septembertoelage ten laste genomen via de forfaitaire vergoeding van het LOI). 


Septembertoelage 


Jaar Aantal kinderen Totaal bedrag 
2009 74 € 6.210 
2010 98 € 8.290 
2011 99 € 7.500 
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2012 NN € 7.620 
2013 77 € 6.065 
2014 60 € 4.975 
2015 43 € 3.228,30 
2016 60 € 3.688,06 
2017 78 €5.711,06 


De bedragen van het vorige schooljaar werden behouden; namelijk 60 EUR per kleuter en lager schoolkind, 
120 EUR per kind in het middelbare en 150 EUR per kind in het hoger onderwijs. Voor kinderen die in het 
kader van co-ouderschap worden opgevoed, bedraagt de septembertoelage 50% van bovengenoemde 
bedragen. Gezinnen in ons LOI ontvangen € 25 per schoolgaand kind. Naar analogie met de socioculturele 
participatie en kansarme kinderen wordt sedert 2015 de toelage toegekend op basis van facturen (bv. 
factuur schoolboeken). 


4.3. Eindejaarstoelage 

Aan mensen die op 31 december 2017 cliënt waren en tot de prioritaire doelgroep behoorden, werd een 
kerst- en nieuwjaarstoelage toegekend. In 2014 werden de bedragen aangepast en verfijnd: 120 euro per 
koppel, 60 euro voor een alleenstaande (met of zonder kinderen ten laste) en 40 euro per persoon ten 
laste. Voor kinderen in co-ouderschap geldt de afspraak dat 50 % van het bedrag wordt toegekend. De LOI- 
bewoners ontvangen € 25 per persoon, hun eindejaarstoelage wordt vergoed via de subsidie van het LOI. 


Evolutie eindejaarstoelages 


Jaar Gezin Kinderen Totaal 
2009 73 80 € 11.300 
2010 99 115 € 17.043 
2011 77 124 € 14 658 
2012 66 105 € 12.595 
2013 73 113 € 13.225 
Koppel Alleenstaande Kinderen 
2014 20 38 65 € 6.310 
2015 15 41 69 € 6.655 
2016 25 50 111 € 10.110 
2017 23 42 89 € 8.320 


4.4. _Huurtoelage 

Op basis van individueel sociaal onderzoek wordt in sommige dossiers financiële steun verleend om het 
aandeel van de kosten voor wonen in het maandelijks budget te helpen dragen. Gaandeweg werd hierbij 
gekozen om de 1/3e regel te volgen: het gedeelte van de huishuur dat meer bedraagt dan 1/3 van het 
inkomen wordt door het OCMW ten laste genomen onder de vorm van een huurtoelage. Dit resulteerde 
soms in vrij hoge tussenkomsten in de huur. Om te voorkomen dat cliënten reeds op voorhand rekening 
houden met deze huurtoelage en daardoor een woning huren waarvan ze eigenlijk de huur niet zelfstandig 
kunnen betalen, werd een aangepaste procedure goedgekeurd vanaf 1 mei 2015 (raad van 22 april 2015). 


Indien bij het financieel onderzoek een nood wordt vastgesteld, kan onder bepaalde voorwaarden een 
huurtoelage van een maximum maandelijks bedrag van € 120, te vermeerderen met € 20/persoon ten laste, 
tot maximum € 200 toegekend worden. Op de jaarlijkse vervaldatum wordt de premie verminderd met € 10. 
Deze toelage wordt voor maximum 4 jaar toegekend, op voorwaarde dat betrokkene voldoet aan de 
voorwaarden én zich inschrijft voor een sociale woning. 
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Door deze nieuwe procedures en voorwaarden zijn het aantal huurtoelages en het toegekende totale 
bedrag aanzienlijk verminderd. 


Evolutie huurtoelages 


jaar Aantal gezinnen Totale besteding in EUR 

2009 21 23.993,79 

2010 23 24.334,54 

2011 25 24.220,74 

2012 20 19.175,14 

2013 18 21.874,37 

2014 17 13.705,65 

2015 4 3.064,24 

2016 3 1.360 

2017 2 1.000 


4.5. Artikel 1344ter: uitdrijving uit de woning 
Het OCMW wordt door de griffier of de gerechtsdeurwaarder op de hoogte gebracht dat een procedure zal 
worden ingeleid door het Vredegerecht te Hamme, o.m. tot uitdrijving uit de woning. 


Evolutie uitdrijvingen uit woningen 


jaar Aantal 
2009 15 
2010 17 
2011 13 
2012 7 
2013 20 
2014 24 
2015 17 
2016 12 
2017 9 


Betrokkenen worden telkens door onze sociale dienst aangeschreven. Hierbij worden ze uitgenodigd bij 
een maatschappelijk werker om de situatie te bespreken en/of een oplossing te vinden via 
bemiddeling/tussenkomst van ons centrum. Dit kan o.a. door het aanvragen van een sociale woning. 
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4.6. Tijdelijke huisvesting 

Sinds mei 2015 wordt een OCMW -woning gebruikt als tijdelijke huisvesting voor cliënten die in een 
noodsituatie verkeren. De woning wordt bij wijze van steunmaatregel ter beschikking gesteld (dus niet 
verhuurd). Een noodsituatie is een onvoorziene, plotse omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de 
betrokkene(n) om die zorgt voor een dringende woonnood (een brand, uithuiszetting, relationele problemen, 
opvang van asielzoekers die het LOI moeten verlaten maar nog geen woonst hebben gevonden, …). De 
tijdelijke woonst wordt toegekend bij beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst of dringende 
beslissing van de voorzitter, voor maximaal 3 maanden (slechts éénmaal verlengbaar met 3 maanden). De 
tijdelijke woonst wordt ter beschikking gesteld voor een dagbedrag van € 15, (kosten inbegrepen). Het 
dagbedrag stijgt tot € 20 na de eerste drie maanden om de gebruiker aan te zetten terug een eigen woonst 
te zoeken. 


Aantal gebruikers tijdelijke huisvesting 


Gezin met kinderen Alleenstaande met kinderen Koppel Alleenstaande 
2015 0 0 1 1 
2016 0 2 1 1 
2017 0 1 0 0 


4.7. Netabonnementen De Lijn 

Personen met een leefloon en gelijkgestelden, of personen die verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI) 
kunnen voor 42 euro een Buzzy Pazz of Omnipas voor 12 maanden kopen. De Lijn stuurt deze personen 
een overschrijving op basis van een bestand met rechthebbenden dat ze ontvangt van de betrokken 
instellingen. 


Ook ouderen met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie kunnen, op basis van een attest 
afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen, zo'n abonnement aanvragen. 


Asielzoekers hebben recht op vervoersgarantie (VG). Zij kunnen via Fedasil (Federaal Agentschap voor de 


Opvang van Asielzoekers), het Rode Kruis of Vluchtelingenwerk Vlaanderen een VG-netabonnement kopen 
dat 42 euro kost voor een jaar. 
Overzicht gerechtigden VG - netabonnement De Lijn 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
eg.LL 21 14 21 14 20 19 29 0 
Leefloon 55 16 39 37 32 55 110 122 
LOI 38 30 27 15 5 16 10 2 

114 60 87 66 57 90 149 124 


4.8. Sociale Kruidenier 

De OCMW's van Berlare, Buggenhout, Laarne, Wichelen en Waasmunster baten samen een sociale 
kruidenier uit. Een project dat een alternatief wil zijn voor de loutere bedeling van voedseloverschotten en 
dat de nadruk ook wil leggen op gezonde voeding, sociale tewerkstelling, ontmoeting en participatie van de 
gebruikers. Een marktwagen komt elke 14 dagen langs bij elk van de OCMW ’s. De cliënten ontvangen 
gratis verse groenten en andere producten, daarnaast zijn er ook producten die gekocht kunnen worden 
tegen democratische prijzen. Via extra activiteiten worden de gebruikers actief meegenomen in het verhaal 
en participeren ze aan het project. 


Om de werking structureel te verankeren en het voortbestaan van Slaatje Praatje niet te laten afhangen van 


allerlei subsidies, werd in 2016 een deeltijdse (4/5°) coördinator aangeworven binnen de reguliere werking 
van de verschillende OCMW's. Op die manier wordt de werking bestendigd en verzekerd. Om specifieke 
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acties te financieren en uit te werken kan in de toekomst nog steeds ingetekend worden op 
projectoproepen. 


Aantal begunstigden sociale kruidenier 


2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 
Cliëntsystemen _| 35 56 59 22 31 24 36 50 
Begunstigden 123 171 178 54 81 73 114 175 


* Overname van de sociale kruidenier van het CAW door het samenwerkingsverband. Geen bedelingen tussen april en juni. 


De marktwagen komt in elk van de organiserende besturen tweewekelijks langs. Mensen worden op basis 
van een sociaal onderzoek toegeleid door de maatschappelijk werker. Om de 6 maanden wordt opnieuw 
bekeken of mensen nog voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de sociale 
kruidenier (armoedegrens, hoge medische kosten, … ). Indien het inkomen te hoog is, kan men toch nog 
worden doorverwezen voor het ontmoetingsmoment dat ook tijdens de bedeling plaatsvindt. We stellen vast 
dat dit voor sommige gebruikers een vaste waarde wordt. 


Per bedeling worden de verantwoordelijke van de marktwagen en de maatschappelijk werker van het 
OCMW ondersteund door cliënten die als vrijwilliger meewerken aan dit project. Zij helpen onder meer bij 
het klaar zetten van de ruimte waar de bedeling plaatsvindt, het uitladen en uitstallen van de gratis 
producten en groenten, de effectieve bedeling, een sporadische kledingverkoop die ten voordele van het 
project wordt georganiseerd, het voorzien van koffie en thee voor de gebruikers van “Slaatje Praatje”, 
enzovoort. De werking van de kruidenier wordt ook met en door de vrijwilligers geëvalueerd tijdens een 
overlegmoment. Dit engagement als vrijwilliger kan een eerste stap zijn in een activerings- en/of 
begeleidingstraject. 


In 2017 werden volgende extra activiteiten georganiseerd door en samen met de vrijwilligers: verkoop 
kledij, workshop koken, paaseieren raap voor kinderen, spelen voor kinderen. 


In 2017 werd Slaatje Praatje genomineerd voor de jaarlijkse federale prijs voor armoedebestrijding van de 
POD en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, waarbij de klemtoon lag op mensen en/of projecten 
die werken rond armoedebestrijding bij éénoudergezinnen (alleenstaande moeders) of activering van 
mensen met een armoedeproblematiek. Slaatje Praatje diende net als 80 anderen een dossier in. De 
officiële prijsuitreiking, in aanwezigheid van Koningin Mathilde, vond plaats op 16 juni 2017 in Brussel. 
Slaatje Praatje ging als genomineerde laureaat met een som van 1.250 euro naar huis. Met dit bedrag wil 
Slaatje Praatje de nieuwe opslagplaats inrichten. 


4.9. Participatie en sociale activering 

In het kader van administratieve vereenvoudiging werden in de omzendbrief van 20 december 2016 
(betreffende de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers) 
vanaf 2017 deze maatregel, de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen en nog enkele andere 
maatregelen gebundeld en aangevuld met een derde beleidsprioriteit: organiseren van collectieve modules 
(ter aanvulling van de individuele begeleiding). 


Het Koninklijk Besluit van 10/01/2017 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale 
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's bepaalt de richtlijnen voor de 
subsidieverdeling voor 2017 en kent ons OCMW een toelage t.b.v. € 6.102 toe, die aangewend moet 
worden voor het bevorderen van maatschappelijke participatie, organiseren van collectieve modules en 
bestrijden van kinderarmoede. Voor de besteding van de toelage zijn duidelijke richtlijnen (percentages) 
vastgelegd. De raad voorzag in een aanvullend budget. 


Voor het bevorderen van maatschappelijke participatie werd in totaal € 3.579,63 besteed. Er werd aan 70 
begunstigden een individuele tussenkomst verleend. Hier geldt het principe dat mensen zelf betalen en na 
het binnenbrengen van de factuur er een bedrag van 90% wordt terugbetaald aan de cliënt. De 
tussenkomsten zijn beperkt tot een maximum bepaald van 100 EUR per persoon. 
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Voor het bestrijden van kinderarmoede werd in het totaal € 4.894,87 aan 79 begunstigden tussenkomsten 
verleend. De steun moet terechtkomen bij minderjarigen. Er werden voornamelijk schoolfacturen ten laste 
genomen. Men kan maximum 100 EUR per minderjarig kind een tussenkomst per jaar vragen. 


Voor het organiseren van collectieve modules werd een totaal van € 1.534,36 besteed. De organisatie van 
deze vormingen werd uitbesteed aan externe organisaties zoals Vormingplus (Start to organise), Les 
Gazelles (kleur- en stijladvies), Ticobelga (yoga) en de stedelijke academie (workshops). 


Wegens het grote succes werd het eindejaarsfeest, in 2012 voor het eerst georganiseerd, een vaste 
waarde. Jaar na jaar bereiken we steeds meer cliënten, waardoor het feest in 2017 voor de eerste maal 
georganiseerd werd in GC Hoogendonck. Omwille van het ontoereikend budget werd het eindejaarsfeest 
(waarvoor 157 personen waren ingeschreven) volledig gefinancierd met middelen van het OCMW. Gezien 
het beperkte budget en het mindere succes van de zomeractiviteit, werd ook in 2017 geen activiteit in de 
grote vakantie georganiseerd. 


4.10. Vakantieparticipatie 
Daguitstappen Waasmunster 2017 


Datum Attractie Status 

22/07/2017 Plopsaland De Panne Goedgekeurd 
17/07/2017 Bobbejaanland Goedgekeurd 
19/07/2017 Center Parcs De Vossemeren Goedgekeurd 
05/08/2017 Plopsaland De Panne Goedgekeurd 
28/08/2017 Zoo Antwerpen Goedgekeurd 


Vakanties Waasmunster 2017 


In 2017 werden er geen vakanties aangevraagd. 


5. Hulpverlening bij betalingsproblemen en schulden 


5.1. Budgetbeheer 

De behandeling van de dossiers budgetbeheer blijft een belangrijke opdracht binnen het takenpakket van 
de sociale dienst. Personen die in ernstige financiële moeilijkheden verkeren, kunnen een beroep doen op 
de sociale dienst. In eerste instantie wordt nagegaan welke de meest passende vorm van hulpverlening is: 
budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling. 


Alvorens een dossier budgetbeheer op te starten, wordt de toelating gevraagd aan het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. Bij de start van een dossier budgetbeheer wordt een contract opgesteld, waarin de 
rechten en de plichten worden vermeld van het OCMW én van de cliënt. De maatschappelijk werkers 
helpen bij het opmaken van een overzicht van de financiële situatie. 


Evolutie aantal dossiers budgetbeheer op 31/12 


Op 31.12.2010 28 
Op 31.12.2011 20 
Op 31.12.2012 19 
Op 31.12.2013 19 
Op 31.12.2014 23 
Op 31.12.2015 23 
Op 31.12.2016 29 
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Op 31.12.2017 28 


Tijdens het jaar 2017 werden 13 dossiers budgetbeheer afgesloten. 7 dossiers werden positief afgesloten, 
1 dossier werd overgenomen door een bewindvoerder, 2 dossiers werden overgenomen door een 


collectieve schuldbemiddelaar en 3 werden stopgezet wegens onvoldoende medewerking van de cliënt. 


Hieronder een indeling naar de leeftijd van de personen die in 2017 in budge 
en samenwonenden wordt de oudste in jaren in aanmerking genomen): 


Indeling budgetdossiers naar leeftijd titularis 


beheer waren (bij echtparen 


Leeftijd / Aantal dossiers | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 
20-30 5 4 4 3 8 8 ri 6 
30-40 8 4 7 Ee) 8 7 8 8 
40-50 6 5 8 11 9 9 9 8 
50- E) 7 7 5 6 Ee) 15 18 
TOTAAL 28 20 26 28 31 33 36 40 
Indeling dossiers naar gezinssamenstelling 
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 
Alleenstaande vrouwen zonder kinderen ten laste 3 5 6 6 10 8 8 
Alleenstaande mannen zonder kinderen ten laste 2 3 8 7 9 11 11 
Samenwonenden (al dan niet gehuwd) zonder kinderen 
ten laste 2 2 2 1 3 5 
Samenwonenden (al dan niet gehuwd) met : 
1 kind ten laste 0 1 1 1 3 2 3 
2 kinderen ten laste 3 3 2 5 4 5 3 
3 kinderen ten laste 2 2 1 0 0 
4 kinderen ten laste 0 1 2 1 1 
Alleenstaande vrouwen met 
1 kind ten laste 3 2 3 2 1 0 2 
2 kinderen ten laste 2 1 2 3 3 4 4 
3 kinderen ten laste 1 4 3 3 2 1 1 
4 kinderen ten laste 1 0 0 0 
Alleenstaande man met 1 0 
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1 kind ten laste 0 1 0 
4 kinderen ten laste 1 0 
man met co-ouderschap 1 2 
vrouw met co-ouderschap 1 0 
TOTAAL 20 26 28 31 33) 36 40 


5.2. _Schuldbemiddeling 


De dienst voor schuldbemiddeling is een samenwerkingsverband tussen de OCMW's van Berl 


Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster, Wichelen en Buggenhout. 


are, 


De dienstverlening met betrekking tot de Wet op het Consumentenkrediet wordt verstrekt door de diensten 


budgetbegeleiding van de diverse OCMW's. Bij moeilijke situaties kunnen zij wel een beroep doen op de 


dienst voor schuldbemiddeling. 


Personeelsbestand van de dienst voor schuldbemiddeling 


Diensthoofd: 


Vlaeminck Philippe, jurist, voltijds sinds 01.08.2001. 


Schuldbemiddelaar: 


Evelien De Ryck, maatschappelijk werker, voltijds sinds 23.04.2012 


Cijfergegevens schuldbemiddeling 


Aantal aanmeldingen schuldbemiddeling per maand in 2017 


Waasmunster TEERAE 
Januari 4 33 
Februari 0 12 
Maart 3 16 
April 2 8 
Mei 0 6 
Juni 1 6 
Juli 2 12 
Augustus 1 9 
September 2 12 
Oktober 0 8 
November 0 5 
December 0 2 
TOTAAL 15 129 
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In 2017 kreeg de dienst voor schuldbemiddeling 129 nieuwe aanmeldingen. Dit zijn er 13 meer dan in 2016. 


De aanmeldingen uit Waasmunster bleven ongeveer op eenzelfde niveau als in 2015. 


Begeleidingen en interventies. 


Aard van de hulpverlening 


Voorstel Collectieve 
Info- en Opstellen 
i Geen contact 

advies CSR verzoekschrift Schuldenregeling 

Waasmunster 14 12 12 1 
TOTAAL 111 108 88 85 14 

Aantal contacten met de cliënt 

Bureelbez. Huisbez. SCHAAL 

contact 
Waasmunster 28 112 
TOTAAL 247 21 731 
Doorstroming in de dossiers in 2017 
Waasmunster TOTAAL 
Probleem opgelost 1 6 
Verhuizing 0 1 
Overlijden 0 0 
Geen medewerking [2 25 
Verbreking door 0 5 
cliënt 
Doorverwijzing 0 0 
Dossier toelaatbaar |11 84 
Voldoet niet aan 0 3 
voorwaarden 
Dossier niet 1 1 
toelaatbaar 
Geen kennis van 0 0 
toelaatbaarheid 
TOTAAL 15 125 
Oorsprong inkomsten schuldbemiddeling 
Waasmunster 2017 2016 

Loon 44 38 
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Pensioen 2 7 8 
Werkloosheid 2 23 15 
Ziekte-uitkering 0 8 18 
OCMW-steun 2 12 7 
Kinderbijslag 3 30 26 
Alimentatie 1 4 8 
Invaliditeit 2 10 6 
Zorgverzekering 1 1 0 
Ander 0 6 5 
Onbekend 1 20 30 
Geen 3 rd 3 
Complexiteit van de dossiers 
Bedrag beschikbare inkomsten in dossiers schuldbemiddeling 
Inkomen per maand Waasmunster TOE EARL 

2017 2016 

< € 500,- 0 2 0 
€ 500,- - € 750,- 0 3 2 
€ 750,-- € 1.000,- 0 15 17 
€ 1.000,- - € 1.250,- 2 14 14 
€ 1.250,-- € 1.500,- 3 18 15 
€ 1.500,-- € 1.750,- 1 15 12 
€ 1.750,- - € 2.000,- 0 7 6 
€ 2.000,- - € 2.250,- 1 6 4 
€ 2.250,- - € 2.500,- 0 1 1 
> € 2.500,- 2 6 7 
Onbekend 3 31 39 
Geen 3 7 3 
TOTAAL 15 125 120 
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Oorzaak schulden 


Waasmunster TOTAAL TOTAAL 
2017 2016 
Vermindering inkomsten 1 20 16 
Verlies arbeid 1 7 16 
Ongeval/ziekte 4 27 25 
Scheiding/overlijden 3 26 16 
Stopzetting activiteit/faillissement 0 9 7 
Drug-/alcohol-/gokverslaving 0 7 6 
Budgetprobleem 5 19 15 
Overbesteding 1 ] 10 
Ander 6 29 18 
Onbekend 1 24 33 
Complexiteit dossiers volgens aantal schuldeisers. 
Waasmunster 2017 2016 
<5 2 14 16 
5-10 3 32 27 
11-20 5 38 39 
> 20 3 15 3 
Onbekend 2 26 35 
TOTAAL 15 125 120 
Bedrag van de schulden 
Waasmunster 2017 2016 
< € 250,- 0 0 0 
€ 250,- - € 500,- 0 0 0 
€ 500,- - € 1.250,- 0 0 0 
€ 1.250,- - € 2.500,- 1 4 0 
€ 2.500,- - € 6.000,- 0 14 10 
€ 6.000,-- € 12.000,- 3 26 25 
€ 12.000,- - € 25.000,- 4 32 25 
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€ 25.000,- - € 50.000,- 2 13 14 
€ 50.000,- - € 125.000,- 2 5 7 
> € 125.000,- 0 3 2 
Onbekend 3 28 37 
TOTAAL 15 125 120 


Aard van de schulden - Waasmunster 


Huurachterstal 


Hypothecaire lening 


Elektriciteit/gas 


Water 


Telefoon 


Personenbelasting 


Autobelasting 


Penale boete 


Provinciebelasting 


Gemeentebelasting 


Medische schulden 


Kredietschulden 


Sociale zekerheid 


Verzekeringen 


OCMW 


Onderhoudsgeld 


Postorder 


Schoolrekeningen 


Advocaat 


Mutualiteit 


Begrafeniskosten 


Andere 


Onbekend 
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De meest voorkomende schulden (enkel voor de dossiers waarin de schuldenlast gekend is): 


Kredietschulden (56,80 %) 
Telefonie (43,20 %) 
Elektriciteit & gas (51,20 %) 
Medische schulden (44,80 %) 


5.3. Energiekosten 


Stookolietoelage 

Gelijkaardig aan vorige jaren werd ook tijdens het jaar 2017 financiële hulp, onder de vorm van 
verwarmingstoelagen toegekend in opdracht van de federale overheid. De brandstoffen die voor een 
toelage in aanmerking kwamen waren huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Voor de 
toekenning werd per gezin en per verwarmingsperiode een maximumhoeveelheid van 1.500 liter in 
aanmerking genomen. Het Sociaal Stookoliefonds zorgde voor de financiering van deze maatregel. 


Om aanspraak te maken op de stookolietoelage kwamen volgende personen in aanmerking: 


e Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake 
gezondheidszorg 

e _ Categorie 2: personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat 
lager of gelijk is aan € 17.649,88, verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste EUR per persoon 
ten laste. 

e Categorie 3: personen met een schuldoverlast. Dit zijn personen die een schuldbemiddeling of een 
collectieve schuldenregeling genieten en bijgevolg hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 


Stookolietoelage 


Jaar Aantal aanvragen Totaal toelage 
2010 158 € 23.445,80 
2011 
2012 118 € 20.977,01 
2013 108 € 20.684,02 
2014 69 € 13.049,98 
2015 71 € 13.715,55 
2016 68 € 10.885,70 
2017 59 € 9.364,46 
Fonds voor gas en Elektriciteit verdeling 2017 
In het kader van de wet van 2 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare 


centra voor maatschappelijk welzijn inzake begeleiding en de financiële ondersteuning aan de meest 
hulpbehoevenden inzake energielevering heeft het OCMW Waasmunster recht op € 23.776,05 voor de 
inzet van personeel bij de begeleiding van cliënten met betalingsproblemen. Dit vertaalt zich in het 
bemiddelen bij betalingsproblemen, budgetbegeleidingen, budgetbeheer of een doorverwijzing naar de 
dienst schuldbemiddeling. 
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OCMW Waasmunster kreeg daarboven een bedrag van € 3.380,84 ter beschikking om aan personen 
waarvan de schuldenlast van die aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun huur, water, 
gas en elektriciteitsfacturen niet meer kunnen betalen, een financiële steun te verlenen. 


De raad besliste om deze steunverlening toe te kennen aan mensen die behoren tot onze prioritaire 
doelgroep. 


Tijdens het jaar 2017 werd het € 4.325,79 besteed en verdeeld over 23 dossiers. 


Fonds gas en elektriciteit 


Jaar Aantal gezinnen Totale besteding 
2010 36 €8.614,82 
2011 35 € 7.071.82 
2012 32 € 6.029,18 
2013 32 € 7.762,58 
2014 28 € 5.290,45 
2015 21 € 4.080,93 
2016 24 € 4.260,14 
2017 23 € 4.325,79 


Opladingen budgetmeter 
Een budgetmeter laat toe energieverbruiken via een systeem van voorafbetalingen op te volgen. Het 


systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen. Hij kan dan 
voor het opgeladen bedrag energie verbruiken. 


Aantal opladingen budgetmeter 


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

KW1 283 261 247 276 287 337 258 220 
Kwa 189 152 184 201 192 240 159 139 
KW3 188 108 170 165 160 161 103 134 
KW4 303 255 253 271 285 261 154 207 
963 776 854 913 924 999 674 700 


Lokale adviescommissie (LAC) 


Overzicht zittingen lokale adviescommissies 


Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
zittingen dossiers schorsingen zittingen dossiers 
Eandis (gas VMW (water) 
en elek.) 

2010 10 82 3 1 50 

2011 5 83 3 1 60 

2012 5 53 1 3 110 
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2013 6 68 2 2 95 
2014 5 85 1 2 101 
2015 5 42 3 2 47 
2016 6 59 1 3 54 
2017 5 60 1 3 104 


Minimale levering aardgas. 
Halfmaandelijkse tussenkomsten 2017-2018 voor de minimale levering aardgas voor gezinnen met een 
aardgasbudgetmeter: 


WONINGTYPE Niet-beschermde afnemer | Beschermde afnemer 
= recht op sociale 
maximumprijs 

voor energie 


APPARTEMENT 32,77 euro 18,66 euro 
RIJHUIS OF HOEKHUIS 45,66 euro 26,66 euro 
(max. 2 open gevels) 

VRIJSTAAND OF 54,66 euro 32,66 euro 
HALFOPEN 


(meer dan 2 open gevels) 


De minimale levering aardgas is berekend op basis van het gemiddeld aardgasverbruik in de periode 
december - januari - februari, vermenigvuldigd met een factor afhankelijk van het type woning. De minimale 
levering is beperkt tot 60 % van deze kost en wordt per halve maand toegekend. 


In totaal hebben 10 personen (vorige winterperiode: 7 personen) gebruik gemaakt van deze maatregel 
gedurende de winterperiode 1 november 2017 tot en met 31 maart 2018 (toekenning bedrag per halve 
maand). 70 % van de totaal toegekende som viel te recupereren bij de aardgasnetbeheerder. De overige 
30% dient terugbetaald te worden door de cliënt zelf. Bij uitzondering kan er op het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst beslist worden om de overige 30% niet te recupereren bijvoorbeeld omdat de cliënt zich 
in een procedure collectieve schuldbemiddeling kan bevinden. 


6. Juridische hulpverlening 
6.1. _ Gratis juridisch advies (eerste lijn) 


In samenwerking met de orde van advocaten wordt in ons centrum om de veertien dagen een zitdag 
georganiseerd waarop iedere inwoner van onze gemeente een eerste gratis juridisch advies kan krijgen. De 
eerstelijnsrechtshulp wordt verleend via de regionale Commissies voor Juridische Bijstand en gefinancierd 
door de Federale Overheidsdienst Justitie. 


Zitdagen gratis juridisch advies 


2011 | 2012 | 2013 2014 | 2015 2016 2017 


aantal afspraken 30 35 31| 36 38 45 38 
gemiddelde per zitting die plaatsvond 2,31 1,75 2,07 | 2,25 1,9 2,14 2,11 
aantal zittingen die plaatsvonden 13 20 15| 16 20 21 18 
totaal aantal geplande zittingen 24 24 24} 24 25 25 25 
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6.2. Gemeenschappelijke juridische dienst (tweede lijn 
De gemeenschappelijke juridische dienst is een samenwerkingsverband tussen de OCMW's van Berlare, 

Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster, Wichelen. De dienst profileert zich als tweedelijnsdienst ter 
ondersteuning van de sociale dienst en andere diensten van het OCMW en op vraag van een 
maatschappelijk werker ter ondersteuning in juridisch complexe dossiers. In Hamme verzorgt de dienst ook 
de eerstelijnsondersteuning (vervanging van de gratis rechtshulp daar). 


Aantal behandelde dossier juridische dienst 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
WAASMUNSTER 49 50 29 31 40 30 29 
NOTA's 4 14 17 12 14 17 8 
Totaal 511 500 490 479 545 531 436 
Aard behandelde dossiers juridische dienst 

OCMW Waasmunster 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Administratief recht 3 - 2 5 - - 5 
Arbeidsrecht / sociaalrecht 5 3 1 s 3 - 3 
Burgerlijk recht 16 21 19 18 25 17 11 
Fiscaal recht - - = 5 2 e - 
Gerechtelijk recht 2 - 1 - 1 - 1 
Handelsrecht/ consumentenrecht 1 1 - 4 2 1 - 
OCMW-regelgeving 1 7 4 4 2 7 7 
Insolventierecht 6 11 2 2 4 3 2 
Strafrecht - 2 - 2 1 2 4 
Vreemdelingenrecht 1 1 a - - - - 
Varia 4 4 s 1 5 - 1 
Totaal 49 50 29 31 40 30 29 


7. Seniorenteam 


Het OCMW Waasmunster beschikt over een seniorenteam om de keuze voor ouderen naar de aangepaste 
zorgvorm te begeleiden. De taken binnen dit seniorenteam zijn verdeeld over 3 functies: 


e De dagelijks verantwoordelijke SF en AW staat in voor het aansturen van de werking van de 
voorzieningen SF en AW, de interne sociale dienst binnen deze voorzieningen en voor activiteiten 
die onder de noemer van een niet-erkend lokaal dienstencentrum vallen. 

e __De sociale dienst WZC staat in voor de interne sociale dienst binnen het woonzorgcentrum en het 


kortverblijf. 
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e __De seniorenconsulente staat in voor de aansluiting met thuiszorgdiensten, het actief thuis 
opzoeken van 80-plussers en tevens voor activiteiten die onder de noemer van een niet-erkend 
lokaal dienstencentrum vallen. 


Tussen deze drie functies vindt voldoende uitwisseling plaats zodat continuïteit bij afwezigheden 
gegarandeerd wordt en de intake en begeleiding steeds op gelijkaardige manier wordt uitgevoerd. 


Het seniorenteam heeft volgende samenstelling: 


e _ Kern: Seniorenconsulente (deeltijds), sociale dienst woonzorgcentrum en kortverblijf (voltijds), 
dagelijks verantwoordelijke serviceflats en bejaardenwoningen (deeltijds) 

e _ Plenum: dagelijks verantwoordelijke (directie) woonzorgcentrum en kortverblijf (voltijds), dagelijks 
verantwoordelijke dagverzorgingscentrum (deeltijds), diensthoofd sociale zaken (voltijds), OCMW - 
secretaris (voltijds). 


Binnen de kern van dit team worden spreekuurmomenten ingericht en onderling verdeeld. De spreekuren 
hebben volgende doelen: de intake voor de doelgroep ouderen, informatieverstrekking, administratieve 
ondersteuning, … Gezamenlijk neemt het team het beheer van de inschrijvingslijsten voor de voorzieningen 
voor zijn rekening. 


Vanaf toewijzing: 


- neemt de dagelijks verantwoordelijke SF en AW het dossier op voor opnamevoorbereiding en verdere 
begeleiding voor SF en AW; 


- neemt de sociale dienst WZC het dossier op voor opnamevoorbereiding en verdere begeleiding voor het 
woonzorgcentrum en het kortverblijf; 


- neemt de dagelijks verantwoordelijke dagverzorgingscentrum het dossier op voor opnamevoorbereiding 
en verdere begeleiding voor het dagverzorgingscentrum; 


In zijn volledige samenstelling staat het seniorenteam maandelijks in voor beleidsvoorbereidende en - 
uitvoerende maatregelen inzake het senioren(zorg)beleid van het OCMW Waasmunster. Er vindt 
informatie-uitwisseling plaats in beide richtingen. De onderlinge taakstelling tussen de maatschappelijk 
werkers wordt er in detail afgesproken. 


8. Kinderarmoedebestrijding en opvoedingsondersteuning 


8.1. Kinderarmoedebestrijding 

Aangezien in Waasmunster op basis van enkele indicatoren kinderarmoede werd vastgesteld, kan het 
OCMW sedert 2014 beschikken over een budget om deze vorm van armoede te bestrijden. 
Kinderarmoedebestrijding heeft binnen het OCMW 2 sporen: een participatiegroep voor en door de cliënten 
en een lokaal netwerk kinderarmoedebestrijding. 


Met en voor de cliënten wordt sedert september 2014 een participatiegroep ‘Babbel Mee’ georganiseerd, 
waarbij de cliënten zelf ideeën, acties, activiteiten aanbrengen die dan in groep uitgewerkt worden, dit 
onder begeleiding van een maatschappelijk werker. De ‘babbelgroep' van de ouders wordt afgewisseld met 
een 'doe'-activiteit, samen met de kinderen. 


In het lokaal netwerk zijn heel wat verschillende (lokale) actoren vertegenwoordigd, die in hun werking in 
aanraking komen met kinderarmoede. Het betreft o.a. directies van scholen, CLB's, Kind & Gezin, 
organisator consultatiebureau Kind & Gezin, Sociaal Huis, gemeentelijke academie, … 


8.2. Opvoedingsondersteuning 

In het kader van het project kinderarmoedebestrijding participeert de sociale dienst sedert 2014 ook in het 
bovenlokaal overleg opvoedingsondersteuning en een leernetwerk opvoedingsondersteuning, opgericht 
door RWO Waasland. 
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Vanuit het leernetwerk werden in 2015 en 2016 projectsubsidies bekomen via de provincie Oost- 
Vlaanderen om een spreekuur ‘opvoedingsondersteuning’ in de gemeentes Sint-Gillis-Waas, Stekene, 
Temse en Waasmunster in te richten. In samenwerking met De Keerkring (centrum voor 
opvoedingsondersteuning) wordt dit spreekuur wekelijks vorm gegeven. Tijdens het spreekuur kan elke 
ouder met kinderen vanaf 4 jaar kosteloos terecht met zijn vragen en twijfels over opvoeding bij een ervaren 
opvoedingsdeskundige (van De Keerkring). De adviezen en suggesties aan ouders zijn vooral praktisch en 
de contacten meestal kortdurend. Laagdrempeligheid is een essentieel uitgangspunt. 


Gezien de eindigheid van deze provinciale subsidies werd in 2016 een nieuw project in het kader van 
plattelandsontwikkeling (samenwerking provincie Oost-Vlaanderen, Europees landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en Vlaamse landmaatschappij) ingediend. Het project werd goedgekeurd en 
voorziet een subsidie voor 2,5 jaar, waardoor het spreekuur opvoedingsondersteuning in 2017 verder werd 
gezet. Daarnaast werd een bijkomende halftijdse kracht aangeworven binnen De Keerkring, die in 2017 het 
onderzoek naar de noden en behoeften per gemeente inzake opvoedings- en/of gezinsondersteuning in 
goede banen leidde. In een eerste fase werd het werkveld van elke gemeente bevraagd (in Waasmunster 
via een uitgebreide werktafel) en in de volgende fase werden de ouders van Waasmunster bevraagd via 
diverse wegen (online, face to face gesprekken, op evenementen, …). Over alle deelnemende gemeenten 
was de respons op deze bevragingen vrij groot. Voor Waasmunster werden 26 medewerkers uit het 
werkveld en 92 ouders bevraagd. De verwerking van alle resultaten zal in 2018 resulteren in conclusies, die 
als basis dienen om tijdens het verdere verloop van het project acties per gemeente te ondernemen en het 
aanbod per gemeente te optimaliseren (spreekuur versterken, oudergroepen starten, …). 


Vanuit het leernetwerk wordt ook halfjaarlijks een opvoedingskalender opgemaakt en verspreid. In deze 
kalender wordt het aanbod omtrent opvoeding uit de regio zo volledig mogelijk opgenomen. 

Het Sociaal Huis organiseerde in 2017 opnieuw i.s.m. Vormingplus een vorming omtrent opvoeden (‘Het 
gezin als team’). Gezien het succes van de vormingen (in 2016 en 2017) wordt deze samenwerking 
uitgebreid en bestendigd. 


9. Consultatiebureau Kind en Gezin 


Via organisator Reddie Teddy is een steunpunt Kind en Gezin gevestigd in het Sociaal Huis met 
spreekuren op dinsdag en donderdag. Door deze dienstverlening kunnen ouders uit de gemeente (en 
directe omgeving) lokaal terecht voor de begeleiding van het jonge kind en het gezin. 


10. Dienst sociale zaken gemeentebestuur 


Gemeentelijke kinderopvang Speelnest 

De gemeentelijke kinderopvang ging van start in de zomer van 2009 en is dus nu bijna 8 jaar actief. 

De ouderbijdrage is 10 euro per opvangdag en 5 euro voor een halve dag. Er is een verminderd tarief 
mogelijk van 8 euro per dag en 4 euro per dagdeel, enkel wanneer er meerdere kinderen uit 1 gezin 
deelnemen. Er is ook vooropvang voorzien voor 1 euro extra per dag. Er wordt beroep gedaan op 
jobstudenten met een pedagogische inslag, aangevuld met een verantwoordelijke die reeds werkzaam is 
als leerkracht. De ouders ontvangen in het begin van het jaar een fiscaal attest vanuit het 
gemeentebestuur. 


De gemeentelijke kinderopvang Speelnest was ook actief in 2017. 
Hieronder vindt u de data en het aantal inschrijvingen: 
e Van 27/02 tot 03/03/2017: 85 kinderen 
Van 03/04 tot 14/04/2017: 120 kinderen 
Van 03/07 tot 14/07/2017 74 kinderen en van 01/08 tot 25/08/2017: 119 kinderen 
van 30/10 tot 03/11/2017: 55 kinderen 
Van 27/12 tot 05/01/2018: 69 kinderen 


Over het algemeen zien we opnieuw een stijging in het aantal inschrijvingen voor zo goed als alle 
opvangperiodes. Er werden veel nieuwe kinderen ingeschreven. 
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Lokaal overleg kinderopvang (LOK) 

Het Lokaal overleg kinderopvang (LOK) vergaderde niet in 2017. Er was ook geen vraag vanuit de leden 
om samen te komen. We organiseerden in samenwerking met Landelijke Kinderopvang en SIG wel een 
vorming “Kinderen en aangrijpende gezinsveranderingen” gebracht door Manu Keirse, 


Lokaal Gezondheidsoverleg 
De volgende activiteiten kwamen aan bod in 2017: 
e In april organiseerden we onze derde dansnamiddag in het kader van het thema valpreventie. 
e Op 11 juli organiseerden we een activiteit in park Blauwendael met als thema de Fit in je 
Hoofd. We deelden gevoelsbuttons uit. 
e __In oktober organiseerden we in samenwerking met de dienst toerisme een gezonde 
sneukeltocht en werden er borstgebakjes aangekocht in kader van borstkankerpreventie. 
e We droegen ook het gele lintje op 19 oktober om onze solidariteit te tonen met iedereen die 
strijdt tegen kanker. 
e _ Griepvaccin promoten 
e We plaatsten verschillende onderwerpen in de spotlights door ze in de Vierschaarkroniek te 
plaatsen. 


Diverse hulpvragen 
In de voormiddagen is het Sociaal Huis geopend voor publiek, uitgezonderd op woensdagen. 
Samengevat werden binnen de functie Deskundige Sociale Zaken volgende hulpvragen geregistreerd in 


2015 


2017: 


Tussenkomst hulp aan bejaarden 


Aanvraag IVT-IT 


Aanvraag parkeerkaart 


Aanvraag mantelzorgpremie 


Vragen rond huisvesting 


Vragen rond de Sociaal - pedagogische 
toelage 


Aanvragen attesten handicap 


Pensioenaanvragen en /of vragen 


Aanvragen IGO 


Totaal 


Aanvragen gemeentelijke premie gehandicapte kinderen 

De sociaal-pedagogische toelage werd in 2017 uitgekeerd voor een bedrag van 2.753 euro aan de 
ouders van 16 kinderen. De toelage bedroeg in 2017 183 euro per kind. Het jaar ervoor werden er 17 
sociaal pedagogische toelagen uitbetaald aan 181 euro per gezin (2.714,92 euro in totaal). Deze toelage 
beoogt aan ouders van kinderen met een handicap van minstens 66 procent of minstens 9 punten op 
schaal zelfredzaamheid, die op 31 december voorafgaand aan betreffend dienstjaar de leeftijd van 25 jaar 
niet hebben overschreden, financieel een duwtje in de rug te geven. 
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De gemeentelijke mantelzorgpremie werd per kwartaal toegekend in 2017. Einde 2017 waren er 169 
rechthebbenden en werd een bedrag van 11.850 euro uitgekeerd. Vorig jaar waren er 156 rechthebbenden 
en werd een bedrag van 10.900 euro uitgekeerd. Het aantal rechthebbenden op de lijst is gestegen, omdat 
de premie meer bekend wordt gemaakt bij de mensen. De ziekenfondsen verwijzen door naar ons, maar 
ook de seniorenconsulent houdt de premie in het achterhoofd tijdens haar huisbezoeken. 


Het gaat over 25 euro per maand dat wordt uitbetaald aan de mantelzorger. Hij of zij moet op regelmatige 
basis hulp en bijstand verlenen aan de zorgbehoevende die ouder moet zijn dan 21 jaar. 


De zorgbehoevende moet kunnen aantonen dat hij of zij in aanmerking komt voor de tegemoetkoming in 
het kader van de Vlaamse zorgverzekering. 


Sociale huisvesting 


Er zijn in 2017 geen sociale woningen meer in het bezit of beheer van gemeente en OCMW. 


11. Personeel sociale dienst 


Team sociale dienst 


Katrien Vloebergh 


maatschappelijk werker 


1/3 (ziek vanaf 06/09/2017) 


Ann Van den Hende administratief medewerker Halftijds 

Anneleen De Bruyne administratief medewerker 3/5 (vervanging Ann Van den 
Hende) 

Jessie De Munter maatschappelijk werker 4/5 

Tonia Vercamer maatschappelijk werker 4/5 

Lisa De Meyer maatschappelijk werker voltijds 

Elien Goossens maatschappelijk werker Halftijds (zwangerschapsrust 


vanaf 13/12/2017) 


Tessa Meyntjens 


maatschappelijk werker 


Halftijds (vervanging Elien 
Goossens vanaf 27/11/2017) 


Ann Luypaert maatschappelijk werker 1,5/5 
Sociale zaken (gemeente) 
Ellen Raemdonck deskundige sociale zaken 4/5 


Opvang asielzoekers (LOI) 


Hilde Jansegers 


maatschappelijk werker 


2/3 (tot 31/03/2017) 
4/5 (vanaf 01/04/2017) 


Tavifa Danilova 


maatschappelijk werker 


voltijds 


Seniorenteam 


Wim Janssens 


maatschappelijk werker - 
dagelijks verantwoordelijke 
serviceflats en 
assistentiewoningen 


Halftijds (ziek) 


Ann Luypaert 


Sociaal verpleegkundige - 
dagelijks verantwoordelijke 
serviceflats en 
assistentiewoningen 


Halftijds (vervanging Wim 
Janssens) 


Elien Goossens 


maatschappelijk werker - 
seniorenconsulent 


Halftijds (zwangerschapsverlof 
vanaf 13/12/2017) 


Tessa Meyntjens 


maatschappelijk werker - 
seniorenconsulent 


1,5/5 (vervanging Elien Goossens 
vanaf 27/11/2017) 
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Melissa Cornelis maatschappelijk werker - sociale voltijds 
dienst woonzorgcentrum 
Diensthoofd sociale zaken 
Katja Vlaeminck hoofdmaatschappelijk werker voltijds 
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C.OPVANG ASIELZOEKERS 


1.1. Financiële steun 


In januari 2017 is onze dienst gestart met 30 actieve dossiers. Het jaar werd afgesloten met 34 actieve 
dossiers (= met (equivalent) leefloon of een tewerkstelling i.k.v. art.60 $ 7). Daarnaast hadden we 12 
dossiers waar we enkel administratieve ondersteuning bieden indien de cliënt het vraagt (bv. aanvraag 
vertaling, opvolging briefwisseling (verduidelijking via telefonische tolk), …). 


We merkten in Waasmunster in 2016 en 2017 een grote toename van het aantal mensen met een 
beslissing tot subsidiaire bescherming of een erkenning als vluchteling. Betrokkenen kunnen zich vestigen 
in een gemeente naar keuze en melden zich aan bij het OCMW van hun woonplaats voor eventuele 
steunverlening. 


We proberen deze mensen te ondersteunen in het zoeken van een tewerkstelling via onder meer 
doorverwijzing naar Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB, Werkwinkel, taal- en/of 
beroepsopleidingen, tewerkstelling als art.60 8 7. Voor de cliënten die leefloon ontvangen of -25 jaar en 
steungerechtigd zijn, maken we een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie op. 


Mensen zonder papieren hebben recht op dringende medische hulpverlening via het OCMW van de 
verblijfplaats. In 2017 had onze dienst 3 dossiers inzake dringende medische hulp aan mensen zonder 
wettig verblijf. 


1.2. Materiële steun: het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) 


1.2.1. Capaciteit en bezettingsgraad 
In 2017 werd de verhoogde opvangcapaciteit van 23 plaatsen nog tijdelijk behouden doordat er 3 gezinnen 
van 5 gezinsleden werden begeleid. Vanaf april werd het maximum aantal opvangplaatsen terug op 22 
gebracht naar aanleiding van het vertrek van één van de gezinnen. 


De maatschappelijk werkers die het LOI opvolgen, begeleiden daarnaast ook cliënten met een tijdelijk of 
onbeperkt verblijfsstatuut die recht hebben op (equivalent) leefloon en mensen zonder wettig verblijf. 


In 2016 besliste Fedasil om asielzoekers die tijdens hun verblijf in een collectieve opvangstructuur een 
machtiging tot verblijf van minimum 3 maanden verkrijgen (bij toekenning statuut erkend vluchteling, 
subsidiaire bescherming of regularisatie) gedurende een transitieperiode van 2 maanden nog materiële 
opvang toe te kennen. Zij worden in het LOI dan begeleid bij het zoeken van huisvesting, toeleiding naar 
het bevoegde OCMW in het kader van de steunaanvraag, doorverwijzing naar diensten als Agentschap 
Integratie en Inburgering, ziekenfonds, sociale huisvestingsmaatschappij, kinderbijslagfonds, enz. Indien 
het onmogelijk is om binnen de 2 maanden het LOI te verlaten kan er een gemotiveerd uitstel van 1 maand 
of een tweede uitstel (mits voorleggen van een huurbelofte of huurovereenkomst) worden aangevraagd bij 
Fedasil. Ook in 2017 werden deze richtlijnen toegepast. 


In 2017 begeleidden we in het LOI 2 gezinnen die in het kader van hervestiging van erkende vluchtelingen 
naar België kwamen. Zij kunnen gedurende max. 8 maanden in een LOI blijven zodat vanuit het LOI ook 
hun integratieproces kan opgestart worden. Dit gaat immers om mensen die nog niet lang (max. 6 weken in 
een collectieve opvangstructuur) in België verblijven. 


LOI — aantal plaatsen per woning 


Type woning Adres Voorziene plaatsen Bezetting12/2017 
Woning aangekocht door 

OCMW 

Gezinswoning Neerstraat N 2 alleenstaanden 2 
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Gezinswoning Hoogstraat N 3 alleenstaanden 3 
Gezinswoning Stationsstraat N 4 personen 5 
Woning in bruikleen 
Gezinswoning Sint-Anna N 5 personen 0 
Gezinswoning Sint-Anna N 5 personen 0 
Huurwoning 
Gezinswoning Dommelstraat N 3 alleenstaanden 3 
17 bezette plaatsen op 
31/12/2017 


LOI — bezetting 2017 


personen dagen bezet maximaal % bezet 

januari 23 31 365 713 51,19 
februari 23 28 520 644 80,75 
maart 22 31 574 713 80,50 
april 22 30 463 660 70,15 
mei 22 31 458 682 67,16 
juni 22 30 380 660 57,58 
juli 22 31 353 682 51,76 
augustus 22 31 228 682 33,43 
september 22 30 240 660 36,36 
oktober 22 31 308 682 45,16 
november 23 30 485 660 73,48 
december 23 31 532 713 74,61 
gemiddelde 

bezetting in 

2017 60,18 


1.2.2. Materiële hulpverlening 


Algemeen 
Asielzoekers genieten binnen het LOI materiële hulpverlening. Dit betekent dat het LOI voorziet in de 


basisbehoeften. Het gaat onder meer om huisvesting, voeding, kledij, fietsen, vrijetijdsbesteding, medische 
en farmaceutische kosten. 


Voor elk gezin wordt een sociale bijstandsrekening geopend waarop per week het leefgeld wordt 
overgeschreven. Voor de berekening van het leefgeld baseren we ons op de door Fedasil vooropgestelde 
richtbedragen. Dit leefgeld dient voor de aankoop van voeding, hygiënische producten, 
onderhoudsproducten voor de woning en huisvuilzakken van de gemeente. Ook het kledijbudget is in het 
richtbedrag opgenomen. Het kledijbudget wordt bij het begin van de maand uitbetaald. De bedragen bleven 
ook in 2017 ongewijzigd. 


Voor de aankoop van schoenen, ondergoed en jassen geven we een budget van 30 EUR per persoon. 


De bewoners betalen een waarborg voor het materiaal dat in de LOI-woning staat. Bij het verlaten van de 
woning wordt een inventaris opgemaakt en eventueel ontbrekend materiaal wordt verrekend met de 
waarborg. 


Het zakgeld dient enkel voor privé-uitgaven. 
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Toekenning weekbudgetten op basis van richtbedragen Fedasil 


2017 
Leefgeld/week 
Gezinshoofd € 61,00 
Volwassenen € 61,00 
<9 jaar € 30,00 
3 tot 12 jaar € 18,00 
12 tot 18 jaar € 20,00 
Toeslag eenoudergezin | € 9,00 
Zakgeld/week 
Volwassen €7,40 
<12 jaar € 4,50 
12 tot 18 jaar €7,40 
Kledij/maand 
Volwassen € 30,00 
<12 jaar € 30,00 
12 tot 18 jaar € 30,00 
Zoektocht huisvesting 


We volgden in 2017 29 LOI-dossiers op. Alle bewoners die in 2017 moesten vertrekken, vonden binnen de 
vooropgestelde termijn van 2 tot max. 4 maand huisvesting op de privé-markt. 


Cliënten worden bij het zoeken naar een woning begeleid door de maatschappelijk werker tijdens de 
wekelijkse gesprekken. Zij worden daarnaast nog extra ondersteund door een collega maatschappelijk 
werker en een vrijwilliger van het OCMW. Indien mogelijk worden ze doorverwezen naar diensten die 
buddywerking aanbieden in de regio waar ze willen wonen en spreken ze vrienden en/of familie aan. Het 
zoeken van een gepaste en betaalbare woning vergt van alle betrokken partijen veel tijd en 
doorzettingsvermogen vermits men vaak af te rekenen heeft met vooroordelen ten aanzien van cliënten van 
een OCMW en mensen van andere origine. 


Vrije Tijd 
De kandidaat-vluchtelingen in het LOI genieten niet van het Fonds voor Culturele Participatie. Wel wordt 


een budget van 100 EUR per persoon per jaar vrijgemaakt voor individuele vrijetijdsbesteding (voorbeeld 
daguitstap, zwemkaart…) 


Vervoer 

Schoolvervoer wordt voor de kinderen die buiten het centrum wonen en voor de volwassenen betaald door 
het LOI, net zoals verplaatsingen in het kader van de asielprocedure en in het kader van de begeleiding. 
Verplaatsingen op eigen initiatief en/of tijdens de vrije tijd dient men zelf te betalen (via het vrijetijdsbudget). 


ledere bewoner van het LOI krijgt een VG-Netabonnement dat geldig is voor alle bussen en trams van De 
Lijn. Indien er geen reguliere verbinding is, wordt een beroep gedaan op de Belbus. 


Tolken 

De taal zorgt vaak voor communicatiestoornissen. Daarom wordt regelmatig beroep gedaan op een tolk. 
Via het Agentschap Integratie en Inburgering en Brussel Onthaal kan er tegen betaling een aanvraag 
gebeuren voor een telefonische tolk, een tolk ter plaatse of vertaling van documenten. Deze diensten 
worden frequent gebruikt door verschillende instanties waardoor de beschikbaarheid van tolken niet altijd 
meer kan gegarandeerd worden. 
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Medische opvolging 

Elk gezin krijgt een vaste huisarts en tandarts toegewezen, dit in overleg met de asielzoeker, rekening 
houdend met de woonplaats en voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke arts. Een afspraak met de 
huisarts wordt steeds gemaakt via de maatschappelijk werker, met uitzondering bij hoogdringendheid 's 
avonds of in het weekend, dit om misbruiken enigszins te voorkomen. 


Voor hospitalisaties of ambulante hulpverlening in een ziekenhuis wordt in samenspraak met de huisarts 
doorverwezen naar één van de ziekenhuizen in de omgeving. De afspraak wordt ook gemaakt door de 
maatschappelijk werker. In 2014 werd het systeem MEDIPRIMA ingevoerd. Dit houdt in dat de HZIV vanaf 
01/05/2014 instaat voor de betaling van ziekenhuisfacturen. 


Het LOI werkt samen met een vaste apotheker uit Waasmunster. De bewoners kunnen, mits voorlegging 
van een bewijs van het OCMW, de nodige medicatie ophalen bij de apotheker. 


Elk gezin heeft een fiche in de woning met het telefoonnummer van ambulance, brandweer, politie, 
ziekenhuis, OCMW, de huisarts en wachtdienst die men zo nodig en bij afwezigheid van de 
maatschappelijk werker zelf kan contacteren. 


Elke woning is voorzien van een beperkte basisapotheek. Baby's en peuters worden opgevolgd door Kind 
en Gezin voor de controle op psychomotorische ontwikkeling, vaccinaties en voeding. Zo nodig, wordt 
doorverwezen naar een kinderarts. 


Er wordt gestreefd naar maximale preventie van tuberculose (toc). De asielzoeker die in België aankomt 
wordt zo snel mogelijk op tbc onderzocht. Gedurende het eerste jaar dat mensen in het opvanginitiatief 
verblijven, wordt om de zes maanden een nieuwe longfoto gemaakt. 


Vrijwilligers 

Het LOI kan rekenen op de inzet van een groep vrijwilligers zij staan ondermeer in voor: begeleiding van de 
Nederlandse lessen, huistaakbegeleiding aan kinderen, begeleiding van asielzoekers bij praktische zaken; 
zoals bezoek aan supermarkt, begeleiding buitenschoolse activiteiten, ev. vervoer, wegwijs maken in de 
gemeente en de omgeving, een luisterend oor, signaalfunctie, … 


In 2017 bestond het vrijwilligerswerk onder meer uit begeleiding van de taalgroep, huiswerkbegeleiding en 
buddywerking. 


De taalgroep wordt wekelijks georganiseerd door de vrijwilligers. Voornamelijk mensen die op de wachtlijst 
staan om met een taalcursus of mensen die om bepaalde redenen niet kunnen worden toegeleid naar een 
centrum voor volwassenenonderwijs, worden doorverwezen naar de taalgroep (niet enkel LOI-bewoners). 


De vrijwilligers die de buddywerking en huistaakbegeleiding opnemen bepalen in overleg met de cliënt de 
frequentie en de plaats waar zij samenkomen (in het Sociaal Huis of thuis). Men kan — na reservatie — ook 
gebruik maken van een gespreksruimte of een PC in het Sociaal Huis . 


We proberen een aantal keer per jaar samen te komen. Tijdens dit overleg wordt de evolutie en de stand 
van zaken met betrekking tot de gezinnen meegedeeld. Lopende begeleiding wordt geëvalueerd, op te 
starten begeleiding, interessante activiteiten of vormingsmomenten worden voorgesteld. In 2017 meldden 
zich enkele nieuwe vrijwilligers aan en we eind december waren er 8 actieve vrijwilligers. 


1.2.3. Financiële kostenstructuur 
Voor 2017 hadden we recht op een forfaitaire vergoeding van 201 122,35 EUR op basis van de bezetting 
van dit jaar. Het dagbedrag van de forfaitaire bijdrage werd geïndexeerd, met name 38,53 EUR/dag/bezette 
plaats voor een volwassene, 21,20 EUR/dag/bezette plaats voor een kind en 15,41 EUR (volwassene) of 
8,48 (kind) EUR/dag/niet-bezette plaats. Een overzicht van de besteding van de subsidie is te raadplegen 
bij het financieel jaarverslag van het OCMW. 
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D.THUISDIENSTEN 


1. Maaltijden aan huis 


Aantal maaltijden aan huis 


Jaar Aantal Per dag 
2010 27741 76 
2011 28400 78 
2012 29941 82 
2013 31383 86 
2014 31957 88 
2015 34036 93 
2016 32549 89 
2017 26124 72 


Tariefsysteem maaltijden aan huis 2017 


Alleenstaanden 


Inkomen Kost 

Van Tot Eerste maaltijd 
0,00 867,21 4 

867,21 1259,99 5,5 

1259,99 > 1259,99 7 
Samenwonenden 


(gezinsinkomen) 


Inkomen Kost 

Van Tot Eerste maaltijd Tweede maaltijd 
0,00 1350,16 4 3,5 

1350,16 2025,27 5,5 5 

2025,27 > 2025,27 7 6,5 


Is het niet-geïndexeerd Kl hoger dan 1500 EUR, dan wordt de prijs met een categorie verhoogd. 


Alleen wie een verlaagd tarief wenst, moet zijn inkomstengegevens meedelen. De inkomensgrenzen 
werden in 2017 niet aangepast. De inkomensgegevens worden eenmaal per jaar opgevraagd in juni en de 
toegepaste prijzen geactualiseerd in september. 


2. Dinnerclub 


De Dinnerclub is gericht naar alle gebruikers van de dienst warme maaltijden en alle geïnteresseerden 
vanaf 75 jaar. Men kan elke dinsdag terecht in zaal 't Amusement voor een lekkere maaltijd. De maaltijd 
bestaat uit soep, hoofdgerecht en een dessert. Indien vervoer een probleem is, dan wordt er gezocht naar 
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een oplossing. De Dinnerclub gaat wekelijks door, enkel tijdens de zomermaanden (juli/augustus) is het 
maandelijks. 


In 2017 had de Dinnerclub 1318 bezoekers. 


3. Seniorenconsulent 
In 2017 volgde de seniorenconsulent dezelfde systematiek inzake de huisbezoeken bij senioren. Een groot 
deel van deze doelgroep is nog zelfredzaam, daarom werd de nadruk gelegd op bekendmaking van de 
dienstverlening, tegemoetkomingen, … 


Tijdens de huisbezoeken wordt er gepolst naar de eenzaamheid en onveiligheidsgevoelens bij de 
doelgroep. Ook wordt er gevraagd of men bepaalde aanpassingen zou doen aan de woning om langer te 
kunnen thuis blijven. Verder wordt er nagegaan of de ouderen aanspraak kunnen maken op bepaalde 
sociale en financiële tegemoetkomingen. 


Met de huisbezoeken tracht de seniorenconsulent de ouderen te adviseren en informeren over allerhande 
zaken. Ook een centraal aanspreekpunt zijn, blijkt belangrijk. 


De seniorenconsulent was in december 2016 gestart met een nieuwe ronde preventieve huisbezoeken. Alle 
thuiswonende 80-jarigen kregen een voorstel tot huisbezoek. Deze huisbezoeken zijn tot juli 2017 
ingepland. Van de voorbije ronde huisbezoeken heeft de seniorenconsulent in september 2017 een 
eindrapport opgemaakt. 


Vanaf oktober 2017 is er een nieuwe ronde huisbezoeken opgestart. Aangezien de seniorenconsulent van 
december 2017 t.e.m. april 2018 in moederschapsrust is, zullen de huisbezoeken in 2018 hervat worden. 


De vraag- gestuurde huisbezoeken zijn in 2017 blijven doorlopen. 


4, Ouderenadviesraad 
De Ouderenadviesraad van Waasmunster vergadert maandelijks in de raadzaal van het Sociaal Huis. 
Tijdens de vergaderingen is de seniorenconsulent aanwezig met raadgevende stem. De raad bestaat uit 
een vertegenwoordiging van de belangrijkste ouderenverenigingen uit Waasmunster en is een 
gemeentelijke adviesraad die adviezen geeft en vraagt over aangelegenheden die ouderen aanbelangen. 


5. Samenwerking met andere thuiszorgdiensten 
Het OCMW Waasmunster werkt actief mee aan het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg 
(SEL). Waasmunster bevindt zich in de SEL Waasland die zich richt tot de hele bevolking, de 
zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving en de zorgaanbieders. 


In de loop van 2017 werd in de regio Waasland gewerkt aan de vorming van een eerstelijnszone. De 
Vlaamse overheid wil inzetten op interdisciplinaire samenwerken in de zorg en ondersteuning in de vorm 
van eerstelijnszones. De interdisciplinaire samenwerking moet focussen op het coördineren en aanreiken 
van gepaste zorg aan de individuele persoon die daartoe een nood heeft. Daarenboven heeft 
interdisciplinaire samenwerking een meerwaarde voor de zorgaanbieder zelf o.m. door de doorgedreven 
kennisdeling tussen de zorgaanbieders van verschillende beroepsgroepen en dat dit op zijn beurt leidt tot 
een toename van de expertise en kennisverbreding waardoor ook informatiedeling, zeker in gevallen van 
grote zorgcomplexiteit, toeneemt. 


In een volgende fase zullen er zorgregio's gevormd dienen te worden die meerdere eerstelijnszones 
overspannen en die het niveau zullen vormen waarop o.m. preventie maar ook gespecialiseerde 
hulpverlening wordt georganiseerd. Vanuit de huidige SEL- en LMN-werking werd overleg opgestart met 
alle verplichte en optionele partners. Hieruit kwam een consensus voort om binnen het Waasland twee 
eerstelijnszones te vormen: Sint-Niklaas — Temse — Waasmunster en Beveren — Kruibeke — Sint-Gillis- 
Waas — Stekene — Zwijndrecht. De raad keurde op 20/12/2017 een engagementverklaring voor het OCMW 
en zijn instellingen m.b.t. het voorliggend consensusvoorstel goed. 
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Rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen werkt het OCMW mee in de werking van het LOGO 
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E.Sociale huisvesting 


Sociaal Verhuurkantoor 

Het OCMW participeert sinds 2013 in het Sociaal Verhuurkantoor Woonaksent. Kandidaat-huurders kunnen 
in het Sociaal Huis terecht voor inschrijving op de wachtlijst van het SVK. De huurders van deze woningen 
(in Waasmunster) worden begeleid op vlak van woning door een maatschappelijk werker van het Sociaal 
Huis. Omdat de subsidies van de Vlaamse Overheid niet toereikend zijn om de werking van Woonaksent te 
garanderen, passen de OCMW's (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Waasmunster) volgens 
een verdeelsleutel het tekort bij. Deze berekening is op basis van aantal inwoners en panden en een bonus 
op basis van woninggroei (wegingscoêëfficiënten: inwoners en aantal panden 0,40; aantal woningen plus 
0,25; aantal woningen min 0,35). 


In de nabije toekomst zal SVK Woonaksent fusioneren met het Sociaal Verhuurkantoor Wetteren-Laarne- 
Wichelen, waardoor het werkingsgebied zich zal concentreren in de regio Dendermonde. Omdat onze 
cliënten meer georiënteerd zijn op het Waasland, werden in 2017 onderhandelingen opgestart met SVK 
Waasland om de toetreding tot dit SVK te plannen. De OCMW-raad nam op 26 april 2017 de formele 
beslissing om tot de OCMW-vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland toe te treden. Gezien er slechts 
één SVK actief mag zijn op het grondgebied van een gemeente impliceert dit een uittreding van 
Waasmunster uit SVK Woonaksent. 


De 5 SVK-woningen op ons grondgebied werden in januari 2018 overgedragen van SVK Woonaksent naar 
SVK Waasland. 
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F.Dagverzorgingscentrum De Lommerte 


1. Nieuwe aanvragen 


Doorverwijzing/aanmelding 


DVC herkomst aanvrage 


n 


aantal | familie | soc.dienst | ziekenhuis | huisarts | thuiszorgdienst | Ander DVG 
2014 20 11 2 1 6 0 0 
2015 15 10 0 3 2 0 0 
2016 23 5 9 3 3 3 0 
2017 17 5 5) 1 3 5 0 
Opnames 
DVC opnames 
Aanvragen Opnames Mannen Vrouwen Wachtlijst 
2014 20 13 5 8 0 
2015 15 13 4 9 0 
2016 23 18 10 8 0 
2017 17 ke) 2 7 0 
Reden van opname DVC 
Vermindering belasting mantelzorg 3 
Sociaal contac 5 
Proefperiode voor definitieve opname 1 
Woonsituatie voor de opname DVC 
Aantal opnames 9 
Alleenwonend 5 
Samenwonend met partner 3 
Samenwonend met familie 1 
2. Gegevens over gebruikers 
Gemiddelde bezetting DVC 2017 
Aantal dagen M Vv Totaal Gem. Bezetting 
Januari (22) 53 113 166 7,54 
Februari (20) 45 98 143 6,50 
Maart (23) 55 104 159 6,91 
April(19) 55 84 139 7,31 
Mei (20) 57 88 145 7,25 
Juni (21) 62 95 157 1,47 
Juli (19) 58 97 155 8,15 
Augustus(22) 80 95 175 7,95 
September(21) 70 111 181 8,61 
Oktober (22) 77 120 197 8,95 
November (21) 75 106 181 8,61 
December (20) 58 101 159 7,95 
Totaal (250) 745 1212 1957 7,82 
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Bezetting DDV: leeftijd en geslacht 


leeftijd mannen vrouwen 
pe 65j - ie 
65 — 70j 1 2 
71 —75j - 1 
76 — 80j 1 4 
81 — 85j 4 2 
86 — 90 j 1 9 
90 + 1 1 
Totaal 8 21 
Totaal aantal gebruikers 27 
leeftijd jongste gebruiker 67 
leeftijd oudste gebruiker 101 
gemiddelde leeftijd 83 
Zorgprofiel opnames DVC 
zorgprofiel aantal zorgprofielen aantal aanwezigheidsdagen 
O 5 490 
A 8 417 
F 5 516 
F-dement 5 353 
D 4 168 
totaal 27 1944 
Woonplaats opnames DVC 
Waasmunster Hamme Lokeren Sinaai Belsele Elversele 
16 2 3 2 3 1 
Vervoerswijze gebruikers 
Met liftbus Met familie zelfstandig 
21 5 1 


Woonsituatie na ontslag/stopzetting verblijf DVC 


Aantal ontslagen/stopzettingen 7 
Verblijf in ziekenhuis 3 
Alleenwonend 1 
Samenwonend met partner 2 
Opname in WZC 1 
Opname in Kort Verblijf 0 


Gemiddelde verblijfsduur DVC (aantal aanwezigheidsdagen in dagverzorgingscentrum) 


kortste verblijfsduur 


2 


langste verblijfsduur 


200 


gemiddelde verblijfsduur 


72 
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G. Assistentiewoningen en serviceflats 


1. Algemene werking 


algemeen 

De werking van de assistentiewoningen en de serviceflats verloopt geïntegreerd. Beide woonvormen 
richten zich tot 65-plussers die nog over een voldoende mate van zelfredzaamheid beschikken en dus nog 
in staat zijn om zelfstandig te wonen. Wij beschikken over 20 assistentiewoningen (°1990) en 24 
serviceflats (°2005). Beiden werden door de Vlaamse Overheid erkend als zorgvoorziening. Het is een 
vorm van beschermd wonen, met in elke woning/serviceflat een oproepsysteem en extra aanbod van 
diensten. Beide woonvormen werden in 2015 geïnspecteerd en kregen een erkenning van onbepaalde 
duur. 


De verbruikskosten voor verwarming, elektriciteit en water, de telefoongesprekken en eventuele 
kabelaansluiting zijn ten laste van de huurder (voor de SF zitten water en kabelaansluiting in de prijs 
inbegrepen). 


De Club wordt elke dinsdag- en vrijdag namiddag opengehouden door een PWA-medewerker. De 
bewoners ontmoeten elkaar voor een gezellige babbel en een drankje of een kaartje leggen. In de zomer 
wordt er ook door wandelaars gebruik gemaakt van deze service. Voorts is de Club ook voor een aantal 
verenigingen beschikbaar, zolang de activiteiten ook de bewoners ten goede komen. Dit alles kadert in het 
bevorderen van sociaal netwerk. Achteraan bevindt zich een kleine fitnessruimte voor de bewoners. Er is 
ook een PC met internettoegang beschikbaar. 


Bij georganiseerde activiteiten in de Club kan er voor de bewoners van de assistentiewoningen die dit 
wensen taxi gereden worden. Deze dienstverlening kan uitsluitend in deze gevallen. 


Er zijn 6 parkeerplaatsen voor bewoners aan de serviceflats. Indien er meerder bewoners over een auto 
beschikken, dient men hierover onderling overeen te komen. Er wordt aan de gemeente herhaaldelijk 
gevraagd om de parkeermogelijkheden voor zowel bewoners als bezoekers gevoelig uit te breiden. 


Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van een GSM-toestel met alarmfunctie. Dit kan gebruikt 
worden bij pannes van het reguliere alarmsysteem, zodat de veiligheid van de bewoners steeds 
gewaarborgd blijft. 


tarieven 

Op 1 juli 2017 werden de dagprijzen geïndexeerd. De dagprijs voor nieuwe bewoners van de 
assistentiewoningen bedraagt € 16,61. Bewoners die hun intrek namen in een woning vóór 1 juni 2015 
betalen per dag € 14,41. Voor alle bewoners van de serviceflats werd de dagprijs geïndexeerd naar € 
29,98. 


In deze prijs is inbegrepen (voor serviceflats): de huur van de telefoonlijn, onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen en de lift, een oproepsysteem voor noodsituaties, elektriciteitsverbruik van de 
gemeenschappelijke delen, brandverzekering van het gebouw en de inboedel tot € 10.000, huisvuilophaling 
en waterverbruik, kabeldistributie, glasgordijnen. Het gebruik van de fitnessruimte en de ontmoetingsruimte 
is eveneens inbegrepen. 


Niet inbegrepen: het eigen elektriciteitsverbruik (met o.a. de elektrische verwarming), gesprekskosten 
telefonie en het onderhoud van de eigen flat. Voor de elektriciteit wordt er een voorschot van € 80 - 100 per 
maand gevraagd (kan variëren naargelang het persoonlijk verbruik). Het OCMW maakt jaarlijks een 
afrekening. 
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De bewoners van de assistentiewoningen hebben een contract op eigen titel met de leveranciers van de 
nutsvoorzieningen. 


personeel 
Een personeelslid (halftijds) staat in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Een animatrice 


(halftijds) staat in voor de animatiewerking binnen het geheel van serviceflats en assistentiewoningen. 


Een maatschappelijk werker (halftijds) is aangesteld als dagelijks verantwoordelijke voor de serviceflats en 
assistentiewoningen. Daarnaast staat hij in voor wachtlijstbeheer en sociale dienst van de bewoners. 
Tevens is hij lid van het seniorenteam. 


Belangrijkste gebeurtenissen 

De raad wijzigde op 22/01/2017 het opnamebeleid voor de serviceflats. De huidige wachtlijst wordt 
opgesplitst in een actieve en passieve wachtlijst, om te voorkomen dat bij het vrijkomen van een flat heel 
veel kandidaten opgebeld dienen te worden vooraleer een kandidaat effectief ingaat op het aanbod. 


Het opnamebeleid van de assistentiewoningen blijft behouden. Op deze manier worden enkel kandidaten 
gecontacteerd met een reële interesse. De eerste 3 kandidaten op de wachtlijst worden nauwer opgevolgd 
en gescreend (zelfredzaamheid, dementieproblematiek, actualisatie situatie). 


Aangezien deze problematiek zich niet stelt bij de assistentiewoningen, wordt het opnamebeleid behouden. 


2. Kenmerken bewoners — wachtlijsten 


Op 1 januari 2017 waren alle flats en assistentiewoningen bewoond. Op 31 december 2017 waren alle flats 
en assistentiewoningen bewoond. Op 31/12/2017 stonden 58 mensen op de wachtlijst voor een serviceflat 
en 104 voor een assistentiewoningen. 


Opnamen en ontslag assistentiewoningen en serviceflats 

Er is 1 assistentiewoning vrijgekomen in de loop van 2017 (AW 7). 2 bewoners van de assistentiewoningen 
werden opgenomen in het WZC, waaronder 1 alleenstaande en de vrouw van een echtpaar. Voor de 
serviceflats waren er 6 appartementen die een nieuwe bewoner kregen (SF 6,7,15 en 16. Flat 1 kreeg 2x 
een nieuwe bewoner toegewezen). 2 bewoners van de serviceflats overleden in 2017, waaronder een 
alleenstaande en de vrouw van een echtpaar. 6 bewoners verhuisden naar het WZC, waaronder 5 
alleenstaanden en de vrouw van een echtpaar. 


Kenmerken bewoners flats en assistentiewoningen 
Op 31 december 2017 waren er 29 bewoners in de serviceflats. 
Op 31 december 2017 waren er 24 bewoners in de assistentiewoningen. 


Wachtlijst serviceflats en assistentiewoningen per 31/12 
Aantal op de wachtlijst | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 
serviceflat 67 | 62 | 56 | 64 | 63 | 58 
assistentiewoning 82 j 82 | 87 | 97 | 99 | 104 


De wachtlijst voor de assistentiewoningen blijft stijgen waardoor in 2017 de kaap van 100 kandidaten werd 
overschreden. Voor de serviceflats is er een lichte afname in het aantal kandidaten. 


Voor de serviceflats werden 11 kandidaten geschrapt in de loop van 2017 naar aanleiding van een tweede 
weigering van aanbod, door opzegging op eigen initiatief, een opname in het WZC of een andere reden. 
Voor de assistentiewoningen waren dat 6 personen door opzegging op eigen initiatief, na een tweede 
weigering of een andere reden. 


Nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst serviceflats en assistentiewoningen 
Nieuwe inschrijvingen wachtlijst | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 

serviceflat 24 | 11 10 | 19 | 19 | 17 | 16 

assistentiewoning 23 | 22 | 18 | 17 | 21 13 | 15 
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3. Animatiewerking 
Onze bewoners ontvangen maandelijks 't bladje en tweemaandelijks 't boekske. Zo worden alle bewoners 
van de campus grondig op de hoogte gehouden van nieuws en animatieaanbod. 


Voor onze animatrice Sonja Braem was ook 2017 weer een zeer succesvol jaar. Zij deed tal van activiteiten 
met de bewoners. Deze activiteiten worden zeer gewaardeerd, geven kleur aan de dagen en zorgen ervoor 
dat bewoners sociale contacten blijven onderhouden. We wensen, naar analogie van het WZC, ook 
individueel te werken zodat elke bewoner kan genieten van onze animatie-werking; en niet enkel bewoners 
die naar “grote” activiteiten komen. Onze animatrice maakt ook tijd voor individuele contacten, zodat we 
rekening kunnen houden met de wensen van de bewoners. 


De begeleiding van het turnen, dat twee maal per maand doorgaat wordt bijgewoond door gemiddeld 8 
bewoners. 


Naast de interne animatiewerking kunnen de bewoners verder aansluiten bij het animatieprogramma van 
het WZC ’t Heuverveld en kunnen ze deelnemen aan de gezondheidswandelingen die de 
Ouderenadviesraad opgestart heeft. De startplaats is de Cuesta. 
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H.Woonzorgcentrum en kortverblijf ’t Heuverveld 


1. Algemene info 
Het woonzorgcentrum (WZC) 't Heuverveld beschikt over 80 individuele kamers. Sedert 01/10/2009 zijn er 
78 erkende rusthuisbedden en 2 erkende bedden voor kortverblijf. Vanaf 01/10/2010 is er een bijzondere 
erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT) voor 41 bedden (voordien 37 bedden). Het aantal bedden 
met een rustoorderkenning (ROB) is 37 (voordien 41 bedden). 


Om de werking optimaal te laten verlopen worden op regelmatige basis overlegmomenten georganiseerd. 
Zo is er onder meer overleg met het personeel van dezelfde groep: animatieoverleg, vergadering met 
verpleegkundig- en verzorgend personeel, vergadering met keukenpersoneel… 


Tevens is er overleg tussen verschillende groepen. Hierin kadert de algemene vergadering, het 
diensthoofdenoverleg, de bewonersbesprekingen en een aantal vergaderingen ter voorbereiding van 
eventuele bijzondere activiteiten. 


Tenslotte vindt er overleg plaats met de bewoners en hun familieleden. Vier maal per jaar wordt een 
gebruikersraad georganiseerd en 3 maal per jaar een familieraad. Op de bijzondere zorgafdeling (V2) vindt 
1 à 2 maal per jaar een familieavond plaats. 


2. Wachtlijst 
Het gehanteerde opnamebeleid van het woonzorgcentrum werd in zitting van 27/03/2013 door de Raad 
goedgekeurd. Op 30/12/2017 staan er zowel op de actieve als passieve wachtlijst in totaal 232 inwoners en 
36 niet inwoners ingeschreven. 


Wachtlijst WZC 

Inwoners Niet - inwoners Totaal 
O |A |B/C|DEM|OSA|B/C)DEM| O |A {B/C} DEM 
142|32| 26 | 33 |12/1}10 | 12 [154]33| 36 | 45 


In 2017 zijn er in totaal 129 nieuwe aanmeldingen ingediend voor inschrijving op de wachtlijst van het 
woonzorgcentrum. Van deze 129 nieuwe aanvragen zijn er 52 van het mannelijke geslacht en 77 van het 
vrouwelijke geslacht. 


Wachtlijst WZC: zorgprofiel bij aanvraag 


Inwoner Niet inwoner totaal 
[e) 43 3 46 
A 10 2 12 
B/C 20 18 38 
DEM 16 17 33 
Totaal 


In 2017 beëindigden 103 personen de aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst van het woonzorgcentrum. 
Van deze 103 stopzettingen zijn er 38 van het mannelijke geslacht en 65 van het vrouwelijke geslacht. 


Aanvragen wachtlijst WZC per geslacht en herkomst 
Niet 
Inwoner inwoner | Totaal 

Man 33 19 52 
Vrouw 56 21 77 
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Stopgezette aanvragen WZC en KV 


Reden beëindiging aanvragen met zorgprofiel 
O | A B/C DEM Totaal 
2e weigering 0 2 0 0 2 
Ander WZC 5 5 10 16 36 
Opname eigen WZC 0 4 14 8 26 
Terminaal 0 0 1 1 2 
Overleden 7 7 6 10 30 
Andere 5 0 2 0 7 
Totaal 17| 18 33 35 103 


3. Profiel bewoners 
Alle cijfers exclusief kortverblijf (zie verder). 


3.1. Opname 


26 bewoners werden opgenomen in 2017, waaronder 22 vrouwen en 4 mannen. 


Zorgprofiel opnames WZC 


Zorgprofiel Aantal Percentage 
O 0 0,0% 
A 4 15,4% 
B 9 34,6% 
C 6 23,0% 
DEM (Od, Ad,Bd,Cd) Ls 27,0% 
Totaal 26 100,0% 


Er werden 5 bewoners opgenomen van de serviceflats en 2 bewoners van de assistentiewoningen te 
Waasmunster. 


Er werden geen bewoners opgenomen na een akkoord tot uitzondering op de wachtlijst via het BCSD 
(exclusief de bewoners uit de serviceflats). 


Van de nieuwe opgenomen bewoners zijn er 2 bewoners waarbij een systeem | rekening werd geopend. De 
financiën van 1 bewoner wordt opgevolgd door een extern OCMW. 


Van de 26 nieuwe opnames overleden er 5 bewoners in hetzelfde jaar. 
Er werden in totaal 20 inwoners opgenomen en 6 bewoners waren afkomstig uit een andere gemeente. 
Verblijfsgemeente voor opname in WZC 
Waasmunster 16 
Zele 1 
Hamme 2 
Lokeren 2 
Zelzate 1 
Sint-Niklaas 3 
Deinze 1 
Totaal 26 


Bevoegd OCMW opnames WZC 


Waasmunster 18 
Zele 1 
Hamme 3 
Lokeren 2 
Temse 1 
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Lovendegem 1 
Totaal 26 


Herkomst nieuwe opnames WZC 


Eigen kortverblijf 4 
Andere kortverblijf 1 

Ander WZC 4 
Thuis 2 
Ziekenhuis 11 
SF/AW 2 
Andere (zorghotel) 2 
Totaal 26 


Evolutie van het zorgprofiel bij opname WZC 

Profiel | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 
[e) 4 [107] 8 13 0 0 [56 | 43 0 
A 29 214 27 9 4,2 17 [16,7 | 87| 15,4 
B 21 |286} 23 | 26 | 25 | 35 |528| 392) 346 
ej 4 }179| 19 KE) 125} 26 [11,1 | 17,4 23 
DEM | 42 |214} 23 43 |583| 22 | 13,9 | 30,4 27 


Evolutie zorgprofiel bij opname WZC 
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3.2. Ontslag/overlijdens 


In totaal verlieten 27 bewoners het woonzorgcentrum. 21 bewoners overleden in het woonzorgcentrum en 3 
bewoners in het ziekenhuis (AZ Nikolaas, AZ Sint-Blasius en AZ Lokeren). 2 bewoners verhuisden naar een 


ander woonzorgcentrum nabij hun familie. 1 bewoner werd overgebracht naar een strafinrichting. 


Bij de overleden/ontslagen bewoners waren 19 vrouwen en 8 mannen. 


3.3. Verblijfsduur 
Gemiddelde verblijfsduur in het woonzorgcentrum (ROB + RVT) 
Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Dagen 1320 1296,83 1204 1124,96 1042 1059,52 
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Verblijfduur (in jaren) 
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34. Leeftijd en geslacht 
De gemiddelde leeftijd van de nieuw opgenomen bewoners in 2017 bedraagt 80,6 jaar. De gemiddelde 
leeftijd bij de vrouwen is 81 jaar en bij de mannen 78 jaar. 


De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het woonzorgcentrum op datum van 31/12/2017 is 86,98 jaar… 
Leeftijdsverdeling bewoners woonzorgcentrum 
Leeftijd Vrouwen | Mannen | Totaal 
-65 0 1 1 
65-69 1 1 2 
70-79 4 1 5 
80-89 37 5 42 
90-99 20 4 24 
100 - 1 0 1 
Totaal 63 12 75 


De jongste bewoner was op 31/12/2017 64 jaar, de oudste bewoner 102 jaar. 


Op 31/12/2017 verbleven in het woonzorgcentrum (kortverblijf niet meegerekend) 63 (84 %) vrouwen en 12 

(16 %) mannen. 

Evolutie zorgbehoevendheid in ROB 

Cat. O Cat. A Cat. B Cat. C Cat. Cd Cat. D 

31/12/2003 16 15 0 18 6 0 
31/12/2004 26 6 0 12 g 0 
31/12/2005 24 10 0 6 6 0 
31/12/2006 21 13 0 2 5 0 
31/12/2007 24 12 0 3 2 0 
31/12/2008 23 12 0 1 2 0 
31/12/2009 25 11 0 1 0 0 
31/12/2010 23 8 1 2 3 0 
31/12/2011 15 13 0 1 u 0 
31/12/2012 16 14 0 2 1 0 
31/12/2013 LA 11 0 1 6 6 
31/12/2014 11 13 0 0 4 5 
31/12/2015 8 10 0 0 6 8 
31/12/2016 6 10 0 0 12 8 
31/12/2017 4 12 0 0 10 6 


53 


2017 


[JAARVERSLAG OCMW WAASMUNSTER] 


Evolutie zorgbehoevendheid in RVT 


Cat. B Cat. C Cat. Cd 

31/12/2003 19 0 6 

31/12/2004 21 0 4 

31/12/2005 11 0 14 

31/12/2006 19 0 15 

31/12/2007 16 3 15 

31/12/2008 17 4 16 

31/12/2009 8 4 24 

31/12/2010 17 4 20 

31/12/2011 22 9 10 

31/12/2012 16 9 16 

31/12/2013 16 11 14 

31/12/2014 16 10 15 

31/12/2015 25 8 8 

31/12/2016 23 12 5 

31/12/2017 17 13 11 

Evolutie zorgbehoevendheid ROB en RVT 
ROB & RVT 
Datum Cat. O Cat. A Cat. B Cat. C Cat. Cd Cat. D 

31/12/2003 16 15 19 15 12 
31/12/2004 26 6 21 12 13 
31/12/2005 24 10 11 6 20 
31/12/2006 21 13 19 2 20 
31/12/2007 24 12 16 6 20 
31/12/2008 23 12 17 5 18 
31/12/2009 25 11 8 5 24 
31/12/2010 23 8 18 6 23 
31/12/2011 15 13 22 10 11 
31/12/2012 16 14 16 11 17 
31/12/2013 11 11 16 12 20 6 
31/12/2014 11 13 16 10 19 5 
31/12/2015 8 10 25 8 14 8 
31/12/2016 6 10 23 12 17 8 
31/12/2017 4 12 17 13 21 6 
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3.5. Afwezigheden 
Gedurende het jaar 2017 waren er in totaal 91 afwezigheden, waarvan 37 ziekenhuisopnames en 54 
verlofperiodes. 


Van de 37 ziekenhuisopnames is de gemiddelde afwezigheid 13 dagen. 
Van de 54 verlofperiodes is de gemiddelde afwezigheid 4 dagen. 


Er werden 54 verlofperiodes geregistreerd waarvan er 50 door eenzelfde bewoner die wekelijks tijdens het 
weekend naar huis gaat. 


3.6. Bezoekende huisartsen 
Alle bewoners kiezen vrij hun huisarts. Door het woonzorgcentrum is een coördinerende en raadgevende 
arts aangesteld: dokter van Bijsterveld Sandor. 


In 2017 bezochten 21 verschillende huisartsen het woonzorgcentrum (exclusief kortverblijf). Zij bezoeken 
tussen de 1 en 21 bewoners. Dit geeft een gemiddelde van 5 bewoners per huisarts. 


4. Financiën en administratie 


4.1. Dagprijs 
De dagprijs van het woonzorgcentrum 't Heuverveld werd op 1/7/2017 aangepast. Voor (oud-)inwoners van 
Waasmunster wordt een dagprijs van 51,12 EUR toegepast. (Oud-)inwoners van Waasmunster die vóór 
1/6/2015 werden opgenomen betalen 47,62 EURO per dag. Niet-inwoners betalen 54,16 EUR per dag. 
Voor samenwonende wordt een korting van 8 EUR op deze dagprijzen in mindering gebracht. 


4.2. Tussenkomst van OCMW in verblijfskosten 
Indien een bewoner zelf de verblijfskosten niet kan betalen, onvoldoende middelen bezit en indien er geen 
vrijwillige betalingen gebeuren door familieleden ter aanvulling van deze tekorten, betaalt het OCMW van 
de laatste verblijfsplaats van de bewoner het tekort in de verblijfskosten. Deze kosten worden, volgens 
bepaalde regels verhaald op de onderhoudsplichtigen. 
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Bevoegd OCMW verblijfskosten WZC 


OCMW Volledige betaler Onvolledige betaler 
Antwerpen 2 0 
Zele 0 
Hamme 4 0 
Dendermonde 1 0 
Lokeren 5 2 
Sint-Niklaas 4 0 
Waasmunster 51 0 
Deinze 1 0 
Leuven 1 0 
Temse 4 0 
Lovendegem 0 1 


4.3. Persoonlijk budget 


Indien er tussenkomsten zijn van een OCMW ontvangt de bewoner een persoonlijk budget, dat hij/zij vrij ter 
beschikking heeft. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt geïndexeerd. 


4.4. Systeem | 


In 2017 hadden 7 bewoners een systeem | rekening. Dit zijn rekeningen op naam van de bewoner, beheerd 
door de directie. 2 bewoners hadden een systeem I rekening beheerd door een ander OCMW. Pensioenen 
en andere inkomsten van de bewoner worden er op gestort en verblijfskosten worden ermee betaald. 


4.5. Sociale dienst woonzorgcentrum 
De maatschappelijk werker onderzoekt de aanvragen tot opname en ontvangt de kandidaat-bewoners en 
hun familie. Tijdens het verblijf helpt zij de bewoner en zijn/haar familie verder bij allerlei problemen. 
Informatie, advies en administratieve hulpverlening, maar ook psychosociale begeleiding en ondersteuning 
zijn taken die opgenomen worden. 


Daarnaast staat zij ook in voor de organisatie van drie familieraden per jaar: 28/01/2017, 01/06/2017, 16, 17 
en 19/10/2017. 


Er zijn regelmatig overlegmomenten met de omliggende ziekenhuizen: 


e _Begeleidingscommissie AZ Nikolaas: 6/10/2017 
e Overleg AZ Sint-Blasius: 3/3/2017 en 16/10/2017 


Voor het kortverblijf werden er in 2017 twee regionale overleggen gepland: 13/3/2017 en 9/10/2017. Deze 
vonden plaats in het WZC Ter Engelen in Lokeren en het WZC Ter Moere in Moerbeke-Waas. 


Tenslotte is de sociale dienst lid van het palliatief support team van het WZC waarvoor verschillende 
overleggen op jaarbasis werden georganiseerd. 


4.6. Vervoer 
De aanvragen voor vervoer lopen via de sociale dienst van het WZC. Buiten deze verzoeken zijn er ook 
aanvragen die rechtstreeks afgehandeld worden door het verplegend personeel. 


Er werden in totaal 59 aanvragen door de sociale dienst geregistreerd. Dit jaar werden er 2 ritten 
gerealiseerd door de bode van het OCMW Waasmunster. 


De meeste aanvragen voor dringend ziekenvervoer worden door de verpleging zelf opgevolgd. De sociale 
dienst heeft er zelf 5 geregistreerd. 
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Vervoer bewoners WZC door andere organisaties 


2013 2014 2015 2016 2017 
CM Ziekenvervoer 4 4 1 2 12 
Aangepast Vervoer 9 9 22 24 10 
Dringend vervoer (Ambulance) 4 5 1 6 5 
Mutualiteit 10 23 20 20 23 
Familie 10 16 9 11 7 
Andere 1 2 0 0 0 
Bode 62 20 0 Zé 2 
100 79 53 70 59 
Reden vervoer bewoners WZC 
2014 2015 2016 2017 
Ontslag/opname KV 5 9 1 2 
Opname/ontslag ziekenhuis 1 1 2 0 
Opname/ontslag WZC 0) 0 4 3 
Spoedopname 5 3 6 5 
Tandarts 3 0 3 4 
Vakantie 0 0 0 0 
Daghospitalisatie 8 1 5 0 
Consultatie 36 29 30 32 
Onderzoek 13 7 16 10 
Andere 8 3 3 3 
79 53 70 59 
Bestemming vervoer 
2013 2014 2015 2016 2017 
AZ Nikolaas SL/SM/Te/Be/Ha 27 33 22 38 32 
AZ Lokeren Zi 10 4 11 6 
St Blasius Dendermonde/Zele 4 1 5 2 3 
Ander ziekenhuis 2 7 4 0 0 
Praktijk 24 12 7 8 5 
Tandarts 17 3 0 3 4 
Andere 18 13 11 8 9 
99 79 53 70 59 
Wijze van vervoer bewoners WZC 
2013 2014 2015 2016 2017 
Liggend 5 11 10 22 14 
Zittend 32 27 15 23 14 
Rolstoelvervoer 63 41 28 25 31 
100 79 53 70 59 
Totaal aantal vervoersritten 
2013 100 
2014 79 
2015 53 
2016 70 
2017 59 


2017 


5. Kortverblijf 


5.1. Cijfergegevens 
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Sedert 01/10/2009 zijn er 2 erkende bedden voor kortverblijf (KV). Er is één kamer op de open afdeling en 


één kamer op de bijzondere zorgafdeling. 


In 2017 vond een indexering van de dagprijs voor het kortverblijf plaats. Voor (oud-)inwoners van 
Waasmunster wordt een dagprijs van 52,70 EUR toegepast. Niet-inwoners betalen 55,74 EUR per dag. 


Profiel verblijven kortverblijf 2017 


e _ Aantal aanwezigheidsdagen (inclusief 2 verblijven met start in 2016) 
e _ Aantal in aanmerking (RIZIV) genomen aanwezigheidsdagen 


e _ Gemiddelde bezetting 

e _ Kortste verblijfsduur 

e _ Langste verblijfsduur 

e _ Gemiddelde verblijfsduurdagen 
e _ Leeftijd jongste gebruiker 

e Leeftijd oudste gebruiker 

e Gemiddelde leeftijd 


Er werden in 2017 in totaal 35 opnames geweigerd en 25 reservaties geannuleerd. 


Gemiddelde bezetting KV 


84% 

13 dagen 
60 dagen 
33 dagen 
67 jaar 
95 jaar 
80 jaar 


Jaar 2011 | 2012| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 
Gemiddelde bezetting | 29| 22| 27| 23) 20) 24) 33 
Reden weigering of annulering KV 

Reden weigering 

geen vrije beschikbare kamer 35 
Overschrijding max. verblijfsduur 0 

Fysieke of psych. Ongeschiktheid 0 
Personeelstekort 0 

Andere 0 

Totaal 35 

Reden annulatie 

Ziekenhuisopname 0 

Opname WZC 10 

Overlijden 1 

Zorggebruiker weigert opname KV 8 

Andere oplossing/KV gevonden 12 
Probleemsituatie is opgelost 3 

Andere reden 2 


657 dagen 
613 dagen 
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Totaal 


36 


Reden kortverblijf 


Tijdelijke verminderde zelfredzaamheid 


Andere reden 


Vermindering belasting mantelzorger 


Afwezigheid van de mantelzorger 


Herstel na ziekte 


Eigen woning is onvoldoende aangepast 


Proefperiode voor definitieve opname 


In afwachting van definitieve opname 


Palliatieve setting 


Crisisopvang 


O0 =O WwW=|O WW 


Totaal 


_i 
keel 


Zorgprofiel bij opname kortverblijf — aanwezigheidsdagen 


Zorgprofiel Aantal opname _| Aanwezigheidsdagen 
[e) 1 15 
A 4 113 
B 13 357 
ej B, 40 
Cd 2 62 
D 1 26 
Totaal 23 613 


Gezinssituatie opnames KV 


alleenstaand 11 
samenwonend met partner 6 
samenwonend met familie 1 
samenwonend met kennis 0 
Totaal 18 


Verblijfssituatie voor en na kortverblijf 


voor opname KV 


na verblijf KV 


Thuis 


Bij familie 


Verblijf in het ziekenhuis 


Opname/verblijf in een WZC 


Opname/verblijf in een ander KV 


Overleden 


Andere verblijfssituatie 


Totaal 


Regio/herkomst opnames KV 


Regio Aantal 
Waasmunster 7 
Zelzate Ü 
Hamme 5 
Lokeren 1 
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Sint Niklaas 
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Sinaai 


Zele 


Aanvrager verblijf 


Gebruiker zelf 


Mantelzorger 


Familie 


= 
Nn 


Kennis 


Huisarts 


Ziekenhuis 


Sociale dienst 


Thuiszorgdienst 


Andere instantie 


oo oja oclo 


Totaal 


mn 
Ked 


Reden vroegtijdige opzegging 


Ziekenhuisopname 


Opname WZC 


Overlijden 


Andere oplossing/KV gevonden 


Probleemsituatie is opgelost 


Andere reden 


Totaal 


oo oo al 


Reden verlenging verblijf 


Verzwaring zorgprofiel 


In afwachting v definitieve opname WZC 3 


Verhuisbeweging niet langer mogelijk 0 


Thuissituatie 


Andere reden 


Totaal 


5.2. Tevredenheidsenquête 


Er werden in 2017 in totaal 5 enquêtes terug ontvangen. Uit deze 5 enquêtes kan besloten worden dat de 
bewoners en hun familie in het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over het kortverblijf. Zowel over de 
opname/inschrijving als het verblijf op zich. Er werd éénmaal een verbeterpunt geformuleerd: 


geluidsoverlast. 


6. Verpleging & verzorging 


6.1. Afdelingen 


80 bewoners zijn verdeeld over 3 afdelingen: 30 voor verdiep 0, 30 op verdiep 1 en 20 op verdiep 2. 


e _ Verdiep O: matig-en zwaarhulpbehoevend cat.O, A, B en C, maar niet dement. 
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e Verdiep 1: idem, maar met mogelijkheid om in 10 kamers personen met profiel dement (zonder 
wegloop- of storend gedrag) op te nemen. 

e Verdiep 2: dementerenden eender welke hulpbehoevendheid 

e _Op verdiep 1 en 2 is er één kamer voor kortverblijf. 


6.2. Opvolging van de KATZ scores 
Maandelijks worden alle katzscores van de bewoners overlopen om te zien of de score nog correct is. 
Indien er een wijziging is in categorie wordt dat doorgestuurd naar de maatschappelijk werker en zij stuurt 
de aanvraag dan door naar de mutualiteit. 


6.3. Apotheek 
Sinds 1/9/2015 levert de firma Loyds Pharma (vroegere MDD Pharma) de medicatie van de bewoners. Aan 
de bezoekende artsen wordt door de coördinerend en raadgevend arts in samenspraak met de apotheker 
en directie gevraagd om zo veel mogelijk het formularium van het woonzorgcentrum te volgen. 


7. Paramedici 


7.1. Kinesitherapie 
De kinesitherapie wordt in het woon- en zorgcentrum verzorgd door twee kinesitherapeuten: Jos Van 
Cleemput en Sabine Van Osta. 


Jos en Sabine hebben hun werkschema zo aangepast dat er een continuïteit is van de kinesitherapie. Zo is 
Jos aanwezig op maandag-, woensdag en vrijdagnamiddag en dinsdag- en donderdagvoormiddag. Sabine 
werkt net omgekeerd, nl. op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag en dinsdag- en 
donderdagnamiddag. Samen staan zij in voor de kinesitherapie van de RVT-bewoners. 


Beide therapeuten werken zoals voorgaande jaren op een eigen manier, aangepast aan de individuele 
behoefte van de bewoners. Jos werkt volgens een fitnessprogramma waar bewegen in zijn totaliteit aan 
bod komt, terwijl Sabine met een meer individuele benadering de bewoners probeert te bereiken. De 
behandelingen worden dagelijks geregistreerd in het digitale programma zorg+. 


De therapeuten bekijken ook welke hulpmiddelen het meest geschikt zijn voor elke bewoner, nemen 
hiervoor contact op met gespecialiseerde diensten, de thuiszorgwinkel en orthotechnics, en zorgen voor 
het onderhoud ervan. 


7.2. Ergotherapie 
De ergotherapeut is voor 19u tewerkgesteld in het woon-en zorgcentrum. De ergotherapie richt zich vooral 
naar de bewoners die ondersteuning nodig hebben bij de activiteiten uit het dagelijks leven. Tevens heeft 
ze aandacht voor het comfort en kwaliteit van leven van de zwaar zorgbehoevende bewoners. 


8. Keuken 


8.1. Feestelijkheden 2017 


Januari Vrijwilligersavond Breughel 

Nieuwjaarsreceptie bewoners en familie 

3-koningenfeest + taart April 

Nieuwjaarsetentje SF/BJW Paasfeest , diner met scampi's per afdeling 

Wintermaaltijd Startseizoen wandelen + receptie 
Seniorenfeest OKRA 

Februari Paasbrunch SF/BJW 

Pannenkoekenbak : lichtmis Vlaamse kermis 

Familieraad + nieuwjaar drink Manta maaltijd (erfgoed) 

Etentje vaste vrijwilligers Afsluiten week vd valpreventie = brunch 

Maart Mei 
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Senioren sporteldag Wafelenbak 
Familiedag V2-V1-VO, per verdiep een andere 
datum Oktober 
Seniorenfeest OKRA 
Juni Afsluiten wandeling receptie 
Steak festijn 
Start zomerreis => cruise November 
Lente maaltijd Paling in het groen Herfstmaaltijd 


Seniorenfeest Hoogendonck 
Juli- Augustus 


102-jarige Albertine Maes December 

Zomerfeest Kerstfeest Ziekenzorg 

Mosselen festijn Kersthappening in het WZC 
Kerstfeest per afdeling 

September 

Frietkot dag 

Inteefdag leerlingen 6de leerjaar Ruiter + warme 

maaltijd 


8.2. Cijfermateriaal keuken 2017 


Aantal maaltijden 


Woonzorgcentrum 
28.223 volledige maaltijddagen: ontbijt, middagmaal, koffie, avondmaal 


Maaltijden aan huis 
26.179 warme middagmalen: zie ook verder bij thuisdiensten 


Serviceflats 
700 liter soep geleverd op weekdagen aan bewoners SF 


Dinerclub (seniorenrestaurant) 
1.318 warme middagmalen bediend. 


Maaltijden DVC 
1944 maaltijden op 250 dagen = gemiddeld 7,06 per weekdag 


Personeelsmaaltijden 
Het personeel kan een warme maaltijd aankopen voor 4 EUR Een broodmaaltijd kost 2 euro. Er werden 


ongeveer 250 warme maaltijden en 215 broodmaaltijden voor het personeel bereid. 


Bezoekers 
Bezoek van familie en externen betaalden voor een warme maaltijd 7 euro (vanaf 1/03/2016) 


Totaal 


Totaal aantal geproduceerde middagmalen: 65.530 warme maaltijden. 
Gemiddelde: 159 maaltijden per middag 
Enkel op weekdagen gemiddeld: 169 warme maaltijden. 


Diëten in de maaltijden WZC bewoners 


Zoutloos 8 
Zoutloos — diabetes 2 
Diabetes 11 
Zoutloos — maagsparend 2 
Zoutloos - diabetes — 2 
vetarm 

Kaliumarm - fosforarm 1 


(dialyse patiënt) 


Vetarm — diabetes 


Vetloos 


Zoutloos — vetarm 


[nel 


Zoutloos — eiwitrijk 
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Darm- en maagsparend 2 


Glutenvrij 1 


9. Animatie 


9.1. Team 
In 2017 bestaat het animatieteam uit 2 animatoren, Annemie Dhanis (24/38 VTE) en Anne Van Loon (33/38 
VTE), die tevens coördinator is. Daarnaast wordt er vanaf mei '17 intensief samengewerkt met de 
ergotherapeut (5/17 Shauni Van Der Jeugd, 6 tot 8/17 Karlien Gijsels en vanaf 10/17 Lieselotte 
Bundervoet). Er wordt zo veel mogelijk per verdieping gewerkt en elk teamlid staat in voor de opvolging, 
begeleiding, en individuele animatie van de bewoners van deze verdieping, alsook voor animatieactiviteiten 
in kleine groep. Anne van Loon staat in voor VO, Annemie Dhanis voor V1, de ergo Shauni, Karlien en 
Lieselotte voor V2 (de bijzondere zorgafdeling). 


Daarnaast worden wekelijks groepsactiviteiten georganiseerd voor het hele WZC waarvoor beide 
animatoren activiteiten uitwerken. 


9.2. Vrijwilligerswerking 
A.V.L. doet intakegesprek en begeleiding van nieuwe kandidaat vrijwilligers/ na inloopperiode wordt 
contract getekend. Er wordt samengewerkt met vrijwilligersorganisaties SAMANA, OKRA en OAR. Er wordt 
samengewerkt met de plaatselijke bibliotheek die de voorleesvrijwilligers helpt ondersteunen. Er wordt 
samengewerkt met de cultuurdienst en de Heemkundige kring ’t Sireentje voor de erfgoeddag en 
tentoonstelling over Manta en voor het opstellen van een boek over plaatselijke dialecten. Er wordt 
samengewerkt met het plaatselijke koor Ubi Caritas. Er wordt samengewerkt met de plaatselijke 
wereldwinkel. 


Op 6/3/2017 en 10/10/2017 was er een overleg met voorzitters van Samana, OKRA en Ouderenadviesraad 
voor planning en afspraken. 


Tweemaandelijks was er een overleg met alle vrijwilligers (met een vrijwilligersovereenkomst) voor planning 
en afspraken 7/2, 11/4, 13/6, 8/8, 10/10, 12/12). 


Op 7/2, 15/3, 2/5, 21/9 was er overleg met de voorleesvrijwilligers samen met de bib verantwoordelijke. 
Extra's voor de vrijwilligers: 

* Nieuwjaarsetentje op 7/2 voor contractuele VW. 

« Vrijwilligersfeest op 9/3 voor alle VW in week van de vrijwilliger. 

* Traktatie bij Sint, Pasen en activiteiten. 

* Gratis deelname aan daguitstap naar Vlissingen op 11/8. 

* Start wandelseizoen met receptie op 7/4 waarbij de wandelplanning worden 

besproken en afspraken worden gemaakt. 
« Afsluiten wandelseizoen met koffie en gebak op 27/10. 


* Gratis traktatie bij wandeling op vrijdagnamiddag (wandelclub) of uitstap. 


9.3. Cafetaria 
Driemaandelijks overleg met alle PWA-medewerkers voor planning en afspraken betreffende de werking 
van cafetaria's 't Amusement in WZC en Club in SF. Dit op 8/3, 29/5, 18/9 en 4/12. 
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Woensdag, zaterdag en zondag is de cafetaria ( 't Amusement) in het WZC open. Dinsdag en vrijdag is de 
cafetaria (Club) in de Cuesta open. Openingsuren: tussen 14u30 en 17u00 / tijdens het wandelseizoen 
dinsdag tussen 14u45 en 17u15 om de vrijwilligers de kans te geven iets te drinken na de wandeling (die tot 
17u duurt). 


9.4. 


Jeugdwerking 


Er wordt samengewerkt met verschillende scholen in de buurt (cfr. animatieprogramma). 


9.5. 


Kleuterschool Heideschool: Dessertjes maken, turnen, wandelen 


Lagere school 4 x 3de klas Sint Fransiscusschool Gezelschapsspelen. 
GBS 6de klas Project ‘Wordt Vervolgd’: Inleefdag, interviews, crea, volksspelen, bingo 


St Lodewijkscollege Lokeren 13/3 en 14/3 
Klein Seminarie Sint Niklaas. Dit in het kader van het project Beleefdagen voor de leerlingen van de 


3de graad 


Carolus Sint Niklaas 6de jaar Zorg: Amusementsmarkt op 27/01. 
Samenwerking met Gemeentelijke Jeugddienst (cf. animatieprogramma): Grabbelpas in 


vakantieperiodes 


Pastorale werking 


Er is een wekelijks misviering op woensdagvoormiddag waarbij AD de bewoners naar en van de kapel 
begeleidt en de pastoor bijstaat tijdens de mis. 


9.6. 


Vast animatieprogramma 


In groe 
Een vast weekprogramma: 


Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag | Zondag 
VM Speciaal ontbijt Speciaal ontbijt | Speciaal ontbijt Turnen 
2 11 x/2 weken 01 x/2 weken 
Krant 0 Krant 1 Mis 
Voorlezen 2 Wereldwinkel 
1 x/3 weken 
NM Kaartclub Groeps- Cafetaria Groeps- Groeps- Cafetaria | Cafetaria 
Voorlezen 0&1 activiteit*** IJskar activiteit*** activiteit*** 
Bibliotheek Kar Krant 2 Verwen 2 Wandelclub 
Hobby 2*** id 
° Er wordt gewandeld met een beurtsysteem waarbij elke week een andere verdieping aan bod komt. 
Een gevarieerd maandprogramma: 
Maand Ww Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
Jan. 1 SpelNM Nieuwjaars- 3koningen 
receptie 
2 | Verloren Kerst-opruim Nieuwjaar Fotoreportage 
maandag Hoger/Lager 
3 | Winterdeco Sjoelen Inleefdag Verjaardags- 
feest 
4 | BakNM Winterquiz Gezelschap- Amusemen- 
spelen lln. tenmarkt 
Feb.i 5 | MuziekNM 2 | Cafe Rummikub- Lichtmis Petanque 
Chantant club 
6 | SpelNM Cinema Winter-maaltijd 
7 | Ganzenbord | Verjaardags- Gaaibollen 
feest 
8 | Carnaval Interviews dr Carnaval Koor 
Fotoshoot 2 kinderen Fotoshoo t 01 
Maart 9 | Hobby Carnavalbal Rummikub- Lentecrea Dobbelspel 
club 
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10 | BakNM Rad Van Vrijwilligers- Bingo 
Fortuin feest 
11 | Bezoek hond | Wafelbak spelNM Concert 
Harmonie 
12 | Gezellige Lentecrea Cultuurfeest Verjaardags- Heikewip 
NM feest Processie 
13 Paasfeest Gezelschap- Kleuterbezoek | Tentoon- Manta 
Samana spelen IIn. stelling 
April 14 Grabbelpas Rummikub- Manta Maaltijd | Start Manta Manta 
club Wandelseizoe 
n 
15 | Samana Sjoelen Ziekenzalving | Goede Vrijdag | Manta Paashaas 
Bloemen Paasfeest Manta 
16 Gaaibollen / Vlaamse Wandelclub Manta Erfgoeddag 
Sjoelen kermis 
17 | Week van de | Valpreventie | Valpreventie | Valpreventie Feestontbijt 
valpreventie | SpelNM cafetaria dansNM Uitstap WSC 
Mei 18 Italiaanse Rummikub Modeshow Wandelclub Familiedag 2 
NM 
19 Schoenen- Wandelclub Familiedag 1 | Moederdag 
verkoop 
20 | Gezellige Verjaardags- | Markt Sporteldag Wandelclub Familiedag O 
NM feest Lokeren 
21 Bingo met Wandelclub 
lin. 
Juni 22 Bloemen Rummikub- Steakfestijn Wandelclub 
planten club 
23 Uitstap Boogschieten Wandelclub Vaderdag 
Oostakker 
24 Gebruikers- Markt Sint Wandelclub 
raad 0 1 Niklaas 
25 | Zomerdeco 2 | Zomerdeco 0 Koor Wandelclub 
1 Heideschool 
26 | BakNM Verjaardags- Start Zomer- Wandelclub 
feest reis Cruise Notenpluk 
Juli 27 | Hobby Schelde Rummikub- Hoger/Lager Wandelclub 
Cruise club Cruise 
28 | Spaans Koor Spaanse NM Wandelclub 
Sangria 
29 | Hobby Tour de Verjaardags- Wandelclub 
France feest 
30 | Hobby Groot Pizzeria Wandelclub 
zomerfeest 
Aug. 31 Griekse Quiz | Rummikub- Event Radio Wandelclub Samana- 
club wandeling 
32 | Spiraal- Nederlands Jubileum 2 Mosselfeest Daguitstap 
Sjoelen ganzenbord Vlissingen 
33 | Hobby Event Radio Wandelclub 
uitzending Sombeke 
34 | Hobby Albertina 102 Grabbelpas Wandelclub 
jaar 
Sept. 35 | Hobby Fotoshoot Frituur Wandelclub 
Cruise 
36 | Hobby Gaaibollen Rummikub- Huifkar Wandelclub 
club 
37 | Huis- en Rad Van Möllky Wandelclub 
tuinspel Fortuin Somb. kermis 
38 | Pruimen- Koor Inleefdag / Wandelclub 
confituur Verj.dagsfeest 
39 | Herfstdeco Gebruikers- Alzheimerdag | Wandelclub 
raad/deco Cupcakes 
Okt. 40 | Herfstcrea Griffelrock Rummikub- Beestenboel Wandelclub 
club Bib bezoek 
41 | Hobby Bloem- Modeshow Wandelclub 
schikken 
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42 | Wafelbak Notenwijn Koor Wandelclub 
bottelen 
43 | Hobby Interviews dr Seniorenfeest | Afsluiten 
kinderen Wandelclub 
Nov. 44 | Hobby Verjaardags- Cinema BewegingsNM 
feest 
45 | Crea Crea Kerst Rummikub- | Herfstmaaltijd | Gaaibollen Herdenking 
Happening club 
46 | Hobby Gezelschap- Lin. geven les | BewegingsNM 
spelen IIn. 
47 | Hobby Kleuter- Schoenen- Koor 
bezoek verkoop 
Dec. 48 | Kerstcrea Verjaardags- Gemeentelijk BewegingsNM 
feest Seniorenfeest 
49 | Kerstcrea Sint Rummikub- Kerstdeco BewegingsNM Kerst- 
club happening 
50 | Hobby Gezellige Verjaardags- Uitstap WSC 
NM feest 
51 | Warmste Kerstfeest Volksspelen Kerstfeest Kerstman 
Week Samana met IIn. 
52 Kerstconcert Eindejaars- 
bingo 
Individueel 


Maandelijkse uitgave van ’t Bladjen met animatieprogramma en verjaardagen. Tweemaandelijkse uitgave 


e Bij opname: welkomstgeschenk en kaartje 
e _ Na opname: kennismaking, praatje, foto aan de deur, welkom in ons “t Boeksken” 
e Bij verjaardagen: kaartje en geschenkje op de kamer 

e _ Bij speciale feestdagen: kamerbezoekje met geschenkje 
e Bezoekje met bibliotheekkar 

e Bezoekje met ijskar 

e Bezoekje met wereldwinkelkar 
e _ Persoonlijke uitnodiging op de kamer voor elke groepsactiviteit 


e _Kamerbezoekjes 
e __Na overlijden: voor de naaste familie een persoonlijke tekst over de overleden bewoner met DVD 


met foto's van de bewoner. 


9.7: 


‘t Bladjen en t Boeksken 


van 't Boeksen met binnenin ‘t Bladjen. 


Hierin vaste rubrieken zoals nieuwkomers, overledenen, belangrijk nieuws, terugblik van 


animatieprogramma en foto's, mopjes, puzzels, artikels over bewoners, artikels over oude gebruiken en 


gewoontes, … Gemaakt in samenwerking met administratieve dienst, Kine en Ergo, animator van DVC, SF 
en BW. 


Ann Tempels werkt halftijds als referentiepersoon dementie in het woonzorgcentrum. In 2017 werd er 
verder gewerkt aan een dement-vriendelijke zorg en een dement-vriendelijke woonomgeving waarin de 
bewoner, maar ook zijn familie centraal staat. Dit doel hebben we proberen te benaderen door volgende 


10. 


realisaties: 


Referentiepersoon dementie 


Van alle nieuw opgenomen bewoners, zes in totaal, werd er een levensverhaal gecreëerd. Hiervoor kregen 


we de informatie hetzij van de bewoner zelf, of van zijn familieleden die hiervoor de infobrochure van de 
bijzondere zorgafdeling invulden. Dit stelt ons in staat vanaf dag één in te schatten wat de noden en 


wensen van de bewoner zijn, wat zijn waarden zijn en zijn bezorgdheden. 
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Op de familieraad van juni voor alle familieleden werd het boek “ De schat van je leven.” voorgesteld. Dit is 
een boek waarin mantelzorgers en hulpverleners handvaten worden aangereikt hoe om te gaan met 
mensen met dementie. Het belang van het levensverhaal kwam ruim aan bod en een prototype levensboek 
werd voorgesteld. 


Op 28 september 2017 organiseerden we in het kader van de wereld Alzheimerdag een namiddag vullend 
programma voor de bewoners. In vier workshops werden de bewoners met dementie geprikkeld en 
verwend. De bewoners van de andere afdeling bakten op hun afdeling onder begeleiding van de 
animatoren, cupcakes die later in de cafetaria en aan bezoekers werden verkocht ten voordelen van de 
Alzheimer liga. Voor familieleden, personeelsleden en geïnteresseerden werd 's avonds een 
cabaretvoorstelling rond het thema dementie van cabaretier Karel De Clercq. 


De reeds bestaande overlegmomenten met familieleden, team, sociale dienst en hoofdverpleegkundige 
werden verdergezet zoals voorheen. 
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HUUROVEREENKOMST BRANDWEERGEBOUW GEMEENTE WAASMUNSTER, 
NIJVERHEIDSLAAN 50 


Tussen: 


Gemeente Waasmunster, met kantoren te 9250 Waasmunster, Vierschaar 1, hier vertegenwoordigd 
door het college van burgemeester en schepenen, in de persoon van de heer Michel Dutré, 
burgemeester, en de heer Bram Collier, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de 
CONEENENSDE NEMON. ar erseranssamsarsnae vante mesana ennn vene 


Hierna te noemen de verhuurder en/of de gemeente 
En 


Hulpverleningszone _ Waasland met ondernemingsnummer _0500.928.388 waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is te Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas, hier vertegenwoordigd 
door het zonecollege in de persoon van de heer Marc Van de Vijver handelend in uitvoering van de 
beslissing van de zoneraad van … AL ALL.224k 


Hierna te noemen de huurder 


WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 


Artikel 1 — Voorwerp 


De gemeente-verhuurder geeft aan de huurder, die aanvaardt, het brandweergebouw en 
aanhorigheden, gelegen te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 50, gekend in het kadaster als 1° 
Afd., Sie. B, nr. 777r, zoals deze is aangeduid op het grondplan dat aan huidige overeenkomst wordt 
gehecht om er integrerend deel van uit te maken. Volgens het gewestplan is het goed gelegen in een 
woongebied. 


Het in huur gegeven onroerend goed omvat: 
- het eigenlijke brandweergebouw; 
- de aangrenzende parking met groenbeplanting. 


De onroerende goederen welke het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst zijn door de huurder 
voldoende gekend. Voor een meer uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar het schattingsverslag 
van Teccon bvba d.d. 05/06/2014 welke aan huidige overeenkomst wordt gehecht om er integrerend 
deel van uit te maken. 


De huurder verklaart dat de bij huidige overeenkomst ter beschikking gestelde onroerende goederen 
zich in zulke staat bevinden die het mogelijk maakt het goed te gebruiken overeenkomstig zijn 
bestemming, vermeld in artikel 2. Partijen komen overeen om in onderling overleg een omstandige 
plaatsbeschrijving op te maken welke aan huidige overeenkomst wordt gehecht om er integrerend 
deel van uit te maken. 
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Artikel 2 — Bestemming 


De onroerende goederen waarop de huidige overeenkomst betrekking heeft mogen enkel worden 
gebruikt door de huurder voor de installatie van een brandweerkazerne en de gebruikelijke direct 
daarmee verband houdende activiteiten. Uitsluitend de huurder is verantwoordelijk voor het 
bekomen van de nodige toetatingen en vergunningen met betrekking tot deze activiteiten. 


De huurder mag in de hem bij deze overeenkomst ter beschikking gestelde lokalen geen activiteiten 
uitoefenen of laten uitoefenen die buiten het bestek van de huidige overeenkomst vallen, tenzij mits 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. 


De huurder verklaart dat het onroerend goed aan alle wettelijke vereisten voldoet om dienst te doen 
als brandweerkazerne. 


Het is de huurder verboden het in huur gegeven goed onder te verhuren of over te dragen. 


Artikel 3 — Duur 
De huur wordt toegekend voor onbepaalde duur met een start op 01/01/2015. 


Elk van de partijen kan evenwel ten allen tijde en zonder opgave van redenen de huur beëindigen, 
mits inachtneming van een opzeggingstermijn van achttien (18) maanden. Voor elke partij geldt dat 
de opzegging moet worden betekend per aangetekend schrijven. De verhuurder verbindt zich ertoe 
om bij opzegging een alternatieve locatie, die geschikt is voor de exploitatie van een 
brandweerkazerne, aan te bieden aan de huurder. 


In de contracten die de huurder zou afsluiten met betrekking tot het plaatsen van publiciteitsborden 
of de levering van diensten binnen het in artikel 1 bedoelde onroerend goed, zal de huurder 
uitdrukkelijk bedingen dat deze contracten automatisch vervallen bij het ten einde lopen van de 
huidige overeenkomst zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige verplichting of 
schadeloosstelling vanwege de gemeente. 


Artikel 4 — De huurprijs 


De huurprijs wordt bepaald op € 34.200,- per jaar (€ 2.850,- per maand) overeenkomstig het 
schattingsverslag van Teccon bvba d.d. 05/06/2014. Voormeld bedrag is integraal betaalbaar op de 1° 
(eerste) werkdag van de maand juli, door storting op bankrekeningnr. BE47 0910 0033 4980 op naam 
van de gemeente Waasmunster. 


Eenmaal per jaar wordt de huurprijs automatisch aangepast, op grond van de evolutie van het 
gezondheidsindexcijfer; door toepassing van de hierna volgende formule: 


Basishuurpijs x nieuw indexcijfer 
Aanvangsindexcijfer 


Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand december 2014 (basis 1996). 

ledere verhoging of verlaging van de huurprijs, voortvloeiend uit de toepassing van deze clausule, zal 
van rechtswege toekomen aan de partij die daaruit voordeel zal halen, zonder dat die de andere in 
gebreke moet stellen. 
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Artikel 5 — Bijkomende diensten te voorzien door de verhuurder 


De verhuurder verklaart, op vraag van de huurder, een aantal diensten te voorzien in het in huur 
gegeven onroerende goed. Partijen komen overeen dat de verhuurder de werkelijke kostprijs van de 
hierna opgesomde diensten aan de huurder factureert per factuur die de verhuurder ter zake 
ontvangt. Voor wat betreft de nutsvoorzieningen, zal de verhuurder de jaarlijkse afrekening van het 
verbruik aan de huurder overmaken. Indien nodig zal de verhuurder instaan voor de plaatsing van 
tellers ten einde een correcte afrekening toe te laten. Voor de overige door de verhuurder te 
voorziene diensten zal telkens een kopie van de originele factuur bij het betalingsverzoek worden 
gevoegd. De huurder kan te allen tijde inzage krijgen in de nodige bewijsstukken. 


Bijkomende diensten door de verhuurder te voorzien: 


- de aansluiting en levering van gas; 

- de aansluiting en levering van elektriciteit; 

- de aansluiting en levering van water; 

- het onderhoud en de wettelijk voorziene keuringen van de brandblussers en brandhaspels; 
- het onderhoud en de wettelijk voorziene keuringen van de laagspanningsinstallatie; 

- het onderhoud en de wettelijk voorziene keuringen inzake branddetectie; 


De gemeente houdt zich het recht voor om vrije keuze te hebben van leverancier van alle voormelde 
diensten behoudens mogelijke wettelijke verplichtingen; 


De huurder heeft het recht om elk van voormelde diensten zelf te organiseren en bijgevolg zelf in te 
staan voor de betaling. Wel dienen steeds de opzegclausules van de lopende contracten 
gerespecteerd te worden en zijn mogelijke contractuele schadebedingen als een gevolg van deze 
opzeg ten laste van de huurder. 


De gemeente verbindt zich ertoe bij aanvang van huidige huurovereenkomst de huurder in kennis te 
stellen van de vervaldata van de lopende contracten betreffende voormelde diensten. 


De huurder verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk, en uiterlijk bij het einde van de lopende 
contracten, zelf in te staan voor het organiseren van voormelde diensten, behoudens andere 
afspraken tussen partijen. 


Nutsvoorzieningen: 

=__ Aardgas: is er geen afzonderlijke aansluiting voorzien voor de huurder deel 
Hulpverleningszone Waasland. Partijen komen een 60-40 verdeelsleutel overeen (60% voor 
huurder en 40% voor verhuurder). 

-_ Electriciteit: is er geen afzonderlijke aansluiting voorzien voor de huurder deel 
Hulpverleningszone Waasland. Een tussenteller werd door de verhuurder geïnstalleerd. 

-__ Waterleiding: is er geen afzonderlijke aansluiting voorzien voor de huurder deel 
Hulpverleningszone Waasland. Partijen komen een 50-50 verdeelsleutel overeen (50% voor 
huurder en 50% voor verhuurder). 


Artikel 6 — Onderhoud van het goed 


De verhuurder staat in voor alle onderhoud en herstellingen aan het onroerend goed met 
uitzondering van de kleine herstellings- en onderhoudswerken die de wet ten laste van de huurder 
legt. Laatstgenoemde werken omvatten ondermeer, zonder exhaustief te zijn: 
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—_Niet-vorstvrije leidingen ledigen of voor de winter vorstvrij maken; 

- Eventueel aanwezige boilers of geisers in goede staat onderhouden (inclusief kranenwerk); 

= Radiatoren ontluchten; . 

- Ramen en vensters herstellen voor zover de schade aan eigen fout te wijten is; 

-__Lampen, scharnieren, sloten, schakelaars, stopcontacten, zekeringen en dergelijke vervangen 
indien nodig; 

-__ Voorkomen van verstopping van afvoer- en rioolbuizen; 

= Inzake sanitair: het herstellen van zichtbare en gemakkelijk bereikbare lekken, het regelen 
van de kranen, het vervangen van verbindingen, scharnieren en de pakkingen van kranen; 

- Reinigen van sceptische of andere putten; 

= Schoonmaak van de brandweerkazerne en het poetsen van ramen langs de binnen- en 
buitenkant van het gebouw. 


Als addendum aan het contract is een indicatieve lijst opgenomen “oplijsting lasten 
huurder/verhuurder brandweerkazerne”. Deze lijst heeft enkel als doelstelling om mogelijke 
interpratieverschilten te vermijden en is niet exhaustief. 


Geen van voormelde herstellingen zijn ten laste van de huurder wanneer alleen ouderdom of 
overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven. De huurder is daarentegen wel aansprakelijk voor 
alle schade die het gevolg is van het handelen van de huurder (of zijn aangestelde of iemand 
waarvoor hij verantwoordelijk is) of een gebrek daaraan (inclusief het niet of laattijdig meedelen van 
schade of problemen aan de verhuurder). 


De huurder dient zelf in te staan voor de verwerking en ophaling van afval dat afkomstig is van 
interventies en de kosten ervan ten laste te nemen. Het andere afval afkomstig van de werking van 
de kazerne kan aangeboden worden en verwerkt worden samen met het afval van de gemeentelijke 
milieudienst en dit ten laste van de verhuurder. 


Partijen komen overeen dat de verhuurder zal instaan voor en de kosten ten laste neemt van: 


= _ het onderhoud van de groenbeplanting en bestrating rondom het brandweergebouw; 
- het onderhoud van de ventilatie; 

- de controle en het onderhoud van de centrale verwarmingsketel(s); 

-__ het onderhoud van de gasinstallatie 

-__ het wettelijk voorziene onderzoek inzake legionellabestrijding; 


Indien de huurder in gebreke zou blijven, de uit onderhavig artikel voortvloeiende verplichtingen na 
te komen, heeft de verhuurder de keuze om de werken op eigen verantwoordelijkheid en op diens 
kosten uit te voeren, onverminderd alle rechten en verhaalmiddelen van de verhuurder die de 
huurder hiervan bij ter post aangetekende brief in kennis zal stellen. 


Indien na het afsluiten van onderhavige overeenkomst er door de hogere overheid nieuwe normen 
worden opgelegd inzake veiligheid in het algemeen (branddetectie, elektrische installaties, alarmen, 


…) zijn deze ten laste van de verhuurder. Hebben deze echter betrekking op de werking van de 
brandweer in het bijzonder, dan zijn de kosten hiervan ten laste van de huurder. 


Artikel 7 - Wijzigingen aan het goed 


Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, mag de huurder niet overgaan tot enige 
verandering of verbouwing. Deze veranderingen of verbouwingen komen ten goede aan de 
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PK 


verhuurder op het einde van de overeenkomst en dit zonder enige vergoeding, behoudens andere 
afspraak tussen partijen. 


Artikel 8 — Verzekeringen 


De verhuurder verklaart het gebouw te hebben verzekerd tegen brand, storm, waterschade en 
glasbreuk bij Ethias Verzekeringen nv onder polis nummer 38.014.800. In deze polis werd een 
afstand van verhaal voorzien ten voordele van de huurder. 


De huurder zal het nodige doen voor het afsluiten van een polis waarin zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid (uitbating) wordt verzekerd, evenals de inboedel. Bewijs van verzekering moet op 
elk moment, op eerste verzoek, kunnen worden voorgelegd aan de verhuurder. 


Artikel 9 — Registratie 


De huurder verbindt zich ertoe onderhavige huurovereenkomst binnen de twee maanden na 
ondertekening te laten registreren. Partijen verklaren te voldoen aan artikel 161/1 van het Wetboek 
Registratierechten en wensen kosteloze registratie. 


Artikel 10 — Lasten / taksen 


De onroerende voorheffing blijft ten laste van de verhuurder. Alle andere lasten en taksen 
voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst of verbonden aan het onroerend goed zijn ten laste van 
de huurder. 


Artikel 11 — varia 
Geen 


Opgemaakt te Waasmunster, op … gen ‚in drie exemplaren 
waarvan elke partij verklaart één ie hebben ontvangen en waarvan een derde esernplat bestemd is 
voor de registratie. 


Voor akkoord, 


Namens het gemeentebestuur Waasmunster, Namens het zonecollege _ van de 
Hulpverteningszone Waasland 


De en EN N De voorzitter, 
Michel Dutré Marc Van de Vijver 


De gemeentesecretaris, 
Bram Collier 
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CONTACT 

Leidende ambtenaar bij het bestuur voor deze overeenkomst: 
e _ Kris Ternest, financieel directeur. 
e _ Telefoonnummer: 052/46.95.24 
e E-mailadres: kris ternest@waasmunster.be 


De leidende ambtenaar is aangesteld als gemachtigde van het bestuur voor alle handelingen welke 
betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de diensten van de vastgestelde 
opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een 
ander orgaan van het plaatselijk bestuur. 


ALGEMENE BEPALINGEN 


Onder ‘het bestuur’ wordt verstaan: Gemeentebestuur Waasmunster. 
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KREDIETVOORWAARDEN 


1 ALGEMEEN 


De overeenkomst tussen het bestuur en de financiële instelling wordt gevat door de bepalingen in dit 
contract, de brief waarbij het contract als bijlage 1 werd toegevoegd, de offerte met eventuele bijlagen en 
de gunningsbeslissing. 

De bepalingen in dit contract en de brief waarvan hierboven sprake primeren op de algemene 
voorwaarden van de financiële instelling die eventueel aan de offerte worden toegevoegd. 


2 TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 


Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel 
de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. í 


3 KENMERKEN 


Dit contract bevat 1 perceel, meer bepaald: 
-_Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer voor in totaal: 16.500.000 


EUR: : 
Geraamd bedrag |Looptijd 
Perceel | 16.500.000,00 30 jaar 
Ì 
Varianten | 
Bij de offertes zijn maximaal 2 varianten toegestaan voor zover ze een gunstigere prijs opleveren. | 


Gunning 


Het contract wordt gesloten door betekening van de gunning van het krediet door het college van 
burgemeester en schepenen. 


Het contract wordt gegund en gesloten op basis van de gunningscriteria (zie hieronder). 


Gunningscriteria 
Volgende gunningscríteria zullen worden gehonoreerd bij het gunnen van deze opdracht : Í 


Prijs (90 punten) 
De inschrijver met de beste kredietmarge ontvangt 90 punten. 
Elke andere inschrijver ontvangt 90 punten — 0,5 punt per basispunt verschil. 


Bijkomende diensten (10 punten) : 
Naast de minimale diensten (zie art. 10 dienstverlening) mag de inschrijver 5 aanvullende diensten 


aanbieden en dit beschreven op maximaal 2 pagina's. Bij de evaluatie hiervan zal rekening gehouden 
worden met de relevantie per aanvullende dienst en zal dit als volgt geëvalueerd worden : 


| 
jd 
| 
jd 


2 punten : zeer relevant 
1 punt: relevant 
0 punten : geen of weinig relevantie 


Bestellingen 
Elke bestelling leidt tot de creatie van een apart krediet. 


Het bestuur kan bestellingen plaatsen tot uiterlijk op 12 maanden na de datum van gunning. 


Twee Belgische bankwerkdagen na de bestelling door het bestuur, stelt de financiële instelling de gelden 
van het krediet ter beschikking op een door het bestuur aangeduide zichtrekening. Deze bestelling 
gebeurt op eenvoudige aanvraag op de wijze afgesproken tussen het bestuur en de financiële instelling. 


De kredietnemer behoudt zich het recht voor om, tijdens een periode van 3 jaar volgend op de datum 
van het sluiten van de overeenkomst, bijkomende kredieten te vragen met hetzelfde voorwerp. 
Hiervoor zal zij de opdrachtnemer waaraan de initiële opdracht werd gegund raadplegen inzake de 
voorwaarden voor de toekenning van deze bijkomende kredieten. 


4 RENTEVOET 


De rentevoet van het krediet is een actuarieel gewogen gemiddelde rentevoet, die zal berekend 

worden bij de terbeschikkingstelling van het krediet en bij elke rentevoetherziening, conform de formules 

in het elektronische rekenblad dat beschikbaar is op: 

http://www. vvsg.be/Werking Organisatie/Financien/Pages/typebestek%20leningen.aspx 

en op 

http://www. vlofin.bel. | 
| 


Het is de rentevoet tegen dewelke de som van de kasstromen van het krediet, geactualiseerd op basis 
van zero-couponrentevoeten, gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal of, bij herziening van de rente, 
aan het schuldsaldo op dat ogenblik (zie: Formule). De op die manier berekende nominale rentevoet 
wordt aangepast met de aangeboden marge van de financiële instelling, die uitgedrukt is in basispunten 
met één cijfer na de komma (dus tot op 0,001% nauwkeurig) en vast blijft tot aan de eindvervaldag. 


Flooring 

Indien de som van de nominale rentevoet en de aangeboden marge van de financiële instelling een 
negatief resultaat geeft, wordt de rente van het krediet (nominale rentevoet plus marge) verondersteld '0” 
te zijn. 


De zero-coupon rentevoeten worden ‘spot’ vastgelegd, dit betekent twee Belgische bankwerkdagen voor 

de datum van bestelling of herziening van het krediet, en worden berekend op basis van: 

e de ICE Swap rentevoeten (dagelijks afgebeeld op https://www.theice.com/marketdata/reports/180, 
gegevens 11.00 uur). Bij gebrek aan toegang tot de rentevoeten gepubliceerd op 
https://www.theice.com/marketdata/reports/180, heeft de financiële instelling het recht zich te 
baseren op de ICE Swap-rentevoeten die via andere kanalen worden gepubliceerd. Hij bezorgt in 
dat geval aan het bestuur een schermafdruk die aantoont dat de gehanteerde rentevoeten op één 
moment op de juiste dag werden geraadpleegd. 


e de EURIBOR rentevoeten (dagelijks afgebeeld op http://nl.euribor-rates.eu/actuele-euribor- 
tarieven.asp). 


Voor de rentevoet op één jaar wordt gewerkt met de EURIBOR-noteringen. 


Formule: _K => CE x df, 


tel 


Met: 

| = Rentevoet die de twee leden van bovenstaande vergelijking gelijkstelt. Deze nominale rentevoet 
wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is 
tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde 
decimaal begrepen is tussen 5 en 9. In alle voorgaande bewerkingen wordt nooit afgerond. 

K = Het initieel ontleende kapitaal of, bij herziening van de rente, het schuldsaldo op dat ogenblik. 

n = Aantal periodes waarin de rentevoet i geldig is 

t = Nummer van de periode (van 1 tot n) 

CR = De cashflows (kasstromen) van de betrokken periode t‚ berekend tegen de rentevoet i, waarbij: 
voort <n: CF, = terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t 
voort=n: CF, = terugbetaald kapitaal + intrest + schuldsaldo, op ogenblik t 

dh = Actualisatie of discontofactor voor de betrokken periode t gebaseerd op de rentetarieven ICE 


Swap Rate zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de looptijden groter dan 1 jaar 
en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBOR-rentevoeten voor de looptijden kleiner dan 
of gelijk aan 1 jaar; 

indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via de Cubic-Spline 
interpolatiemethode. 


Rentevoet van het krediet =r = i + marge. Deze rentevoet heeft een 360/360-basis en wordt 
uitgedrukt met twee cijfers na de komma. 


De Cubic-Spline interpolatietechniek, de omzetting van ICE Swap rentevoeten naar zero-coupon 
rentevoeten en de bepaling van de actualisatiefactoren gebeuren volgens de formules opgenomen in het 
elektronische rekenblad 'Typecontract leningen 2017 - Rekenblad’ beschikbaar op 

http://www. vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/typebestek%20leningen.aspx 


en op http://www. vlofin.be. 


De financiële instelling deelt de gefixeerde rentevoet r schriftelijk mee en dit binnen de vijf Belgische 
bankwerkdagen na de fixatie. Deze rentevoet blijft geldig tot de eerste herzieningsdatum van de 
rentevoet, 


Consuiteerbaarheid van de rentevoeten 

Indien voor de toepassing van deze overeenkomst op een bepaald moment de ICE Swap- of EURIBOR- 
rentevoeten niet meer zouden beschikbaar zijn op de hierboven vermelde websites, dan bepalen het 
bestuur en de financiële instelling in onderling overleg en in de geest van de bepalingen van deze 
overeenkomst een andere, door beide partijen te controleren, manier om de basisrentevoeten te 
consulteren. 

Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aan de financiële instelling het bewijs te vragen dat hij zich 


heeft gebaseerd op de correcte ICE Swap- en EURIBOR-rentevoeten zoals bepaald in dit contract. 


5 RENTEVOETHERZIENING 


Bij de bestelling van het krediet en op de datum van elke rentevoetherziening kan het bestuur de 
renteherzieningsperiodiciteit kiezen, voor zover die is uitgedrukt in volledige jaren gaande van 2 toten 
met 20 jaar en voor zover die periodiciteit ten hoogste gelijk is aan de resterende looptijd van het krediet. 
Daarbij blijft de aangeboden marge identiek. Uiterlijk tien Belgische bankwerkdagen vóór de datum van 
herziening wordt de financiële instelling schriftelijk door het bestuur op de hoogte gebracht van zijn 
voornemen tot wijziging. 

De herzieningsperiode start vanaf de fixatie van de rentevoet. 


Bij ontstentenis van een bericht tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit blijft de bestaande 
herzieningsperiodiciteit van kracht. 

Indien op de datum van de rentevoetherziening, bij ontstentenis van een bericht vanwege het bestuur tot 
wijziging van de herzieningsperiodiciteit, de resterende looptijd van het krediet kleiner is dan de lopende | 
herzieningsperiodiciteit, dan wordt de nieuwe herzieningsperiodiciteit gelijkgesteld aan de resterende í 
looptijd van het krediet. 


6 VERDWIJNEN VAN REFERENTIERENTEVOETEN 


Wanneer door enige omstandigheid de gebruikte referentierentevoet(en) niet langer zou(den) worden 
gepubliceerd, zal (zullen) in onderling overleg en met akkoord van het bestuur de nieuwe 
referentierentevoet(en) worden bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden marge ten 
opzichte van de nieuwe referentierentevoet(en) moet worden aangepast. 

Wanneer beide partijen niet tot een akkoord komen, kan het bestuur, zonder verbrekingsvergoeding of 
andere kosten, het krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. 


Î 


7 BETALINGEN 


De verschuldigde bedragen worden door de financiële instelling afgenomen van de zichtrekening die het 
bestuur bij hem aanhoudt, maar zonder dat die zichtrekening hierdoor een negatief saldo mag vertonen. 
Dit gebeurt volgens opgave van de verschuldigde bedragen op de in dit contract bepaalde vervaldagen / 
aanrekeningsdata. 

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen worden van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling verwijlintresten aangerekend en dit gedurende de hele periode van niet- 
betaling. Deze verwijlinteresten zijn de wettelijke rentevoeten in handelstransacties zoals semestrieel 
door de minister bevoegd voor Financiën gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Als er verwijlintresten verschuldigd zijn, heeft de financiële instelling van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor 
invorderingskosten. 

Naast dit forfaitaire bedrag kan de financiële instelling voor deze overeenkomst aanspraak maken op 
een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige 
betaling. 


Aflossingen: 

De kapitaalaflossingen gebeuren jaarlijks met progressieve tranches. 

Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in de vaste annuïteit. 

De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het jaar volgend op het jaar 
waarin het krediet werd besteld. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één 
jaar 


Intrestbetalingen: 

De intresten van het krediet worden semestrieel aangerekend met valuta 30 juni en 31 december . De 
berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt 
telkens na vervallen termijn. 

Op de eerste vervaldag na de bestelling van het krediet worden alleen intresten betaald. De berekening 
van deze intresten gebeurt eveneens op basis 360/360. 
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8 VERVROEGDE TERUGBETALINGEN 


Bij vervroegde terugbetalingen is het bestuur in sommige gevallen een verbrekingsvergoeding 


verschuldigd. 


Het bestuur is de verbrekingsvergoeding verschuldigd wanneer het het krediet geheel of gedeeltelijk 
vervroegd terugbetaalt op een andere datum dan die van een rentevoetherziening. Dit kan beschouwd 
worden als een eenzijdige opzegging van deze overeenkomst. De verbrekingsvergoeding is gelijk aan 
het reëel geleden financieel verlies. 

Dit verlies moet als volgt berekend worden : 


CF, 


df, 


n 
FinVerl = 5 (CFx df) - LS - VL 


t=1 


tijdstip van betaling van kapitaals -en intreststromen 
aantal betalingen tot de volgende herziening of de eindvervaldag 
resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling 


cash flows (kasstromen) van de betrokken periode t‚ met: 

voort <n; CF, = terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t 

voor t = n = datum herziening of eindvervaldag : CF: = schuldsaldo op ogenblik t+ de gelopen 
maar nog niet vervallen intresten op die datum, te rekenen vanaf de laatste intrestbetaling tot 
datum n 


actualisatie (-of disconto) factor voor de betrokken periode t gebaseerd op de rentetarieven ICE 
Swap zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de 

looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBOR-rentevoeten voor 
de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar; 

indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via de Cubic-Spline 
interpolatiemethode; 

voor de bepaling van de referentierentevoeten en de berekeningsmethode van de intresten gelden 
de bepalingen van dit contract. 


VL = verlopen intresten 


De verlopen intresten tot op het ogenblik van verbreking worden berekend zoals bepaald in dit contract. 


Het financieel verlies, zoals berekend in de hierboven beschreven formule, kan nooit kleiner zijn dan '0’. 


Het bestuur is geen verbrekingsvergoeding verschuldigd wanneer het het krediet geheel of gedeeltelijk 
vervroegd terugbetaalt op de datum van een rentevoetherziening, en dit op voorwaarde dat het bestuur 
dit met een aangetekende brief aan de financiële instelling meldt, uiterlijk één maand voor de herziening. 


9 WAARBORGEN VANWEGE HET BESTUUR 


Notoriëteit. 
Er mag door de inschrijver geen andere vorm van samenwerking gevraagd worden. 


10 DIENSTVERLENING 
De financiële instelling levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur het volgende: 


1. Elektronisch of op papier en per krediet een aflossingstabel die volledig past in het financiële systeem 
van het bestuur. Deze aflossingstabel bevat ten minste volgende gegevens: 

het identificatienummer 

de aanvangsdatum 

de einddatum 

het aanvangskapitaal 

de duur van het krediet 

het aantal tranches 

de periodiciteit van de tranches 

de rentevoet 

de periodiciteit van de intresten 

de datum van de volgende rentevoetherziening 

een tabel met, per resterend jaar: 

-__de vervaldag van de kapitaaltranche 

-_de te betalen kapitaaltranche 

-_het saldo na de vervaldag 

-_de vervaldag van de intresten 

-_de te betalen intresten 

Deze aflossingstabel moet geleverd worden binnen de 7 kalenderdagen na bestelling van het krediet. 


2. Digitaal, voor de opmaak van het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan, het í 
budget en de budgetwijzigingen, een tabel met de door het bestuur bij de financiële instelling Í 
bestelde kredieten en de evolutie tot en met het einde van het jaar van het meerjarenplan zoals 
omschreven in de regelgeving. De tabel bevat voor elk van de jaren de resterende schuld op 1 
januari, de nieuw door het bestuur op te nemen kredieten, de periodieke aflossingen, de niet- 
periodieke aflossingen en de intresten. De intresten worden zowel berekend op basis van de 
vandaag geldende rentevoet, als op basis van de door de financiële instelling verwachte rente- 
evolutie, rekening houdend met de voor de betrokken kredieten geldende 
intrestherzieningsperiodiciteit. 


3. Elektronisch of op papier: | 
e maandelijks: een opgave van het kredieten waarop een rentevoetherziening werd toegepast; 

« _op het einde van elk jaar, een vooruitzicht van het kredietlasten (aflossingen en intresten) van { 
het volgend dienstjaar per vervaldag; 

e _ uiterlijk ien dagen vooraf: een aangepast vooruitzicht van het kredietlasten op de eerstvolgende Í 
vervaldag (cf. bepaling in 1.14); 

e _ uiterlijk zeven dagen na de vervaldag: een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde Ì 
intresten en aflossingen. 


4. Zodra het bestuur hierom verzoekt : | 


e de gegevens voor het geautomatiseerd boeken van intresten en aflossingen (coda) 

e _de gegevens voor het geautomatiseerd bijhouden van het kredieteninventaris (maandelijks) 
Deze gegevens moeten passen in het financiële systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de 
reglementering, en moeten compatibel zijn met de software gebruikt door het bestuur. Indien het 
bestuur gedurende de uitvoering van deze overeenkomst beslist om over te schakelen naar nieuwe 
software, moet de financiële instelling in staat zijn de gevraagde gegevens via deze nieuwe vorm aan 
te leveren. 


5. Uiterlijk op 31 januari elektronisch of op papier ten behoeve van de opmaak van de jaarrekening van 
het voorgaande jaar: een controletabel van het kredieten. Deze tabel bevat per aard van kredieten: 
e een detailoverzicht van de volledig afgeloste kredieten. 
e een detailoverzicht van de lopende kredieten. 
e een samenvatting van de twee detailoverzichten. 


Elk detailoverzicht bevat minimaal : 

het identificatienummer, het bedrag van het krediet, de resterende schuld, de voorziene tranche van 
het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, de voorziene tranche van 
het volgende dienstjaar, de aard van het krediet en de correctie van het krediet, zijnde het verschil 
tussen de som van de werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de 
som van de voorziene tranches. 


6. Onmiddellijk na de sluiting van deze overeenkomst: 
de coördinaten (naam, telefoon- en faxnummer, e-mailadres) van een Nederlandstalig 
contactpersoon die voor de opvolging van het kredietenbeheer ter beschikking staat van het 
bestuur. 


Wanneer de financiële instelling er niet in slaagt de hier vermelde dienstverlening te leveren, heeft het 
bestuur het recht zonder enige kosten het krediet vervroegd op te zeggen. 


11 ANDERE KOSTEN 


Naast de intresten tijdens de looptijd van het krediet, de eventuele verbrekingsvergoeding, de eventuele 
verwijlintresten en de eraan verbonden invorderingskosten worden geen andere kosten aangerekend. 
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Academiereglement 


Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 


Artikel 1 


Artikel 2 


Artikel 3 


Artikel 4 


$1. Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur zijnde 
het Gemeentebestuur Waasmunster en de leerlingen/ouders van de 
Gemeentelijke academie voor beeldende kunst Waasmunster met als 
administratieve zetel Kerkstraat 51, Waasmunster. 


82. Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders van 
de minderjarige leerlingen. 


83. Het is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op maat 
volgen, met uitzondering van de bepalingen opgenomen in de hoofdstukken 4 
(inschrijvingsgeld en bijdrageregeling) en 8 (leerlingenevaluatie). 


84. De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs en de bijhorende uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van 
toepassing. 


$1. Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving 
schriftelijk ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de ouders van de 
minderjarige leerlingen. Het regelement is ook op de website te raadplegen. 


82. De leerlingen/ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met het 
academiereglement en het artistiek pedagogisch project van de academie. Dit is 
een inschrijvingsvoorwaarde. 


$3. Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project 
verklaren de leerlingen/ouders zich opnieuw schriftelijk akkoord met de 
wijzigingen. Indien zij zich niet met de wijzigingen akkoord verklaren, kan de 
leerling niet worden ingeschreven het daaropvolgende schooljaar. 


Begrippen 
Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder: 


1° Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ont- 
vangstbewijs of een gecertificeerde elektronische aangetekende zending. 


2° Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt 
georganiseerd en dat onder leiding staat van een directeur. 


3° Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele 
uitgangspunten dat het schoolbestuur voor de academie en haar werking 
heeft bepaald. 


4° Directeur: De directeur van de academie of zijn afgevaardigde. 


5° Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig 
de reglementaire toelatingsvoorwaarden. 


Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 
minderjarige onder hun bewaring hebben. 


6° Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, 
namelijk het gemeentebestuur van Waasmunster. 


7° Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als 
dagen die tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie valten. 


Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring 


Artikel 5 


Artikel 6 


$1. Leerlingengegevens 

Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan de 
academie te verstrekken en om de academie op de hoogte te brengen zodra er zich 
wijzigingen in de leerlingengegevens voordoen. 


$2. Oudercontacten 
De academie organiseert ‘contactmomenten. De data worden schriftelijk of via 
elektronische drager gecommuniceerd. 


83. Aanwezigheid 

De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en 
op tijd is. In het geval een minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt de 
academie contact op met de ouders. 


$4. Specifieke onderwijsbehoeften 

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de 
leerling/ouders aan de directeur alle relevante documenten en informatie met 
betrekking tot de leerzorg en de evolutie ervan en dit in het belang van de leerling. In 
overleg met de leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de leerling de 
lessen kan volgen en welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. 

De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in 
samenspraak genomen zijn. 


$5. Taal 

De onderwijstaal van de academie is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig 
kind aan om Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen 
de nodige initiatieven om Nederlands te leren en te gebruiken. 


$6, Zelfstudie 


De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de 
lessen nauwgezet op. Deze instructies worden aan de leerling en eventueel 
ouders gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot 
zelfstudie rekening houdend met deze instructies. 


$7. Leefregels 
Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van de 
academie na te leven. 


$8. Leerloopbaanbegeleiding 
De academie geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste 
aansluit bij de leervraag en competenties van de leerling. 


Hoofdstuk 3 Inschrijving 


Artikel 7 Het schoolbestuur legt het minimaal aantat leerlingen vast dat wordt toegelaten tot 
een opleiding, zijnde de capaciteit zoals bedoeld in het decreet betreffende het 
deeltijds kunstonderwijs : 
1°° en 2°%° Graad 
Beeldatelier 2u. op 20lin 
Animatie 2u. op 12lIn 
3%° graad 
25iln 
4°%° Graad 
25lin | 
Specialisatie | 
30lIn 


Het college van burgemeester en schepenen stelt jaarlijks de maximale concrete 
capaciteit per graad en studierichting vast naar gelang de evoluties van de 
inschrijvingen en dit met het oog op een zo goed mogelijke besteding van de 
omkadering. 


Het college van burgemeester en schepenen kan deze bevoegdheid delegeren 
aan de algemeen directeur. | 


Artikel 8 81. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste 
instantie op een wachtlijst ingeschreven: 
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede optie van hetzelfde domein, 
- niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs, 


82. De leerling kan enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de 
capaciteit nog niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen 
zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 


$3. De inschrijving van niet-regelmatige leerling volgens het decreet betreffende 
het deeltijds kunstonderwijs, kan steeds worden geweigerd. Í 


Artikel 9 Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan 
moet de leerling/ouders dit expliciet vermelden bij de inschrijving... 


Artikel 10 Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk | 
vrijgesteld te kunnen worden voor een vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken Ö 
voor bij voorkeur op het ogenblik van zijn inschrijving en uiterlijk op 30 september. 


Artikel 11 Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting 
zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de 
leerling ten minste de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op de dag van 31 
december die volgt op de aanvang van het schooljaar. 


Artikel 12 Specialisatie 
81. Leerlingen die zich het volgende schooljaar willen inschrijven in een 
kortlopende studierichting specialisatie, maken dit bij de directeur bekend voor het 
einde van het schooljaar. 


82. De directeur bepaalt de selectiemethode op basis waarvan hij in samenspraak 
met de betrokken leerkrachten beoordeelt om de leerling al dan niet toe te laten: 

= na het doorlopen van een toelatingsperiode en/of, 

- op basis van de leerlingenevaluatie van de vierde graad en/of, 

- op basis van een selectieactiviteit die hiervoor wordt georganiseerd. 
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Hoofdstuk 4 Iinschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring 


Artikel 13 


4e 


ge 


Artikel 14 


Artikel 15 


Artikel 16 


Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld 


De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste 
documenten om in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk 
inschrijvingsgeld zoals bepaald in de onderwijsregelgeving worden jaarlijks voor 
de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via website 

Een leerling waarvoor het wettelijk vastgelegde inschrijvingsgeld niet tijdig wordt 
betaald, kan niet in de academie worden ingeschreven, behoudens expliciete 
toestemming van het schoolbestuur in toepassing van artikel 14. 


Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de 
bijdragen te betalen, kunnen zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, 
na advies van de directeur en in samenspraak met de leerling of ouders een van 
volgende afwijkingen op de betaling toestaan: spreiding van betaling, uitstel van 
betaling, gedeeltelijke kwijtschelding van betaling. 


Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om 
leeractiviteiten te mogen volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen 
aanleiding geven tot een afwijkende regeling van de bepalingen van dit hoofdstuk. 


Reclame en sponsoring 


81 Het schoolbestuur kan voor de werking van de academie gebruik maken van 
geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of 
diensten te bevorderen. 


82 De academie zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat 
de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een 
gift, een schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht onder de reële 
prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke 
vereniging. 


83. De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 

1° deze mededelingen niet onverenigbaar zijn met de artistiek pedagogische en 
onderwijskundige taken en doelstellingen van de academie; 

2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de academie niet in het gedrang 
brengen. 


84 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet- 
geldelijke ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoofbestuur. 


Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling 


Artikel 17 


Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van 
zodra zijn inschrijving definitief is in september) tot en met 30 juni deel aan alle 
lessen en activiteiten van de opleiding waarvoor hij is ingeschreven. 
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Artikel 18 


Artikel 19 


Artikel 20 


Artikel 21 


81 De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke 
gevallen kan een leerling de academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan 
enkel na toestemming van de directeur, het secretariaat of de leraar. Voor 
minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders vereist. 


82 Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de 
lesonderbrekingen. 


Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, moet de academie (de directeur, 
het secretariaat of de leraar) hiervan vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte 
worden gebracht. 


Gewettigde afwezigheid 
S1 ledere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. 


Ongewettigde afwezigheid 
S1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in 
artikel 20, wordt beschouwd als een ongewettigde afwezigheid. 


S2 Bij een ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt de 
academie contact op met de ouders. 


83 Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs voorschrijven, kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding 
geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 10. 


Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten 


Artikel 22 


Artikel 23 


Artikel 24 


Artikel 25 


$1. De jaarkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden voor de start 
van de lessen bekend gemaakt. 


82. De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in de loop van het eerste 
trimester in uitzonderlijke gevallen wijzigen. De academie brengt de 
leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. 

Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders 
geen aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen 
terug te vorderen. 


De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld. 


Toezicht 

Het schoolbestuur verzekert het toezicht gedurende 10 minuten voor het begin 
van de fes tot 10 minuten na het einde van de les. De leerlingen en de ouders 
gedragen zich daarbij naar de onderrichtingen terzake. Leerlingen wachten op de 
locatie die door de toezichthouder wordt aangeduid. 


Lesverplaatsing 

Een les kan individuele artistieke redenen of deelname aan 
professionaliseringsactiviteiten door de leraar worden verplaatst met akkoord van 
de directeur. 

De leerlingen/ouders worden vooraf schriftelijk of elektronisch van elke 
lesverplaatsing op de hoogte gebracht. 
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Artikel 26 Schorsing van de lessen 


S1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden 
geschorst wegens administratieve en inschrijvingsformaliteiten, pedagogische 
studiedag, facultatieve vakantiedagen of evaluatiemomenten. Deze data worden 
in het begin van het schooljaar bekendgemaakt via de kalender 


82. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep 

worden geschorst wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht 

of afwezigheid van de leraar. De academie brengt de ouders/leerlingen als volgt 
op de hoogte. 

- de academie verwittigt de leerlingen/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk - 
is dit slechts beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen 
die het verst wonen, 

-__van de leraar als de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben geven. 


Artikel 27 Agenda 


In de academie wordt niet gewerkt met een agenda. 


Artikel 28 Kunstmanifestaties 


Artikel 28 


Artikel 29 


Artikel 30 


De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan 
openbare voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die 
door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig 
onder de schoolverzekering. 


Buitenschoolse leeractiviteiten 


$1 Buitenschoolse leeractiviteiten (extra-murosactiviteiten, studie-uitstappen en 
dergelijke) die door de academie worden georganiseerd, maken deel uit van het 
leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, wordt van de leerlingen verwacht dat 
zij deelnemen aan de buitenschoolse extramurosactiviteiten die voor hen worden 
georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten 
de normale openingsuren van de academie worden georganiseerd. Indien de 
leerling/ouders menen een ernstige reden te hebben om aan een van deze 
verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan bespreken ze dit vooraf met de 
directeur. 


82 Buitenschoolse leeractiviteiten worden aan de leerlingen meegedeeld. Voor 
minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk geïnformeerd. 


83 Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan 
de academie een beroep doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, 
ouders, derden). 


Besmettelijke aandoening 

In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een 
besmettelijke aandoening, bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende 
arts of de aanwezigheid van de leerling in de academie een gevaar kan zijn of 
geweest zijn voor de gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. Indien 
dit het geval is, doet de leerling/ouders melding bij het secretariaat. De academie 
neemt de gepaste maatregelen. 


Verzekering 

Heeft de leerling een ongeval op het traject van huis naar de academie of terug, 
dan moet de academie onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel als 
mogelijk een verzekeringsdossier kan worden opgesteld. 


Artikel 31 


Werken van leerlingen 

81. De leerlingen worden uitgenodigd om alie werken die op de academie werden 
gemaakt in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de 
academie. 

Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische 
doeleinden (voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit 
moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk…). 

De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. 


82. De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of 
andere manier gebruik wordt gemaakt van werken van leerlingen, de naam van 
de leerling te vermelden en het recht op eerbied voor deze werken te garanderen. 


83. De academie zorgt er voor dat de door de leerlingen ter beschikking gestelde 
werken tegen een redelijk bedrag zijn verzekerd. 


Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext 


Artikel 32 


Artikel 33 


Artikel 34 


Artikel 35 


$1. Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs een vak geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in 
een alternatieve leercontext, legt zijn vraag tijdig voor aan de directeur en de 
betrokken leerkrachten via het formulier ‘leren in alternatieve leercontext' waarvan 
deel 1 volledig is ingevuld. Dit formulier is als bijlage bij dit reglement gevoegd. 


82, Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige 
schooljaar of voor een of meerdere welbepaalde periode(s). 


81. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn 
vervuld: 

- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen 
in het door de inspectie gevalideerde toetsingsinstrument dat als bijlage is gevoegd 
bij dit reglement, 

- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve 
leercontext' van het schoolbestuur, 

- de directeur oordeelt dat de alternatieve relevant is voor het verwerven van de 
basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie. 


82. De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord 
worden vastgelegd via het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 


S1. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele 
inhoudelijke begeleiding van de leerling met het oog op het realiseren van de 
einddoelen. Hij geeft de leerling regelmatig feedback en houdt alle relevante 
informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle nuttige inlichtingen 
betreffende de leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie. 


82. De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. 
De directeur, zijn afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen 
te allen tijde de leerling ter plekke observeren. 


83. Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de 
leercontext wordt systematisch overleg gepleegd. 


81. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve 
leercontext. Hij eerbiedigt de belangen van de alternatieve leercontext. 
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Artikel 36 


Artikel 37 


Artikel 38 


Artikel 39 


Artikel 40 


Artikel 41 


Artikel 42 


Artikel 43 


8 2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve 
leercontext na evenals de veiligheidsvoorschriften. 


83. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of 
psychische mogelijkheden te boven gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk 
melding bij de directeur. 


81. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn 
afgevaardigde. 


82. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie 
kunnen te allen tijde de leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte 
afspraken. De verantwoordelijke van de alternatieve leercontext meldt dit tevens 
aan de directeur. 


S1. De academie staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke 
van de leercontext verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon 
van de academie. 


82. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten. 


81. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit 
academiereglement blijven onverkort van toepassing. 


82. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het 
einduur verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de 
leercontext, de directeur of de contactpersoon van de academie. Voor 
minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders vereist, 


83. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden 
hiervan door aan de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext. 


84. De leerling verwittigt zowel de academie als de alternatieve leercontext in 
geval van afwezigheid en bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan de 
academie. 


85. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet 
kan plaatsvinden, verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders 
voorafgaandelijk indien mogelijk. 


De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de 
leerling zodra de leerling de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het 
schoolbestuur draagt hierbij geen enkele verantwoordelijkheid. 


De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en 
ongevallen) voor wat betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in 
alternatieve leercontext’. 


De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het 
vervoer van en naar of voor de deelname aan de activiteiten van de alternatieve 
leercontext. 


Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer 
wil volgen in de alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de 
directeur. Enkel met toestemming van de directeur kan het vak in de loop van het 
schooljaar terug in de academie worden gevolgd. 


81. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten: 
- bij zware inbreuken tegen de afspraken; 


- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt; 

- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is; 

- wanneer de leerling wangedrag vertoont; 

- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert. 


82. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve 
leercontext te volgen, intrekken wanneer het leren in de alternatieve context 
inefficiënt of onnuttig is. 


83. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de 
overeenkomst tussen de alternatieve leercontext en het schoolbestuur (af dan niet 
voortijdig) ten einde loopt. 


84. De directeur / alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting 
schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het 
vak dan verder volgen in de academie volgens de modaliteiten die de directeur 
hem meedeelt. 


Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie 


Artikel 44 81. De Academie werkt met een gedeeld evaluatiesysteem. Zowel de leerling als 
de leerkracht evalueert de student. Er is een leerlingvolgsysteem en de leerling 
krijgt tijdens iedere les een evaluatiemoment. 


82, De academie bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop 
van het schooljaar op regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze 
concreet verloopt, met name over: 

- de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of —-opdrachten plaatsvinden, 
- de vorm waaronder evaluatiemomenten en/of —opdrachten worden 
georganiseerd, 

-de te bereiken competenties en te beheersen materies met het oog op de 
evaluatiemomenten en/of -opdrachten. 


83. De academie rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de 
leerling/ouders 2 keer per jaar over de leervorderingen van de leerling 


Hoofdstuk 9 Leefregels 


Artikel 45 Algemeen | 
81. ledere leerling onthoudt zich van gedrag dat: í 
-_ het ordentelijk verstrekken van onderwijs in gevaar brengt, 
-__de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in 

het gedrang brengt, 

-_de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt, í 
- de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantast, | 
- de academie materiële schade toebrengt. ' 


82. ledere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde 
houding aan tegenover het personeel van de academie en tegenover de andere 
leerlingen. 


Artikel 46 


Artikel 47 


Artikel 48 


Artikel 49 


Lessen 
81. ledere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort. 


82. Tijdens de lessen worden er zonder toestemming geen eigen toestellen 
gebruikt. Het gaat onder andere om mobiele telefoons, muziekdragers en 
camera's. 


83. De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke 
staat achter. 


Kledij, veiligheidsvoorschriften en hygiëne 

81. ledere leerling volgt de instructies van de leraar of directie wat betreft 

- het dragen van aangepaste kledij, 

-__ het dragen van beschermkledij, 

- __ het gebruik van beschermingsmiddelen, 

- het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes, … 
te dragen, 

-__ het vaststeken van lang haar (in het bijzonder in de studierichting Dans), 


om redenen van veiligheid of hygiëne. 


82. ledere leerling moet de veiligheidsvoorschriften naleven met inbegrip van alle 
opleidingsspecifieke afspraken. 


83. Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden. 


Materiële bezittingen en vandalisme 

81. De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, 
muziekinstrumenten, mobiele telefoon, juwelen… ) niet onbeheerd achter. De 
academie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of eventuele 
beschadigingen. 


82. De leerlingen laten hun vervoersmiddel achter op de daartoe voorziene 
plaatsen. 


83. De leerling is ten allen tijde verantwoordelijke voor zijn persoonlijke apparaten 
en/of producten. 


84. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk en buiten het 
toezicht van de leraar toebrengt aan: 
-_ lokalen, meubilair, apparatuur, toestellen, muziekinstrumenten of 
materiaal van de instelling, 
-_ materiaal, werken of muziekinstrumenten van andere leerlingen. 
Dit houdt in dat hij de schade (herstelling, vervanging … ) vergoedt, onverminderd 
de tuchtsancties die hem in dit verband kunnen worden opgelegd. 


Gebruik van infrastructuur 

81. De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen 
met respect voor gebouwen, meubilair, apparatuur, toestellen, instrumenten, 
producten … 

Apparaten en producten moeten na gebruik weer zuiver gemaakt worden en op 
hun plaats gezet. 


82. Leerlingen kunnen met toestemming van de directeur een lokaal gebruiken 
om zich in het kader van hun opleiding te vervolmaken. De aanvrager is 
verantwoordelijk voor de steutel, de orde van het lokaal, schade en andere 
onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden. 


Artikel 50 


Artikel 51 


Artikel 52 


Genotsmiddelen 

81. Binnen de volledige academie, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 

speelplaatsen en andere open ruimten is het verboden: 

- te roken, 

-___alcohol te gebruiken, 

-___drugs te gebruiken, 

- enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de academie binnen te 
brengen. 


82. Leerlingen mogen zich niet in de academie aanbieden onder invloed van 
roesopwekkende middelen (zoals alcohol, drugs, … }. 


83. De bepalingen in 8$1 en 2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte 
extra-murosactiviteiten. 


84. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden 
volgens het orde- en tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit 
academiereglement. Ouders die het rookverbod overtreden, zullen verzocht 
worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten. 


8. 


Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, 
internet en sociale media 

$1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein 
van de academie zonder toestemming van de academie. Overeenkomstig de 
privacywetgeving en het recht op afbeelding mogen er geen beeld- of 
geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen 
gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 


82. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto's enz. op sociale websites 
geplaatst die betrekking hebben op de academie zonder dat daar uitdrukkelijk 
toestemming voor wordt gegeven door de academie. Dit geldt voor de leerlingen, 
ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de 
leerling. Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog 
Instagram, Twitter, enz. verstaan. 


83. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht 
genomen. Cyberpesten is verboden. 


84. Downloaden, installeren en verdelen van illegale software in de academie is 
verboden. 


Initiatieven van leerlingen 
81. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie, moeten 
vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd. 


82. Een geldomhaling in de academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na 
schriftelijke goedkeuring van de directeur. 


83. Leerlingen die deelnemen aan wedstrijden of kunstmanifestaties buiten de 
academie en daarbij de naam van de academie willen gebruiken, moeten 
daarvoor de schriftelijke toestemming van de directeur bekomen. 


84. Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren 
voor een bepaalde leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
het schoolbestuur. 


Artikel 53 


Artikel 54 


Geweld, pesten, grensoverschrijdend gedrag 

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en 
grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de academie 
gepaste maatregelen om de fysieke en psychische integriteit van de leerlingen te 
beschermen. 


Auteursrecht 
81, De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht. 


Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels 


Artikel 55 


Artikel 56 


Ordemaatregelen 
81. Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen 
worden genomen: 
1° een mondelinge vermaning, 
2° een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota, 
3° een extra taak — melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen 
nota, 
4° een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder 
toezicht van de academie — melding gebeurt aan de ouders een gesprek 
tussen de directeur en de leerling — melding gebeurt aan de ouders via een 
mail. 
5° de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van 
de leerling, al dan niet samen met de leraar. Van dit contact wordt een 
verslag gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend voor 
kennisneming. 
Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen 
die meer aan het onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn aangepast. 


82. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van 
de academie die toezicht op de leerling uitoefent. 


83. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 


Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 
81. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels 
van de academie zodanig schendt dat: 

-_ het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig 
wordt belemmerd — de maatregelen van orde hebben geen effect of het 
betreft zeer ernstige overtredingen, 

- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in 
het gedrang is, 

-_zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke 
of psychische integriteit en veiligheid van één of meer leden van de 
academiepopulatie of van personen waarmee de leerling in het kader van 
leren in een alternatieve leercontext in contact komt. 

-_ zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken, 

-_ zijn handelingen de naam van de academie of de waardigheid van het 
personeel aantasten, 

…_zijn handelingen de academie materiële schade toebrengen. 


Artikel 57 


Artikel 58 


Artikel 59 


82. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
1° Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 81 van het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 
2° Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 82 van het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 


83. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt 
individueel behandeld. 


$4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure 
werd gevolgd. 


Bewarende maatregel: preventieve schorsing 
81. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de 
directeur de leerling preventief schorsen als bewarende maatregel. 


82. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop 
van het schooljaar de leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit 
gedurende een periode van maximaal veertien opeenvolgende dagen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de 
leerling/ouders, beslissen om deze periode eenmalig met maximaal veertien 
opeenvolgende dagen te verlengen indien door externe factoren het 
tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond. 


83. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de 
leerling/ouders mondeling/telefonisch én schriftelijk/elektronisch ter kennis 
gebracht. 


84. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk. 


Tuchtprocedure 
$1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur. 


$2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende 
procedure: 

1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten. 
2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of 
op elektronische wijze mee aan de leerling/ouders. 

3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na 
afspraak inzage hebben in het tuchtdossier. 

4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de 
vastgestelde feiten en de voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer 
dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten vroegste vijf werkdagen na verzending van de 
oproep. De leerling/ouders mag/mogen zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de 
leerling/ouders wordt ondertekend voor kennisneming. 

5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de 
tuchtmaatregel die in overeenstemming is met de ernst van de feiten. De 
gemotiveerde beslissing wordt aangetekend meegedeeld aan de leerling/ouders 
binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval van definitieve 
uitsluiting vermeldt deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen 
van het beroep én de bepalingen uit het academiereglement die hier betrekking 
op hebben. De beslissing wordt ter kennisgeving meegedeeld aan het college van 
burgemeester en schepenen. 


Tuchtdossier 
81, Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de 
directeur. 


Artikel 60 


82. Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en 
de bewijsvoering ter zake; 

- de reeds genomen ordemaatregelen; 

= het tuchtvoorstel; 

- het advies van de betrokken leerkrachten; 

- (alle andere nuttige documenten). 


Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 

$1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 30 kalenderdagen 
volgend op de schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door 
middel van een gedateerd en ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt 
ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het beroepsschrift 
vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het beroep en de 
feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen 
overtuigingsstukken worden bijgevoegd. 


82 Het beroep wordt binnen de 30 werkdagen behandeld door het college van 
burgemeester en schepenen dat beslist tot: 

- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid; 

- of bevestiging van de definitieve uitsluiting; 

- of vernietiging van de definitieve uitsluiting. 

De beslissing wordt uiterlijk na 30 werkdagen ter kennis gebracht aan de 
leerling/ouders. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve 
uitsluiting van rechtswege nietig. 


83 De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve 
uitsluiting niet op. 


Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens 


Artikel 61 


Artikel 62 


Artikel 63 


$1 Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht 
op inzage in en toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, 
waaronder de evaluatiegegevens, te vragen. Leerlingen of ouders die dit wensen 
richten zich tot de directeur van de academie met een vraag tot inzage van het 
dossier van de leerling. 


82. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de 
gegevens door de leerling of zijn ouders afbreuk zou doen aan de privacy van 
deze derde, wordt de toegang tot de gegevens verstrekt via een gesprek, 
gedeeltelijke inzage of rapportage. 


81. De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor 
de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van 
een overeenkomst die de academie afsluit met verwerkers voor leerplatformen, 
leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en dergelijke meer. 


82. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in 
gegevens van leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om 
het controlerecht effectief uit te kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, 
proportionaliteit, transparantie en veiligheid). 


83. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en 
Gemeenten (OVSG) en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er 
leerlingengegevens worden meegedeeld. 
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Artikel 64 Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar 
de nieuwe academie tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten 
nadat ze op hun verzoek die gegevens hebben ingezien. 


Door de gemeenteraad gezien en goedgekeurd in zitting van … … (en 
gewijzigd in de zitting(en) van … …… nnn je 


Secretaris Voorzitter 
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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
Naam: Gemeente Waasmunster 

Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 

Contactpersoon: Mevrouw Nicole Drieghe 

Telefoon: 0652460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole. Drieghe@waasmunster.be 


Ontwerper 
Naam: Technische Dienst 


Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Nicole Drieghe 
Telefoon: 052460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole.Drieghe@waasmunster.be 


Toepasselijke reglementering 


1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld 
door het koninklijk besluit van 26 september 1991. 

6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en 
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere 
wijzigingen. 

7, Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 


op het werk, 
8. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 


verblijvende onderdanen van derde landen. 


Voorbehouden opdrachten 


Volgens artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 wordt de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen 
en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen 


tot doel heeft. 
Werkplaatsen, ondernemers en programma's die beantwoorden aan gelijkaardige voorwaarden worden 


aanvaard. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Geen 
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I. Administratieve bepalingen 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


I.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze werken: Vergroening begraafplaats centrum. 


Toelichting: Sinds 1/11/2013 is een uitdoofscenario in werking gesteld voor de begraafplaats 
Waasmunster-centrum. In een eerste fase werden ca. 700 graven op niet-geconcedeerde grond 
bovengronds ontruimd. Deze graven liggen allemaal ten noorden van het centraal wandelpad. Voor het 
overige zal de begraafplaats verder uitdoven, maar dat kan zeker nog enkele decennia duren (er wordt 
zelfs nog, zij het zeer occasioneel, actief begraven). De gemeente Waasmunster wenst het ontruimde 
gedeelte van de begraafplaats her in te richten als een aangenaam groen rustpunt. De vergroening van de 
begraafplaats moet resulteren in een volwaardige, groene ontmoetingsruimte binnen de gemeente. 

Met de vergroening moet ook het contact met de omgeving worden versterkt. Momenteel ligt de 
begraafplaats ingesloten tussen hagen. Doorsteken en open zichten naar het kleinschalige 
landbouwlandschap enerzijds en naar het natuurgebied De Durmemeersen anderzijds zijn nodig voor een 
hogere belevingswaarde van de bezoekers op de begraafplaats. Daarnaast biedt dit gebiedsgericht project 
de kans om de geschiedenis van de ‘site Pontrave' aan het ruime publiek te vertellen in woord en beeld . 
De vergroening van de begraafplaats, met inbegrip van een doordachte padenstructuur, biedt ook kansen 
om het wandelnetwerk ten noorden van de Pontravelaan op een aangename en verkeersvrije manier te 
verbinden met het wandelpad ‘Pontrave dijk’ langs de Durme. 

Tot slot sluit de doelstelling van het project ‘vergroening begraafplaats Waasmunster-centrum’ aan bij het 
decreet inzake het nulgebruik van pesticiden door openbare diensten op openbaar domein. Sinds 1 januari 
2015 mag geen enkele openbare dienst nog chemische bestrijdingsmiddelen aanwenden voor het 
onderhoud van openbaar domein. 


Plaats van uitvoering: Waasmunster 


1.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1,3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 42, $ 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
144.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 


Biz, 4 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/215 


1,4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een: 


Opdracht met gemengde prijsvaststelling. 


LS Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te 
bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 
Niet van toepassing. 


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 
Nr. [Selectiecriteria 


verklaring goede uitvoering van gelijkaardige (terreinwerken, groenaanplantingen, herinrichting, …) 
werken op begraafplaatsen - exact 3 


Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik 


van de gunning) 


Voor deze opdracht is GEEN erkenning vereist. 


1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het 
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het 
voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers, De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 


Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 

Plaatsbezoek 

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. 

Het plaatsbezoek kan gebeuren na telefonische afspraak op nummer 052/469 561 en dient plaatste vinden 
voor 16 oktober 2018. 


De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. 
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1.7 Indienen van de offerte 


De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gestoten envelop gestoken waarop het volgende wordt 
vermeld: het besteknummer (2017/215 — vergroening begraafplaats) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via 
een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


Gemeente Waasmunster 
Technische Dienst 
Mevrouw Nicole Drieghe 
Vierschaar 1 

9250 Waasmunster 


De drager overhandigt de offerte aan het loket technische dienst op het bovenstaande adres. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken vóór 22 oktober 2018 om 12u30, hetzij bij gewone of 
aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische 
communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk 
besluit van 18 april 2017 toe te passen. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en 
de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek 
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid met omschrijving van de reden. 


1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 


1.9 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 


1.10 Gunningscriteria 


Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 


Nr. [Beschrijving en en Gewicht 
1 [Prijs 50 
2 plan van aanpak 50 


Beschrijf in maximaal 5 pagina's (A4) hoe de werken zullen worden aangepakt meer in het 
bijzonder de werfinrichting, de organisatie van de uit te voeren werken, timing en planning, … en 
gebruikte materialen en hoe deze zullen leiden tot een kwalitatieve herinrichting van de 
begraafplaats. 


Totaal gewicht gunningscriteria: a Den É ___ [100 
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Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zat de opdracht gegund worden aan de inschrijver 
die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft 
ingediend. 


In geval varianten worden ingediend dient per variante een plan van aanpak gevoegd hierin dient immers 
ook bv de plantenkeuze vermeld te worden en het resultaat dat dit zal geven. 


I.11 Varianten 


Vrije varianten worden toegelaten. 
Er zijn toegestane varianten voorzien. 


Varianten kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van de opdrachten zoals aard van de beplanting 
het staat de inschrijver vrij om verschillende soorten, steeds rekening houdende met de bodemgesteldheid, 
beplanting aan te bieden. 

Varianten dienen de basisprincipes van het plan steeds te respecteren dwz verbeterde aanleg centraal pad 
in functie van toegankelijkheid, bezinnings-/rustruimte, doorbreken hagen, … 


I.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende 
overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 
of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de 
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. 
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II, Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. 


II.1 Leidend ambtenaar 


De leiding over de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: Mevrouw Nicole Drieghe 

Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole. Drieghe@waasmunster.be 


II.2 Onderaannemers 


De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval 
voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 


De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de 
opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 


De opdrachtnemer maakt, ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende 
gegevens over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle 
onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de uitvoering 
van de opdracht betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij 
opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbesteder moeten worden 
uitgevoerd, 


De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbesteder onverwijld in 
kennis te stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste 
gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering van deze werken 
of verlening van deze diensten zal betrekken. 


De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 


De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers, 


Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 
van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of 
dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder aantoont 
toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 


Conform artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de onderaannemer een rechtstreekse vordering ten 
opzichte van de bouwheer. 
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I1.3 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 


Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij 
deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een 
termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 


II.4 Borgtocht 


Volgende borgtocht wordt gevraagd: 
5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. 


De borg zal in 2 keer worden vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij 
de definitieve oplevering. 


De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende 
overheid. 

Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden 
overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. 


Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de 
borgtocht. 


II5 Prijsherzieningen 


Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 


II.6 Uitvoeringstermijn 


de uitvoeringstermijn kan onmiddellijk ingaan na betekening van de gunning, het is de bedoeling om de 
werken uit te voeren in de winter 2018-2019 


II.7 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van 
ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. 


De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen 
vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende 
overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten. 
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II8 Waarborgtermijn 


De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden. 


De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering. 


II.9 Voorlopige oplevering 


Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van 
de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na bovengenoemde 
datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van 
oplevering opgemaakt. 

Wanneer het werk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende 
zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending 
waarborgt kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 15 
dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de resultaten van 
de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 


IL,10 Definitieve oplevering 


Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval 
een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
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IL 11 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal 
verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, 
met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou 
geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op 
deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen 
van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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IL.12 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een 
zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop 
deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs 
voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 
49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze 
tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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EIL. Technische bepalingen 


Sinds 1/11/2013 is een uitdoofscenario in werking gesteld voor de begraafplaats Waasmunster-centrum. In 
een eerste fase werden ca. 700 graven op niet-geconcedeerde grond bovengronds ontruimd. Deze graven 
liggen allemaal ten noorden van het centraal wandelpad. Voor het overige zal de begraafplaats verder 
uitdoven, maar dat kan zeker nog enkele decennia duren (er wordt zelfs nog, zij het zeer occasioneel, actief 
begraven). De gemeente Waasmunster wenst het ontruimde gedeelte van de begraafplaats her in te richten 
als een aangenaam groen rustpunt. De vergroening van de begraafplaats moet resulteren in een 
volwaardige, groene ontmoetingsruimte binnen de gemeente. 

Met de vergroening moet ook het contact met de omgeving worden versterkt. Momenteel ligt de 
begraafplaats ingesloten tussen hagen. Doorsteken en open zichten naar het kleinschalige 
landbouwlandschap enerzijds en naar het natuurgebied De Durmemeersen anderzijds zijn nodig voor een 
hogere belevingswaarde van de bezoekers op het kerkhof. Daarnaast biedt dit gebiedsgericht project de 
kans om de geschiedenis van de ‘site Pontrave’ aan het ruime publiek te vertellen in woord en beeld . 

De vergroening van de begraafplaats, met inbegrip van een doordachte padenstructuur, biedt ook kansen 
om het wandelnetwerk ten noorden van de Pontravelaan op een aangename en verkeersvrije manier te 
verbinden met het wandelpad ‘Pontrave dijk’ langs de Durme. 

Tot slot sluit de doelstelling van het project ‘vergroening begraafplaats Waasmunster-centrum' aan bij het 
decreet inzake het nulgebruik van pesticiden door openbare diensten op openbaar domein. Sinds 1 januari 
2015 mag geen enkele openbare dienst nog chemische bestrijdingsmiddelen aanwenden voor het 
onderhoud van openbaar domein. 

Voor het project werd subsidie bekomen via PDPO (plattelandsontwikkeling). 


De oorspronkelijke ideeën en bijbehorend plan werd na een participatiemoment bij gestuurd en resulteren 
in het plan in bijlage. 
Bij de uitwerking van het project werd met volgende principes rekening gehouden: 

-__Het huidige centrale pad op de begraafplaats is aangelegd in dolomiet. In het kader van 
“toegankelijkheid” dient dit beter vervangen door een verharding. Er werd gekozen voor een pad in 
betonplaten. Dit heeft als voordeel dat indien men een bijzetting moet doen in een graf waarvoor 
het openleggen van het pad over grotere breedte nodig is één plaat kan worden verwijderd en na 
de bijzetting terug geplaatst kan worden. Er werd ook bewust gekozen om de verharde breedte te 
beperken en dit in functie van de waterinfiltratie. 

= _Het bestaand kruis midden in het centrale pad dient behouden te blijven 

= Er werd geopteerd om in een bezinningsruimte te voorzien opgebouwd uit een aarden met gras 
ingezaaide taluds 

-__ Niet het volledige plan kan reeds worden uitgevoerd, de nog aanwezige graven (ook bovengronds) 
zijn ingetekend op het plan, Zo kan de eikenlaan nog niet worden gerealiseerd en kunnen een 
aantal bomen nog niet worden aangeplant. 

=___Het plan voorziet ook in het planten van een Vredesboom 


Bij de uitvoering van de werken dient er rekening mee gehouden te worden dat enkel bovengronds werd 
ontruimd. 

Het uitdoofscenario werd in werking gesteld omwille van het feit dat het een zeer nat terrein betreft (hoge 
grondwaterstanden). Bij keuze van planten (bomen en struiken) dient hiermee rekening gehouden te 
worden. 


1. : Inrichting van de bouwplaats volgens 2-13.1 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: SOG - GP 


De begraafplaats is een site die bijzondere aandacht vergt bij uitvoering van werken. Het is aangewezen 
om de werken zoveel als mogelijk aan het zicht te onttrekken en de toegang tot de werfzone duidelijk af te 
sluiten zodat geen onbevoegden het terrein kunnen betreden bij de uitvoering van de werken. 

De werken kunnen uit respect voor de nabestaanden tijdelijk worden ontbroken indien er een begrafenis 
zou zijn ìn de periode van de werken. de aannemer dient er dan voor te zorgen dat de begraafplaats vlot en 
netjes toegankelijk is. 


Opbreken van paden 
=, dolomiet 


2. : centraal pad 
Hoeveelheid: 420, Eenheid: m2 - VH 
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Het centrale pad dient opgebroken in functie van de aanleg van het pad in betonplaten. De restbreedte links 
en rechts dient opgebroken in functie van de aanleg van grindgazon. 


3. : -…, grindpaden 
Hoeveelheid: 50, Eenheid: m2 - VH 


Afgraving volgens 4-2.1.2.1 

=, voor gebruik binnen de werf 

4, : centraal pad 

Hoeveelheid: 130, Eenheid: m3 - VH 

De afgegraven grond kan gebruikt worden voor aanleg van het talud van de bezinningsruimte. 


=, afvoer van overtollige steenachtige materialen 
5. : dolomiet 

Hoeveelheid: 75, Eenheid: t- VH 

6. : grind 

Hoeveelheid: 20, Eenheid: t- VH 

Maximaal herbruik voor grindgazon; 


Aanleg centraal pad met betonplaten 

Onderfundering type Il volgens 5-3.3 ? 

7.:- dikte 20 cm 

Hoeveelheid: 320, Eenheid: m2 - VH 

Bed van zand voor bestratingen met betonptaten, Enom = 10 cm (VH) 
8. : Aanvulling met zand 3-6.2.2 

Hoeveelheid: 40, Eenheid: m3 - VH 


Onbehandelde betonplaten 

9.:- 195 x 195, 140 mm 

Hoeveelheid: 280, Eenheid: m2 - VH 

Niet gladde betonplaten zonder rand. Technische fiche voor te leggen. 


10. : restzone grindgazon 
Hoeveelheid: 320, Eenheid: m2 - VH 


Aanleg bezinningsruimte 


11, : aanleg heuvel met uitgegraven grond 
Hoeveelheid: 245, Eenheid: m? - VH 


Opbouw heuvel zie detail 2 ìn bijlage. 


Aanleg van grasmatten 

De aanleg gebeurt door bezaaiing en omvat: inzaaien van het zaadmengsel en het 

herstellen van plekken met slechte of geen opkomst. De werken omvatten eveneens het uitvoeren van de 
eerste twee maaibeurten en het afranden van de grasmat. 

Standaard worden graslanden en wegbermen aangelegd volgens de principes van Harmonisch parken 
groenbeheer uitgewerkt in het Technisch Vademecum Grasland. Hierbij is het gebruik van 

meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen niet toegestaan. 

De graslanden en wegbermen 

- vertonen het voorgeschreven terreinprofiel; 

- vertonen 30 kalenderdagen na het zaaien een normale en regelmatige opkomst, d.w.z. de aanwezige 
kiemplanten hebben ten minste 1 blad gevormd en per oppervlakte-eenheid is een zelfde aantal 
kiemplanten (orde van grootte) aanwezig, gelijkmatig verdeeld over de betrokken oppervlakte; 
vertonen bij de voorlopige oplevering een gezond groene kleur; per bezaaide oppervlakte van 1 are 
komen er geen plekken van meer dan 0,1 m? voor die kaal zijn gebleven; 

- vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing. 

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen uitgevoerd: 

- het oppervlakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 2 cm in de aangedrukte grond; 

- het gelijkmatig verdelen van het zaad, met inachtneming van de voorgeschreven dosis per m? 

de dosis zal 5 g/m? (500 g/are) bedragen; 

- op de dag van het zaaien wordt het zaad in de grond gewerkt tot op een maximum diepte van 2 cm. 
De aanleg gebeurt maximaal 7 dagen na het uitvoeren van de grondwerken, tenzij de grondwerken 
uitgevoerd zijn buiten een gunstig zaaiseizoen of de weersomstandigheden de aanleg niet toelaten. 
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12. : Aanleg van grasmatten door bezaaiing - heuvel 
Hoeveelheid: 280, Eenheid: m2 - VH 

13. : Aanleg van grasmatten door bezaaiing - cirkel 
Hoeveelheid: 200, Eenheid: m2 - VH 


Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8 

Aanplantingen uit te voeren conform het standaardbestek 250. De opdrachtnemer dient zich te vergewissen 
van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding van het terrein en op basis hiervan een voorstel te 
formuleren van het soort dat aangepfant zal worden. 

Bij indienen van de offerte worden varianten toegelaten, varianten kunnen betrekking hebben op de 
gekozen soorten van beplanting. 


14. : Leveren en aanplanten van heesters met naakte wortel 

Hoeveelheid: 40, Eenheid: st - VH 

15. : Leveren en aanplanten van hoogstammige fruitbomen (14/16),incl boompaal en bindsel 
Hoeveelheid: 25, Eenheid: st - VH 

16. : Leveren en aanplanten van hoogstammige inheemse bomen (14/16).incl boompaal en bindsel 
Hoeveelheid: 32, Eenheid: st - VH 

17. : Leveren en aanplanten van vredesboom linde (14/16),incl boompaal en bindsel 

Hoeveelheid: 1, Eenheid: st - VH 


Canvassen in haag 

In de hagen op de perceelsgrenzen worden 7 canvassen voorzien die zorgen voor een doorzicht naar de 
omgeving. Het betreft metalen (ijzer) kaders in rood gelakt volgens de afmetingen opgenomen in detail 5 in 
bijlage. Er worden openingen gemaakt in de bestaande hagen. De canvassen steunen op een zwarte 
ijzeren draagstructuur. De opdracht omvat het leveren en plaatsen van deze canvassen. De exacte 
plaatsbepaling gebeurt in overleg. 


18, : type 1: 1m op 0,4 m 
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuks - VH 


19. : type 2: 0,4m op 0,4 m 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 


20. : type 3: 0,8 m op 0,8 m 
Hoeveelheid: 3, Eenheid: stuks - VH 


aanleg slingerende wandelpaden 
Dolomietverharding volgens 6-4.1 
Dolomietverharding, bovenlaag 0/5 
21. :- Enom =4 cm 

Hoeveelheid: 500, Eenheid: m2 - VH 


aanplant hagen incl haagsteunen 

Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 11-20 

Aanplantingen conform standaardbestek 250. De opdrachtnemer dient zich te vergewissen van de 
bodemgesteldheid en de waterhuishouding van het terrein en op basis hiervan een voorstel te formuleren 
van het soort dat aangeplant zal worden. , 

Bij indienen van de offerte worden varianten toegelaten, varianten kunnen betrekking hebben op de 
gekozen soorten van beplanting. 


22. : -, Verwerken van teelaarde 

Hoeveelheid: 30, Eenheid: m° - VH 

23. : Leveren en aanplanten van gemengde inheemse haag incl palen en draad 
Hoeveelheid: 180, Eenheid: Im - VH 

24. : Aanplant van inheemse struiken 

Hoeveelheid: 50, Eenheid: st - VH 


Overige aanleg 

Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6 
25. : Aanleg van grasmatten door bezaaiing (pad) 

Hoeveelheid: 140, Eenheid: m2 — VH 

Zie ook post 11 
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Aanleg van hooiweide, soortenrijke grassen 
26. : Aanleg van hooiweide, soortenrijke grassen 
Hoeveelheid: 1500, Eenheid: m2 - VH 


Meubilair 


27. : zitbanken (betonnen U-elementen afgewerkt met duurzaam hout) 
Hoeveelheid: 15, Eenheid: st - VH 


Als variante kunnen alternatieve banken worden voorgesteld, rekening houdende met het feit dat houten 
elementen steeds uit duurzaam hout dienen te bestaan. 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
‘VERGROENING BEGRAAFPLAATS CENTRUM” 


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale 
offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 


Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid 
blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar 
het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) 

Ofwel (1) 

Tijdelijke vereniging 


De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT (2017/215): 

tegen de som van: 


(în cijfers, inclusief btw) 
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Algemene inlichtingen 


Inschrijvingsnr. bij de RSZ: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 


Onderaannemers 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Personeel 


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 


JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 


Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
van de financiële instelling … geopend op naam van 


Bij de offerte te voegen documenten 


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


De inschrijver, 


Händtekening: .nzz.nrnrbensenendidensdatde renden denshedheken hid rade dan dn dae seh oane anens tonbnish en gewscaabeatdsd dad 
Naaf:eh-VOORBAM: strass ean Brenner WEAR ECN Vea EDE nen tene dennen kanaiken 
FENCO. vern oranrdrentnnnrsereadseneent ladders andrea eeen renee adhd ee 


{1} Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: ATTEST VAN PLAATSBEZOEK 


Dossier : 2017/215 


Voorwerp : Vergroening begraafplaats centrum 


Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Ik, OnderdetekEnd8 nanne Re Asahi 
afgevaardigde van Gemeente Waasmunster 


verklaardat: 5m aten nee aandraaien de an Ee EN Ll adden 


OP nee edn de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op 
te kunnen stellen. 


Ondertekening: 


Voor de inschrijver, Voor Gemeente Waasmunster, 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden, 
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BIJZONDER BESTEK 


VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR 


DIENSTEN 


MET ALS VOORWERP 


“ONTWERPOPDRACHT - BIJGEBOUW 


ACADEMIE (2 KLASSEN EN 
BEELDHOUWAFDELING/KERAMIEK)” 


ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING 


waas 
‚NN munster 


Opdrachtgevend bestuur 


Gemeente Waasmunster 


Ontwerper 


Technische Dienst, Nicole Drieghe 
Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 


Naam: Gemeente Waasmunster 

Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Nicote Drieghe 
Telefoon: 6052460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole. Drieghe@waasmunster.be 


Ontwerper 
Naam: Technische Dienst 


Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Nicole Drieghe 
Telefoon: 052460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole. Drieghe@waasmunster.be 


Toepasselijke reglementering 


1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4, Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 


op het werk. 
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 


verblijvende onderdanen van derde landen. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 


Geen 
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I. Administratieve bepalingen 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


I.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze diensten: Ontwerpopdracht- bijgebouw academie (2 klassen en 
beeldhouwafdeling/keramiek). 


Toelichting: Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet 
overheidsopdrachten. 

Deze opdracht omvat het ontwerpen van een nieuw gebouw aansluitend bij het huidige gebouw van de 
academie Ook de begeleiding van de uitvoering van de werken, de studies inzake stabiliteit en technieken, 
de veiligheidscoördinatie, de EPB verslaggeving en het milieu-hygiënisch onderzoek zijn in deze opdracht 
inbegrepen. Hierna tevens aangeduid als de Ontwerpopdracht. 


Deze ontwerpopdracht omvat concreet: 


- de architectuur en werfcoördinatie; 

- de stabiliteit; 

- de technieken (inclusief akoestiek); 

- de veiligheidscoördinatie; 

- de EPB verslaggeving; 

- het milieuhygiënisch onderzoek; 

- de externe communicatie omtrent het project in functie van het bekomen van een maatschappelijk 
draagvlak 
- topografische opmetingen 

- grondsonderingen 

- opstellen van de omgevingsvergunningaanvraag 


Plaats van dienstverlening: Gemeentelijke academie, Kerkstraat 51 te 9250 Waasmunster 


I.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1.3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 42, 8 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
144.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 
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1.4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. 


De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties 
van de opdracht of van elke post dekt. 


1.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : 

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een 
gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een 
gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie 
aanhangig is tegen hem of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale 
wetgevingen en reglementeringen; 

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; 

= bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de 
aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 

- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; 

- niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het 
land waar hij gevestigd is; 

- zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken 
van inlichtingen betreffende de selectie. 

Het volstaat de in bijlage gevoegde verklaring op eer te voegen als bewijs dat men niet verkeert in de 
bovenvermelde uitsluitingsgronden. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aan de 
Geselecteerde bijkomende bewijzen te vragen. 


Daarenboven wordt in elk stadium van de offerteaanvraag uitgesloten, de Architect die bij een vonnis dat in 
kracht van gewijsde is gegaan waarvan de Opdrachtgever kennis heeft, veroordeeld is voor: 


1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het strafwetboek; 

2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het strafwetboek; 

3° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; 

4° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de finan=ciële 


belangen van de gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 

Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de Opdrachtgever, indien zij twijfels heeft over de 
situatie van een Architect en/of Aangewezen Onderaannemer, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse 
autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 


april 2017. 

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de 
opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de 
datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers 
beschikbaar zijn. 


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 

1° kwalificaties inzake architectuur: 

a) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de ontwerper(s) en eventuele onderaannemers; 
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring; 

2° referenties: 

De Kandidaat zal door middel van de door hem/haar geselecteerde referentieprojecten aantonen dat hij/zij 
ervaring heeft met de eigenheid van het project. 
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Voorlegging van EXACT drie (3) — dus niet meer of niet minder - relevante ontwerpopdrachten waarvoor het 
aanvangsbevel voor de ontwerpopdracht werd gegeven na 1 januari 2007. Oudere opdrachten of lopende 
opdrachten kunnen niet als referenties worden gebruikt. 

En minimum twee van deze drie referenties betreffen een gebouw in functie van onderwijs (bij voorkeur 
kunstonderwijs/academie) 

Daartoe vertrekt deze partij de volgende gegevens: 

- Beschrijving van het referentieproject; 

- Naam en adres van de opdrachtgever; 

- Kostprijs van het project na oplevering; 

- Aanvangsdatum van de uitvoering van de opdracht; 

- Attest van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever. 


1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek 
behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan 
draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende 
documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 


Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 


Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 


Onderaanneming 
De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming 


te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. 


1.7 Indienen van de offerte 


De offertes worden opgesteld en ingediend in één (1) origineel exemplaar op papier, twee (2) kopieën op 
papier en één (1) digitale kopie (op USB stick) volgens het offerteformulier in bijlage bij dit bestek. 


Ín geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie, zal het originele exemplaar 
van de versie op papier als geldig worden beschouwd. 
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De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt 
vermeld: het besteknummer (2018/220) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of 
door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


de opdracht documenten kunnen per mail opgevraagd worden (nicole. drieghe@waasmunster.be) en 
worden gratis per mail bezorgd aan de aanvrager. 


De drager overhandigt de offerte aan het loket van de technische dienst op het bovenstaande adres. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken vóór 5 november 2018 om 12.30 uur, hetzij bij 
gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische 
communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk 
besluit van 18 april 2017 toe te passen. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en 
de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek 
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid met omschrijving van de reden. 


1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 


1.9 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 


1.10 Gunningscriteria 


Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 


‘Nr. [Beschrijving E : : 5 Gewicht 
1 Ereloonpercentage 45 
2 Architectuur 35 


Het nieuw te ontwerpen gebouw dient qua architectuur aan te sluiten bij de overige gebouwen 
op de site en rekening te houden met het beschermde dorpszicht. Hiertoe dient de inschrijver 
een conceptnota op te stellen (maximaal 2 pagina's A3 geschreven visie en/of schetsen) 


Deze nota ís bondig, geen uitgebreide documentatiemap, noch gedetailleerde studie. 
3 Plan van aanpak mbt de uitvoering ondersteund door maximaal 3 20 
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referentieprojecten 


Op basis van maximum 3 referenties van gebouwen wordt de wijze van aanpak aangetoond in 
het bijzonder: 

- de maatregelen om de termijn vanaf aanstelling ontwerper tem ingebruikname van het gebouw 
zo kort als mogelijk te houden. De datum aanstelling en ingebruikname worden per referentie 
duidelijk vermeld. 

- de maatregelen die de ontwerper voorziet om de werf probleemloos te laten verlopen rekening 
houdende met het feít dat de werken gebeuren op een schoolterrein (kleuter- en lager 
onderwijs/gemeentelijke academie) 

Het plan van aanpak bestaat uit maximaal 2 pagina's (A4) tekst aangevuld met de gegevens van 
de referentieprojecten. 


Totaal gewicht gunningscriteria: Ë 5 00 


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. 
Behoudens de omvang van het ereloon, worden alle gunningscriteria beoordeeld aan de hand van 
ordinale schalen, waarbij: 


-_ Uitstekend staat voor 100 procent van het te behalen puntenaantal. 

-_ Zeer goed staat voor 80 procent van het te behalen puntenaantal. 

-__ Goed staat voor 70 procent van het te behalen puntenaantal. 

-_Ruim voldoende staat voor 60 procent van het te behalen puntenaantal. 
-_ Voldoende staat voor 50 procent van het te behalen puntenaantal. 

-_ Zwak staat voor 25 procent van het te behalen puntenaantal. 
-__Totaal onaanvaardbaar staat voor 0 punten 


Het prijscriterium wordt beoordeeld met de regel van drie 
Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd 


toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste 
regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. 


1.11 Varianten 


Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 


I.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende 
overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 
of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de 
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. 
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IL. Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. 


II. Leidend ambtenaar 


De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: Mevrouw Nicole Drieghe 

Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole. Drieghe@waasmunster.be 


II.2 Onderaannemers 


De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval 
voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 


De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de 
opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 


In toepassing van artikel 74 van het KB van 18 april 2017, vermeldt de inschrijver welk gedeelte van de 
opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. 


De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 


De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers. 


Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 
van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of 
dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder aantoont 
toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 


11.3 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 


Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij 
deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een 
termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 
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II.4 Borgtocht 


Er wordt geen borgtocht gevraagd. 


IIS5 Prijsherzieningen 


Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 


II6 Looptijd 


Na gunning dient de ontwerpopdracht onmiddellijk aangevat te worden. 
De opdracht loopt ten einde bij definitieve oplevering van het gebouw. 


IIr.7 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van 
de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de oplevering te 
vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. 


De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 
30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende 
overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten. 


I1.8 Waarborgtermijn 


Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. 


IL9 Oplevering 


Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking 
van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van 
weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. 

Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend 
ambtenaar bij een aangetekende zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte 
datum van de verzending waarborgt hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om 
tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de 
dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van 
oplevering opgesteld. 
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II.10 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal 
verblijvende onderdanen van een derde tand in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, 
met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou 
geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op 
deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen 
van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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IT.11 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een 
zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betaten waarop 
deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs 
voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 
49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze 
tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming ín 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Bijzondere bepalingen 


III.1 Toelichting bij het project 


Met het project wordt bedoeld de bouw van een hedendaags duurzaam nieuw gebouw voor de academie 
waarin 2 lokalen worden voorzien voor de doelgroepen 6-12 jaar en een lokaal voor beeldhouw en 
keramiek samen. De oppervlakte van het gebouw wordt geraamd op 300m? (enkel gelijkvloerse verdieping). 


III.2 Voorwerp van de onderhavige opdracht 


Omschrijving van het bouwproject 


Het project omvat de bouw van een gebouw bestaande uit enkel een gelijkvloerse verdieping, losstaand 
van het huidige gebouw van de academie en aansluitend bij de muur op de perceelsgrens. Het gebouw 
omvat een tweetal lokalen van ongeveer 60 m? voor de doelgroep 6-12 jaar. En een groot lokaal voor 
beeldhouw en keramiek samen (ongeveer 160 m?) voorzien van onder meer ruimte voor spuitcabine en 
oven(s). Er dient geen sanitaire voorzien, per lokaal wel minstens één uitgietbak/ handen was mogelijkheid. 


De bestaande prefablokalen dienen voorafgaandelijk gesloopt te worden. Dit maakt ook volledig (dus incl 
sloopinvantaris) deel uit van de opdracht. 


Bouwteam en projectfasen 


Bouwteam 


Er wordt een bouwteam gevormd, bestaande uit de bouwheer, de ontwerper, de veiligheidscoördinator en 
de eventuele andere adviseurs. 


Projectfasering 
De bouwheer zal het project fasegewijs aanpakken; deze fasering behelst: 


a. de initiatieffase: 
In deze fase dient het werk grondig beschreven aan de hand van volgende documenten: 
-__een schetsontwerp 
verantwoordingsnota over de aangenomen opvatting 
een benaderende raming 
De documenten zullen de basis vormen voor de uitwerking van het voorontwerp. De 
documenten worden aan het bestuur voorgelegd op papier in 2 exemplaren en digitaal (pdf). De 
ontwerper dient zich er toe te verbinden deze documenten te komen bespreken en waar nodig 
aan te passen aan de wensen van het bestuur en dit zonder enige bijkomende vergoeding. 


b. de voorontwerpfase: hiermee worden bedoeld alle activiteiten vanaf de goedkeuring van de 
initiatieffase tot en met de goedkeuring van het voorontwerp; 


De volledige dossiers worden digitaal (pdf) en in 2 papieren exemplaren (voor het bestuur) + de 
nodige exemplaren zoals gevraagd door bevoegde overheden, ter beschikking van de 
opdrachtgever gesteld. Bijkomende exemplaren worden tegen kostende prijs aan de ontwerper 
betaald. 

De ontwerper verbindt er zich toe, zonder bijkomende vergoeding, alle nodige verplaatsingen te 
doen en alle besprekingen te voeren en bij te wonen zowel met de opdrachtgever als met de 
toezichthoudende overheden, hetzij op de plaats van de uit te voeren werken, hetzij in de zetel 
van de opdrachtgevende of toezichthoudende besturen en gevolg te geven aan de door hen 
geformuleerde opmerkingen. 
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De detailopmerkingen op het ingediende voorontwerp dienen geen aanleiding te geven tot 
het opmaken van een aangepast voorontwerp, ze dienen wel verwerkt te worden in het 
ontwerp. 


Indien de opmerkingen op het volledig ingediende of goedgekeurde voorontwerp het gevolg zijn 
van een totaal andere visie van de opdrachtgever of de toezichthoudende overheden, dan deze 
beschreven in de voorstudie waarover de opdrachtgever akkoord was bij de aanvang van het 
voorontwerp, kan de ontwerper aanspraak maken op een bijkomende vergoeding voor het niet 
meer dienstig geworden werk. Deze vergoeding bedraagt maximum 5 % van het totale ereloon, 
berekend op basis van de raming van het 1°° voorontwerp. De betaling van de 5% voor de 
uitgevoerde voorstudie blijft behouden en wordt niet hernomen. 

Indien nochtans de aan te brengen wijzigingen voortspruiten uit opmerkingen door de 
opdrachtgever of hogere overheden geformuleerd, die geen nieuwe visie inhouden, is het de 
ontwerper niet toegestaan een honorariumbijslag te eisen. 

Wijzigingen van visie die hun oorsprong hebben in het onjuist of onvoldoende verstrekken van 
gegevens van de ontwerper aan de opdrachtgever, zowel bij opmaak van de initiatiedocumenten 
als voorontwerp, geven ook geen aanleiding tot bijkomende vergoedingen. 


Indien echter de inhoudelijke prestatie van de ontwerper kwalitatief onvoldoende is en dit de 
opdrachtgever niet toelaat het ingediende voorontwerp te beoordelen, dan is de ontwerper 
verplicht dit voorontwerp te vervolledigen, binnen de oorspronkelijke gestelde termijn, zonder 
hiervoor enig recht op een aanvullende vergoeding te laten gelden. 


c. de fase van het definitief ontwerp en de aanbestedingen: hiermee worden bedoeld alle activiteiten 
vanaf de goedkeuring van het voorontwerp tot en met de aanwijzing van de aannemers; 


De ontwerper is gehouden de documenten die het ontwerp zullen uitmaken, aan te passen aan 
de opmerkingen gemaakt op het voorontwerp door de opdrachtgever of door de 
toezichthoudende overheden. Indien mogelijk vraagt de ontwerper aan de toezichthoudende 
overheden om de goedkeuring van het ontwerp vooraleer een definitief ontwerp in te dienen. 


De studie van het ontwerp wordt door de ontwerper digitaal en in 3 papieren exemplaren 
ingediend, om het project voor te leggen aan de gemeente. Na goedkeuring van het ontwerp 
door de gemeente worden de nodige papieren exemplaren, zoals gevraagd door de 
toezichthoudende overheden, aan de opdrachtgever afgeleverd. Het opdrachtgevend bestuur 
zorgt voor het versturen van de documenten naar de toezichthoudende overheden. 


ingrijpende wijzigingen aan volledig opgemaakte ontwerpen: 

Indien het volledig ingediende of goedgekeurde ontwerp op verzoek van de opdrachtgever of de 
toezichthoudende overheid ingrijpend dient aangepast te worden ten gevolge van ondertussen 
verouderde voorschriften of ten gevolge van een totaal andere visie van de opdrachtgever of de 
toezichthoudende overheid, kan de ontwerper aanspraak maken op een vergoeding voor het niet 
meer dienstig geworden werk. 

Deze vergoeding bedraagt maximum 15 % van het totale ereloon, berekend op basis van de 
raming van het niet meer bruikbare ontwerp. Indien de wijzigingen aan het ontwerp van die aard 
zijn dat eveneens herstart moet worden met een voorontwerp wordt ook nog voor het niet meer 
bruikbare voorontwerp een bijkomende vergoeding van maximum 5 % van het totale 
ereloonpercentage voorzien. Als basis wordt de raming van het niet meer bruikbare ontwerp 
genomen. De betaling van de eerder uitgevoerde deelopdrachten (30 % initiatie en voorontwerp) 
blijven behouden en worden niet hernomen. 

Belangrijke wijzigingen aan een nog niet ingediend ontwerp maar waarvan de ontwerper kan 
aantonen dat het dossier reeds klaar was om in te dienen (bestek en plannen reeds 
beschikbaar) kunnen eveneens op dezelfde manier vergoed worden. 

Wijzigingen van visie die hun oorsprong hebben in het onjuist of onvoldoende verstrekken van 
gegevens van de ontwerper aan de opdrachtgever, zowel bij opmaak van voorstudie als 
voorontwerp, en die opgemerkt worden bij de opmaak van het ontwerp, geven ook geen 
aanleiding tot bijkomende vergoedingen 


-__ Omgevingsvergunning 

De ontwerper zal alle nodige documenten opstellen en dossiers samenstellen overeenkomstig 
de onderrichtingen opgelegd door de bevoegde overheid. Deze bundel wordt in 1 exemplaren op 
papier ingediend bij het opdrachtgevend bestuur. De ontwerper dient daarnaast de aanvraag 
digitaal in te dienen. 

De opstelling en indiening van vergunningaanvraag is inbegrepen in de opdracht. 
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-__ Aanbesteding 

De ontwerper dient het administratief en technisch gedeelte van het bestek op te maken 
rekening houdend met de klassieke gunnìngswijzen ifv van een aanbesteding of 
offerteaanvraag. De ontwerp is verantwoordelijk voor de opmaak van het aanbestedingsverslag 


d. de uitvoeringsfase/bouwcoördinatie: hiermee worden bedoeld alle activiteiten na de 
aanbestedingen, inclusief de waarborgperiode tussen voorlopige en definitieve opleveringen. 


Opdracht ontwerper 


De bouwheer geeft aan de ontwerper, die aanvaardt, de ontwerpopdracht die hierna wordt gepreciseerd. 
Door de bouwheer zelf bestudeerde en/of bestelde en/of opgevolgde werken (zoals het losse meubilair) 
vallen buiten de opdracht van de opdrachtgever. 

De hoger beschreven uitwerking van de fasen wordt met de andere disciplines gecoördineerd door de 
ontwerper. 


Omvang van de opdracht, deel architectuur, inclusief omgevingsaanleg 


Deze opdracht omvat volgende taken in alle fasen: de eigenlijke activiteiten van de architectuuropdracht, 
zoals hierna fasegewijs omschreven, en die aanleiding geven tot het hoger vermelde resultaat. Er wordt 
benadrukt dat de ontwerper geacht wordt het programma/-concept van de bouwheer in zijn ontwerp te 
integreren. Dit concept geeft de visie weer van de bouwheer op het functioneren van het gebouw. 


Fasegewijze uitvoering van de opdracht, deel architectuur 
Deze architectuuropdracht omvat ondermeer in : 
a. De initiatieffase 


1. Opmeten van de bestaande toestand. 

2. Het kennis nemen van alle projectgegevens, met een kritische evaluatie van (en zo nodig 
medewerking aan een vervollediging van) het programma van eisen ; 

Het op basis hiervan maken van een of meerdere schetsontwerpen; 

Het opstellen van een raming; 

Het leggen van voorbereidende contacten met de officiële instanties (Gemeente, 
Stedenbouw, brandweer, nutsmaatschappijen, …) met de bedoeling alle voor het project 
van belang zijnde invloedsfactoren zoals stedenbouwkundige voorschriften te 
inventariseren, en vervolgens het omschrijven en integreren van de gevolgen ervan op het 
project. 


ane 


b. De voorontwerpfase 


1. Het opmaken van een of meerdere voorontwerpen. Elk voorontwerp omvat (met 
aanduiding van de voorgestelde materialen) volgende plannen: 


a. grondplannen; hierop zijn horizontale en vertikale referentie-assen aangebracht; 

b. gevelzichten; 

ce. langs- en één dwarsdoorsneden tav omgeving (zo nodig meerdere snedes in functie 
van het bekomen van een duidelijk ruimtelijk inzicht); 

d. inplantingsplan met summiere aanduiding van de looplijnen en de circulatie. 

e. Het aftoetsen van de haalbaarheid bij de bevoegde vergunningverlenende diensten; 


Het weerhouden voorontwerp wordt dan uitgewerkt, en omvat verder nog volgende 
gegevens: 


f. een gedetailleerd inplantings- + oriëntatieplan met de nodige foto's. Dit plan toont 
het terrein, de inplanting van de gebouwen erop, alsook de globale visie op de 
ruimere omgevingsaanleg, de toegangswegen, de aansluitingen op de openbare 
nutsvoorzieningen en de bestemming van de omliggende gebouwen en terreinen; 
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g. de aanduiding op de grondpltannen van de compartimenteringen, de vluchtwegen, 
de vereiste brandweerstanden en in het algemeen alie voor de brandweer relevante 
informatie; 

h. een overzichtstabel van de vloeroppervlaktes per lokaal, 

i toelichting bij de ingebouwde duurzaamheidsprincipes, het formuleren van een 
aantal mogelijke maatregelen in deze met daaraan gekoppeld de bijdrage op vlak 
van duurzaamheid en de meerprijs; Op basis van de voorstellen zullen door het 
bestuur een aantal keuzes gemaakt worden; 

j. een globale samenvattende meetstaat der werken met bijhorende raming; 

k. een beknopt verslag met de belangrijke voorschriften die moeten medegedeeld 
worden aan de bouwheer betreffende o.a. 

*__stedenbouwkundige voorschriften 
» beschrijving van de aangewende materialen 
» _advies van de brandweer en de nutsmaatschappijen 


2. het verder opvolgen van de contacten met de officiële instanties; 


c. De fase van het definitief ontwerp en de aanbestedingen 

a. de aanvraag van de omgevingsvergunning 

b. Het opmaken van het aanbestedingsdossier, sloopplan, grondverzetplan, de 
grondplannen van alle bouwlagen, alle gevelptannen, de doorsneden op elke gevel, 
het rioleringsplan, de aanduidingen voor de nutsvoorzieningen, de benodigde 
constructieve details, de technische bestekken, de gedetailleerde en samenvattende 
meetstaten met zo weinig mogelijk vermoedelijke hoeveelheden. De ontwerper dient 
op een bevattelijke wijze een aanduiding te geven van de afwerkingen in de lokalen 
(plafond, wand, vloer, deuren, …) en dit ofwel gemarkeerd op de plannen, ofwel 
middels separate afwerkinglijsten. Tevens dienen er grondplannen te worden 
opgemaakt waarop alle voor de brandweer nuttige informatie is weergegeven. 


Bij het opmaken van de bestekken, zal de ontwerper uitsluitend courant in de handel 
verkrijgbare materialen voorschrijven. 


1. Het opstellen van een raming, gebaseerd op deze samenvattende meetstaat en in te 
dienen bij het ter goedkeuring voorleggen van het definitieve aanbestedingsdossier. 

2. Het verstrekken van alle technische inlichtingen aan de inschrijvers tijdens de 
aanbesteding, inclusief het begeleiden van eventuele bezoeken van de inschrijvers aan 
het terrein en de omgeving. 

3. Het opmaken en het ter beschikking stellen aan de inschrijvers van de 
aanbestedingsdossiers 

4, het opmaken van het volledige aanbestedingsverslag. 


d De uitvoeringsfase — 


1. De technische leiding van de werken, met alle hieraan verbonden administratieve taken, 
zoals het organiseren en voorzitten van de wekelijkse werfvergaderingen en het maken 
van de werfverslagen; gezien het belang van de werfverslag wordt een gedetailleerd, goed 
gestructureerd document met expliciete vermelding van de actiepunten gevraagd. 

2. De controle op de goede uitvoering van alle werken deel architectuur, incl het bestuur 
bijstaan in materiaalkeuzes, tot de volledige afwerking en de oplevering van het ganse 
gebouw. Dit betekent in ieder geval minstens 1 maal per week een controlebezoek aan de 
werf. De ontwerper zal daarenboven op de werf aanwezig zijn telkens de bouwheer hem 
daartoe gemotiveerd uitnodigt. 

3. Het opmaken van de benodigde detailplannen, teneinde de aannemers in staat te stellen 
hun opdracht uit te voeren. 

4. Het nazicht en de tijdige goedkeuring van de door de aannemers opgemaakte 
uitvoeringsdocumenten. 

5. De interpretatie van de resultaten van de proeven en controles zoals die in het bestek 
beschreven zijn en/of die tijdens de uitvoering bijkomend dienen te worden voorzien, 
inclusief de beoordelingsrapporten van de keurings- en controle-organismen. 

6. Het nazicht van de vorderingsstaten. 

7. Het behandelen van de technische briefwisseling van de aannemers. 
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8. Het voorbereiden van de voorlopige en definitieve opleveringen door een systematisch 
onderzoek van de werken. 
9. Het nazicht van de eindafrekeningen. 
10. Het bijstand verlenen bij de voorlopige en de definitieve opleveringen. 
11. Het nazien en goedkeuren van de as-builtdossiers van de aannemers; 
12. Het wekelijks opvolgen van de opmerkingen, gemaakt bij de voorlopige opleveringen, tot 
alte opmerkingen opgelost zijn. 


III.3 Bijzondere bepalingen inzake de uitvoering van onderhavige 
opdracht 


Algemene verplichtingen vanwege de ontwerper 


1. De ontwerper dient bij de uitvoering van zijn opdracht alie van toepassing zijnde wetten, normen 
en voorschriften na te leven; inzonderheid moet het ontwerp rekening houden met de Europese 
en Belgische wetgeving op overheidsopdrachten en met: 


a. De “wet van 4/8/96 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk” (BS 18/9/96) en zijn latere aanvullingen en uitvoeringsbesluiten 


b. Het KB van 25/1/2001 (BS 7/2/2001) betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De 
door de bouwheer aangestelde veiligheidscoördinator is belast met de coördinatie van de 
veiligheid voor het gehele project. De ontwerper zal met diens opmerkingen in zijn ontwerp 
en bestek rekening houden; 


2. De ontwerper verbindt er zich toe alle besprekingen te voeren en/of vergaderingen bij te wonen 
en alle verplaatsingen te doen die nodig zijn of waartoe hij uitgenodigd is in het kader van deze 
opdracht; wat de wekelijkse werfvergadering betreft: een afwezigheid is alleen acceptabel 
wanneer de bouwheer voorafgaandelijk hiermee akkoord ging. 

3. De bouwheer kan de ontwerper maximaal 3 onderscheiden schetsontwerpen vragen zonder 
bijkomende vergoeding; 

4. De opdracht van de ontwerper omvat ook het uitwerken van alternatieve oplossingen, wanneer 
de bouwheer hierom verzoekt (bv. om budgettaire redenen) 

5. Met technische analyse van de offertes wordt bedoeld het (bij alle offertes) analyseren van : 

a. Eventuele technische opmerkingen die de inschrijvers bij hun offerte toevoegen; 
b. Eventuele voorgestelde aanpassingen van hoeveelheden 
c. Eventueel ingediende variante voorstellen; 

6. Bij een niet te vermijden of een reeds door de bouwheer besliste wijziging tijdens de uitvoering 
dient de ontwerper onmiddellijk en zonder bijkomende instructies zijn plannen, beschrijvingen en 
meetstaten te wijzigen en/of aan te vullen. 


Te produceren documenten en plannen 


1. Alle documenten worden in het Nederlands opgesteld. 

2. De ontwerper levert alle door hem opgestelde documenten en plannen digitaal aan. De bouwheer 
heeft echter het recht om van deze documenten een gratis geprinte versie te vragen in max. 3 
exemplaren. Bijkomende exemplaren worden verrekend tegen volgende prijs: 

a. 2.5 euro/m? te kopiëren plan, 8.5 euro voor een kleurenplot AO 

b. zwart/wit copie: 0.15 euro per A4, 0.2 euro per A3, kleurenfotocopie: 0.6 euro per A4; 
Verwijzing naar type-bestekken en andere externe documenten mogen geen afbreuk doen aan 
de volledige autonomie van de op te stellen technische bestekken. 


3. In gevallen waarbij de ontwerper documenten van studiebureaus-onderaannemers moet 
integreren in zijn bestek zullen alle bestekteksten zo zijn opgevat dat ze naadloos in het bestek 
kunnen worden opgenomen. Er dienen dus duidelijke procedures van gegevensuitwisseling, 
artikelnummering en —indeling, tijdigheid, … te worden afgesproken. Slechts voor geheel 
losstaande hoofdstukken (zoals gewapend beton) kan worden aanvaard dat deze apart in het 
bestek zijn opgenomen, doch steeds met een minimale integratie (dus zeker een consistente 
terminologie of doorlopende paginanummering). 

4. Op elk ogenblik dient de ontwerper een lijst of spreadsheet bij te houden van al zijn 
ontwerptekeningen. Per tekening bevat deze lijst minstens het nummer, het perceel, de titel, de 
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index, de datum van eerste verspreiding en de datum van laatste aanpassing. Deze lijst wordt 
door de ontwerpers wekelijks verspreid, en in ieder geval voor elke ontwerp- of werkvergadering. 
De ontwerper dient er voor te zorgen dat alle aanvaarde opmerkingen, aanpassingen en 
wijzigingen die nog niet in de aanbestedingsdocumenten waren opgenomen, maar die 
vastgesteld en/of aangebracht zijn in de periode na het tot stand komen van de bestekken op het 
ogenblik dat de contracten met de respectievelijke aannemers worden getekend, verwerkt zijn in 
de documenten (plannen, bestekken, meetstaten, …, kortom het dossier bestemd als basis voor 
de uitvoering) die mee het contract uitmaken. 

Bij de voorlopige oplevering: 

1. Bezorgt de ontwerper de plannen “as built’ van ale door hem opgestelde 
uitvoeringsplannen (eventueel vervolledigd met de CAD as-built tekeningen van de 
aannemers): zowel op papier als op informaticadrager (formaat naar keuze van de 
bouwheer); 

2. Zorgt de ontwerper er voor dat de aannemers van hun goedgekeurde uitvoeringsplannen 
een kopie bezorgen aan de bouwheer, zowel op papier als op informaticadrager (formaat 
naar keuze van de bouwheer). In de gevallen waarbij een aannemer zijn 
uitvoeringsplannen eveneens op CAD uitwerkt, dienen diens CAD-plannen door de 
ontwerper te worden verwerkt en gecontroleerd in zijn CAD as-builtdossier, vooraleer dit 
aan de bouwheer te bezorgen. 

3. is de ontwerper verantwoordelijk voor de opmaak van de eindafrekening 


10. Tijdigheid van de prestaties 


1. De ontwerper maakt en verspreidt aan alle betrokken partijen binnen 3 werkdagen een 
omstandig verslag van vergaderingen waar hij als enige van het Bouwteam 
vertegenwoordigd is, wanneer hij de vergadering voorzit of waar over specifieke punten uit 
zijn opdracht gehandeld wordt. 

2. De door de ontwerper op te stellen documenten die door de bouwheer dienen te worden 
goedgekeurd (zoals het voorontwerp of de aanbestedingsdossiers) dienen ter verificatie te 
worden voorgelegd aan de andere leden van het bouwteam uiterlijk 15 werkdagen voor de 
definitieve stukken benodigd zijn. De ontwerper moet de geformuleerde opmerkingen 
verwerken, binnen deze periode van 15 werkdagen en dus zonder enige vertraging te 
veroorzaken. 

3. De ontwerper maakt binnen de 30 werkdagen na aanbesteding een omstandig verslag op 
betreffende de technische analyse van de aanbestedingen van zijn ontwerp. 

4. Alle door de ontwerper op te stellen documenten (plannen, berekeningsnota’s, …) die de 
aannemers nodig hebben voor de uitvoering moeten minstens 15 werkdagen (25 
werkdagen voor structuurplannen) voor de start van de overeenstemmende werken bij de 
aannemers worden ingediend in hun afgewerkte versie. 

5. De ontwerper maakt en verspreidt binnen de 3 werkdagen een beknopt technisch verslag 
van elk controlebezoek dat hij tijdens de uitvoering maakt. 

6. De ontwerper beschikt over 10 werkdagen voor de beoordeling van hem voorgelegde 
documenten of voor het nazicht van de vorderingsstaten en de eindafrekeningen. 


Respect van het budget 


1. 


2. 


Het project dient gerealiseerd te worden binnen een maximaal budget van 430.000 euro inclusief 
btw. 

Op het einde van het voorontwerp wordt een raming gemaakt voor de werken voor elk onderdeel 
van het ontwerp. Deze ramingen zullen door het bouwteam, na eventuele aanpassingen, 
vervolledigd (o.a. met eventuele toeslagen voor indexaties en onvoorziene) en verwerkt worden 
tot één totaalraming voor het project. Deze totaalraming, eens goedgekeurd door de bouwheer, 
vormt het goedgekeurde budget. Dit goedgekeurde budget zal per onderdeel worden 
opgesplitst/gegroepeerd worden, en dit budget per onderdeel is het referentiebedrag waarmee 
het budgetrespect zal worden getoetst, 

De ontwerper dient het door de bouwheer goedgekeurde budget te respecteren. Indien voor het 
aan te besteden perceel het budget met meer dan 2,5% overschrijdt, moet de ontwerper zijn 
studie via alternatieve oplossingen aanpassen om het budget te respecteren. Eventueel kan 
worden overgegaan tot een nieuwe aanbesteding. Dit kan slechts tot bijkomende erelonen leiden 
wanneer de ontwerper aantoont dat de overschrijding een gevolg is van niet door hem 
beheersbare factoren (zoals een gewijzigd programma of nieuwe wettelijke bepalingen); 


Betrekkingen tussen partijen 
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. Binnen het bouwteam is de leidende ambtenaar, aangeduid door de bouwheer, het enig 
aanspreekpunt van de ontwerper. De ontwerper verbindt er zich toe zijn opdracht uit te voeren in 
nauwe samenwerking en goede coördinatie met de andere bouwteampartners. 
„ De ontwerper verbindt zich er toe om binnen deze overeenkomst geen engagementen voor de 
bouwheer aan te gaan met tijds- en/of kostenconsequenties zonder diens schriftelijk en 
voorafgaand akkoord. 
„ Behoudens schriftelijke en voorafgaandelijk akkoord van de bouwheer mag de ontwerper zijn 
opdracht noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan onderaannemers. 
. Behoudens schriftelijke en voorafgaandelijk akkoord van de bouwheer zal de ontwerper niet in 
opdracht werken van een bij het project betrokken (onder)aannemer. 
„ De ontwerper kan slechts aan een volgende fase van zijn opdracht beginnen wanneer hij daarvan 
een schriftelijke bevestiging (per brief vanwege de bouwheer of per notulering in een door de 
bouwheer opgesteld verslag) ontvangt. 
De ontwerper dient onmiddellijk de bouwheer te informeren over iedere belangrijke wijziging in 
zijn bureau en in ieder geval wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet: 

1. Ontbinding, invereffeningstelling, wijziging van de rechtsvorm of van het maatschappelijk 

doel, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of bestuurder; 

2. Fusie, splitsing, inbreng van de algemeenheid of van een bedrijfstak; 

3. Onenigheid onder beheerders, bestuurders, vennoten of zaakvoerders; 

4. Substantiële wijziging in de aandeelhouderstructuur; 


In al deze gevallen houdt de bouwheer zich het recht voor om deze overeenkomst onmiddellijk te 
beëindigen, zonder dat de ontwerper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“ONTWERPOPDRACHT - BIJGEBOUW ACADEMIE (2 KLASSEN EN 
BEELDHOUWAFDELING/KERAMIEK)” 


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale 
offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 


Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid 
blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar 
het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) 

Ofwel (1) 

Tijdelijke vereniging 


De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT (2018/220): 

tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 
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Algemene inlichtingen 


Inschrijvingsnr. bij de RSZ: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 


Onderaannemers 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 


Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: 


Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: 


Personeel 


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 


JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 


Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
van de financiële instelling … … geopend op naam van 


Bij de offerte te voegen documenten 


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


De inschrijver, 


Handtekening ns serrserntesennndersiennnd densan del dens veelen daneen eere teerdardans ldrensinnieerne ar een 
Näam:êm:Voórmaamt. nst ARNE EERDE 
FURGHSE tete dea de at eon le EEL ardea ensen tenet nde ee an ld lek 


{f) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: BANKVERKLARING 


Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Ontwerpopdracht- bijgebouw academie (2 klassen en 
beeldhouwafdeling/keramiek) (2018/220) 


Hierbij bevestigen wij U dat de 
(naam vennootschap) onze cliënt is sinds . 


Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt 


De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden, … (datum), 


beantwoord aan onze verwachtingen. 


Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen 
vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons 
gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren 
die haar werden toegewezen. 


… (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen 
vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de cliënt) : 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. 


ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op 
de uitvoering van de opdracht te onderzoeken. 


ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen). 


Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt 
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. 


Wat betreft de notoriëteit van de cliënt 


(ofwel : is actief) in de sector van … 
Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische 
reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie. De 
feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden 
medegedeeld. 


Opgemaakt in 


Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
Naam: Gemeente Waasmunster 

Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 

Contactpersoon: Mevrouw Elena Vlassenroot 

Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Ontwerper 

Naam: Technische Dienst 

Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Elena Vlassenroot 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Architect 

Naam: Christian Van Soye 

Adres: Grote Heimelinkstraat 194 te 9100 Sint-Niklaas 
Telefoon: 03 777 29 93 

GSM: 0477 32 58 74 

E-mail: christianVS@skynet.be 


Toepasselijke reglementering 

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 

5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, 
vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991. 

6. Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken 
volgens hun aard in categorieën en onder- categorieën met betrekking tot de erkenning van 
aannemers. 

7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en 
latere wijzigingen. 

8. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 

9. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Geen 
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|. Administratieve bepalingen 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het 
koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


L.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze werken: Brandbeveiligingswerken gemeentelijke academie . 


Plaats van uitvoering: Gemeentelijke academie, Kerkstraat 51 te 9250 Waasmunster 


1.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1.3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 41, 81, 2° (de geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van € 
750.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 


De procedure wordt gevoerd in opeenvolgende fases waarbij het aantal te onderhandelen offertes 
geleidelijk verminderd wordt. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de 
initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 


1.4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. 


De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de 
prestaties van de opdracht of van elke post dekt. 
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15 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 
te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 


Nr. \Selectiecriteria Minimumvereisten 


5 


Een passende bankverklaring opgesteld 
1 jovereenkomstig het model vervat in bijlage 11 vanhet |/ 
KB van 18 april 2017. 


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria 


Nr. (Selectiecriteria Minimumvereisten 


Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf 
jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten 
1 {die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren 
zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van 
uitvoering als met betrekking tot het resultaat. 


Min. 3 van de werken uitgevoerd in 
schoolomgeving 


Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het 


ogenblik van de gunning) 


D (Bouwwerken), Klasse 1 


1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het 
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het 
voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming 
van de door hem aangewende documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 
en door hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 


Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die 
de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 


Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 


Blz. 6 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2018/221 


Veiligheids- en gezondheidsplan 

De inschrijver is verplicht een offerte in te dienen die conform is met het veiligheids- en 
gezondheidsplan in bijlage bij dit bestek, overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 
januari 2001. 

Hij moet een document bij zijn offerte voegen: 

- waarin beschreven wordt op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren rekening houdend met het 
veiligheids- en gezondheidsplan of de gedeelten van dit plan die een dergelijke beschrijving 
noodzakelijk maken; 

- dat de gedetailleerde prijsberekening bevat van de door het veiligheids- en gezondheidsplan 
bepaalde preventiemaatregelen en -middelen. 


Plaatsbezoek 


De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op donderdag 25 oktober 2018 om 
09.00 tot 10.30 uur. 


De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. 
Onderaanneming 


De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in 
onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. 


1.7 Indienen van de offerte 


De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende 
wordt vermeld: het besteknummer (2018/221) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst 
verzonden of door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


College van burgemeester en schepenen 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


De drager overhandigt de offerte aan loket technische dienst of deponeert ze in de brievenbus op het 
bovenstaande adres. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken vóór 19 november 2018 om 12.30 uur, hetzij 
bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische 
communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het 
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze 
in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende 
post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de 
aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. 
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1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 


19 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 


1.10 Gunningscriteria 


Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest 
voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs. 


l.11 Varianten 


Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 


1.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van 
de prijs. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel 
onregelmatig af te wijzen. 


Blz. 8 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2018/221 


IL. Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 
toepassing. 


1 Leidend ambtenaar 


De leiding over de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar en door de 
architect: 


Naam: Mevrouw Elena Vlassenroot 

Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Naam: Meneer Christian Van Soye 

Adres: Grote Heimelinkstraat 194 te 9100 Sint-Niklaas 
Telefoon: 03/777.29.93 of GSM: 0477/32.58.74 
E-mail: christianVS@skynet.be 


112 Onderaannemers 


De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat 
geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 


De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van 
de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 


In toepassing van artikel 74 van het KB van 18 april 2017, vermeldt de inschrijver welk gedeelte van 
de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij 
voorstelt. 


De opdrachtnemer maakt, ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende 
gegevens over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van 
alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. 
Hetzelfde geldt bij opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de 
aanbesteder moeten worden uitgevoerd. 


De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbesteder 
onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens, 
alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij 
de uitvoering van deze werken of verlening van deze diensten zal betrekken. 


De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 


De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers. 
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Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in 
artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, 
leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder 
aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 


In toepassing van artikel 12/4 van het KB van 14 januari 2013, voldoen deze onderaannemers aan de 
minimumeisen inzake technische en beroepsbekwaamheid in verhouding tot het deel van de opdracht 
dat zij uitvoeren. 


De opdrachtnemer dient aan de leidende ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat 
hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet, in 
verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren, aan de wetgeving houdende regeling 
van de erkenning van de aannemers van werken (verplichte erkenning van zodra het bedrag der 
werken 75.000 € of meer bedraagt voor wat de in categorieën ingedeelde werken betreft en 50.000 € 
of meer voor wat de in ondercategorieën ingedeelde werken betreft). 


Dit bewijs kan blijken uit het voorleggen van : 

- De passende erkenning; 

- Voor buitenlandse inschrijvers: de inschrijving op de officiële lijst van de erkende aannemers in een 
andere Lidstaat van de Europese Unie voor zover die erkenning gelijkwaardig is overeenkomstig de 
voorwaarden gesteld in artikel 4, $ 1. van de Erkenningswet van 20 maart 1991; 

- De bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de Wet van 20 maart 
1991. 


In de twee laatste gevallen maakt de aanbestedende overheid de desbetreffende bewijzen voor 
advies over aan de erkenningscommissie waarna de bevoegde minister bij positief advies van de 
commissie een getuigschrift van erkenning aflevert. 


Conform artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de onderaannemer een rechtstreekse 
vordering ten opzichte van de bouwheer. 


13 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 


Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat 
hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen 
een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 


IL4 Borgtocht 


Volgende borgtocht wordt gevraagd: 
5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. 


De borg zal in 2 keer worden vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede 
helft bij de definitieve oplevering. 
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De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende 
overheid. 

Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden 
overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. 


Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave 
van de borgtocht. 


115 Prijsherzieningen 


De prijsherziening wordt berekend met volgende formule: 
Prijsherziening = (herzieningscoëfficiënt (k) - 1) * herzienbaar gedeelte 
k=0,4"S/S +04" i/l + 0,2 

Volgende posten zijn niet herzienbaar: 3.20.2 


S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de 
handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, 
vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen 
door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor 
de opening van de offertes. 

s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de aanvangsdatum van de maandelijkse periode van 
het voorschot. 

|= het referentieindexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het 
bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat. 

i = hetzelfde referentieindexcijfer, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het voorschot 
voorafgaat. 


11.6 Uitvoeringstermijn 


De aanbestedende overheid specifieert geen uitvoeringstermijn. 


11.7 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. 


De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen 
vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende 
overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel 
vereiste documenten. 


11.8 Waarborgtermijn 


De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden. 


De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering. 
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119 Voorlopige oplevering 


Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten 
van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na 
bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van 
weigering van oplevering opgemaakt. 

Wanneer het werk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende 
zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending 
waarborgt kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 
15 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de 
resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces- 
verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 


11.10 Definitieve oplevering 


Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het 
geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 


111 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of 
meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze 
onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende 
instantie een bevel in andere zin zou geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld: 

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende 
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een 
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming 
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de 
overeenkomst te verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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IL12 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld 
dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te 
betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, 
en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers 
integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in 
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig 
uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming 
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de 
overeenkomst te verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 


113 Dagboek der werken 


Een dagboek van de werken, opgemaakt in de vorm door de aanbestedende overheid aanvaard en 
door de aannemer geleverd, wordt in beginsel bijgehouden op de werf door de zorgen van de 
afgevaardigde van de aanbestedende overheid, die er, dagelijks (of volgens er activiteit is), onder 
meer onderstaande inlichtingen in optekent: 


o.a. de aanduiding van het aantal en de hoedanigheid van de op de werf tewerkgestelde arbeiders, 
de werkuren, de aangevoerde materialen, het gebruikte materieel, de ter plaatse gedane testen, 

de onvoorziene omstandigheden, alsmede de louter toevallige en minder belangrijke bevelen aan de 
aannemer, het duiden van de genomen veiligheidsmaatregelen… 


De aanbestedende overheid mag beslissen geen dagboek of een gedeelte ervan bij te houden. Ze 
mag beslissen dit boek niet per dag bij te houden. Hiervan wordt de aannemer tijdig ingelicht. 
Evenwel dienen de aantekeningen steeds te worden bijgehouden ingeval van opdrachten tegen 
andere dan de globale prijzen. 


Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de aannemer alle nuttige inlichtingen voor het 
regelmatig bijhouden van het dagboek der werken. 
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II Technische bepalingen 


IL Veiligheidscoördinatie 
De veiligheidscoördinator-ontwerp- en verwezenlijking is architect Christian Van Soye. 


Veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen is verplicht sedert 1 mei 2001. Veiligheidscoördinator ontwerp 
en — verwezenlijking. 


Het VGP (veiligheid- en gezondheidsplan) is bij het bestek toegevoegd als bijlage. 


Vanzelfsprekend zullen de werken uitgevoerd worden rekening houdende met de van toepassing 
zijnde aanbevelingen aangaande de veiligheid hieromtrent. 


Overeenkomstig art. 30.1 en 30.2 van het KB zijn de nodige documenten toe te voegen bij de 
inschrijving. 


11.2 Uitvoering van de aanneming 


De aannemer verbindt er zich toe, de wet op de arbeidsduur en de collectieve arbeidsovereenkomsten 
afgesloten in de Paritaire Commissie voor de bouwnijverheid strikt toe te passen en dit o.a. in verband 
met de uurrooster te voorzien in het arbeidsreglement, de meldings- plicht, de mobiliteitsvergoeding, 
de voorschriften van veiligheid, gezondheid en sanitaire inrich- tingen, de beschermkledij, zoals 
schoeisel, helmen, werkkledij enz, de voorschriften inzake gezondheidsinrichtingen zoals 
wasplaatsen, kleedkamers, toiletten, te voorzien volgens de CAO van 05.01.84 - K.B. 02.05.84. 

De sanitaire infrastructuur van de Academie (op de koer) wordt ter beschikking gesteld. 


Bij vaststelling van niet naleving hiervan, houdt de opdrachtgever zich het recht toe de maatregelen te 
treffen, die zich alsdan opdringen en die kunnen leiden tot contractbreuk uit dien 

hoofde met schadevergoeding door de in gebreke zijnde onderneming te dragen of op kosten van 
deze laatste, de gebreken te herstellen. 


113 Planning 


De aannemer aan wie de werken worden toegewezen is verplicht na ontvangst van de toewijzing zijn 
planning te bezorgen aan de architect en dit binnen de veertien dagen na de toewijzing. 


De aannemer wordt in ieder geval gevraagd om vanaf de aanvang der werken een vlot en continu 
verloop aan de uitvoering van deze werken te kunnen geven. 
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11.4 Verplichtingen van de aannemer 


Tijdens de uitvoering van de werken, zal de aannemer de nodige voorzorgen nemen om de veiligheid 
rondom de plaats van de werken te garanderen. Zo nodig zal de aannemer de plaats van de werken 
afschermen van het publiek door het aanbrengen van hekwerken of werfwanden. 

Bij voorbaat zullen de nodige goede afspraken met architect en opdrachtgever gemaakt worden. 


Alle mogelijke schade die het gevolg is van de werken zal tot voldoening van het opdrachtgevend 
bestuur of derden op kosten van de aannemer worden hersteld en/of vergoed. 


Zo zal de aannemer zorg dragen voor de bestaande openbare en privé verhardingen. 


De aannemer draagt in ieder geval de verantwoordelijkheid voor de schade welke het gevolg is van de 
uitvoering der werken en vrijwaart de opdrachtgever tegen elke klacht. 


1115 Boeten voor vertraging 


Cfr. De wetgeving ter zake. 


11.6 Voorstelling van de aanneming, werfinrichting, incl. lasten en 
taksen 


1.6.1 Voorstelling van de aanneming en werfinrichting 


De aanneming omvat alle werken zoals hierna beschreven. 
De aannemer neemt de nodige voorzorgen om beschadigingen aan de huidige staat van het gebouw 
te voorkomen. 


De nodige schutsels en stellingen zullen aangebracht worden in overleg met architect en 
opdrachtgevend bestuur op de plaatsen waar deze noodzakelijk zijn om een goed en veilig verloop 
van de werkzaamheden te kunnen garanderen. 


De werkzaamheden dienen te geschieden volgens de aanduidingen op de plannen, de beschrijvingen 
van het bijzonder bestek en de onderrichtingen die tijdens de uitvoering door de architect zullen 
worden verstrekt. 


Lasten en taksen. 


Indien de aannemer elektriciteit en of water nodig heeft voor / bij de uitvoering van de werken kan hij 
gebruik maken van de beschikbare nutsvoorzieningen die in de academie voorhanden zijn. 


De belasting over de toegevoegde waarde geheven op de facturen opgesteld op naam van de 
bouwheer door de aannemer, is ten laste van het opdrachtgevend bestuur. 


De aannemer is gehouden de toestand ter plaatse na te zien, evenals de bereikbaar van de werf. Zo 
kan het mogelijk zijn dat na overleg met het opdrachtgevend bestuur aan de aannemer plaats op de 
koer wordt voorzien voor eventueel plaatsen van zijn materiaal en materieel. Deze ruimte zal bij 
middel van hekwerken worden afgebakend en afgesloten kunnen worden. 
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Ook zal de aannemer de werkplek op de plaats waar de nieuwe noodtrap / waar de bekleding van de 
linkerzijgevel zal worden geplaatst, tijdens de werken voorzien van de nodige werfhekken ter 
afscherming van toegang tot deze werfplek. 

Ook tijdens de plaatsing van het rookluik in de trapzaal zullen aangepaste veiligheidsmaatregelen 
worden genomen. 


Het puin zal regelmatig verwijderd worden en dit minstens elke week zowel binnen als buiten het 
gebouw. 

Het gebruikte gebouw en zijn directe omgeving is in goede staat af te leveren, volledig zuiver en vrij 
van stenen, puin, mortelresten en andere afval. 


Mogelijke schade aan de verharding van de koer en de openbare weg zal door de aannemer worden 
hersteld tot voldoening van bouwheer en architect. 

Het opdrachtgevend bestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van 
materieel en of materiaal tijdens de uitvoering der werken. 


Een degelijke afsluiting van de werf bij middel van hekwerken is desgewenst zoals hoger is vermeld 
aan te brengen. 


Op hekwerken ter afsluiting van de werf mag geen reclame worden aangebracht zonder toestemming 
van opdrachtgevend bestuur en architect. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
1.6.2 Veiligheidsvoorzieningen 


Voor uitvoering van preventieve maatregelen- en middelen volgens KB 25 01 2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele werkplaatsen. 


Het VGP is toegevoegd aan het dossier. Overeenkomstig art 30.1 en 30.2 van het KB zullen de 
nodige documenten desgevallend opgevraagd worden bij de inschrijving. 

In zijn offerte geeft de inschrijver de totaliteit van kosten voor de uitvoering van de preventie- 
maatregelen en middelen op. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


Toegankelijkheid terrein. 


Vooraleer met de werken aan te vangen zal de aannemer zijn werkwijze kenbaar maken aan architect 
en opdrachtgever. Zo wordt bij voorbaat de planning van de uitvoering besproken. 


Mogelijke schadegevallen veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werken zullen op kosten van de 
aannemer tot voldoening van de architect en opdrachtgevend bestuur hersteld worden. 


Eveneens dient de aannemer zorg te dragen om de staat van de openbare weg na de werken af te 
leveren in dezelfde toestand als voor de aanvang der werken. 


Werfmateriaal. 


De aannemer is verplicht alle nodige materiaal op de werf of in het gebouw zelf te voorzien. Te 
bespreken met opdrachtgevend bestuur en architect. 


Dus alle werkmateriaal, hoogtewerkers…. zullen op de werf op een oordeelkundige wijze worden 
voorzien. Vrachtwagens worden enkel op de koer toegelaten voor leveren en lossen. Voor het 
eventueel stationeren en/of parkeren in de Kerkstraat zal de aannemer desgevallend afspraken 
maken met het gemeentebestuur. 
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11.7 Aanpassingen inkom academie 
1117. Wegbreken van de naar binnendraaiende inkomdeuren 


Momenteel bestaat de toegang tot de academie uit houten schrijnwerk voorzien van twee gelijke 
vleugels die naar binnen opendraaien. De ene zijde is de naar binnen draaiende toegangsdeur, de 
andere zijde kan desgevallend opengezet worden door het lossen van vloer (onderaan) en bovenpin. 


Omdat deze toestand niet strookt met de aanbevelingen van de brandweer wordt het gehele 
inkomschrijnwerk uitgebroken. Een totaal nieuwe inkom zal worden voorzien (zie verder). 
Ook afvoer puin te voorzien. 

S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 

111.72 Aanpassen van bordes voor inkom 


Momenteel is er nog een optrede aan het huidige uit te breken inkom geheel. Deze optrede wordt 
verlegd aansluitend bij de toegangstreden zodat het bordes voor de inkom op dezelfde pas komt te 
liggen als deze van de bestaande binnenpas. 


Bovenaan de trap naar de toegang wordt dus een bijkomende trede gemaakt, optrede en aantrede te 
voorzien in blauwe hardsteen met dezelfde afwerkwijze als de bestaande treden in blauwe hardsteen. 


Het bordes tussen trap en tot onder de nieuw te voorziene automatische schuifdeur zal vernieuwd 
worden en afgewerkt met blauwe hardsteen, in banen met stukken van ongelijke lengten. 


Prijsofferte op te splitsen in: 


111.7.2.1 Voorbereidingswerken 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


111.7.2.2 Bijkomende optrede en vernieuwen bordes in blauwe hardsteen 


S.0.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


1.8 Leveren en plaatsen automatische schuifdeur toegang academie 


Als nieuwe inkompartij wordt een automatische schuifdeur voorzien bestaande uit naar de beide 
zijden zijdelings openende dubbele telescopische deuren. 

De openings/doorgangs breedte bedraagt 2,00 m. 

Het nieuwe schuifdeurgeheel wordt achter de muur geplaatst. 

De afgewerkte hoogte bedraagt ca 2,20 m. Zijdelings aan de buitenzijde en de bovenzijde wordt bij 
middel van gelakt alu-plaat materiaal afgewerkt (zie verder artikel). 


Mogelijks zijn bepaalde schakelaars/stopcontacten/ en/of dergelijke hierdoor van plaats te wijzigen. 


Voor de werking van de schuifdeur zal de nodige stroomtoevoer aangevoerd worden af te takken van 
de bestaande installatie en apart af te zekeren. 

Hiervoor wordt nagezien of in de bestaande zekeringskast hiervoor nog plaats vrij is ofwel wordt een 
bijkomend kastje voorzien. 
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De schuifdeur zal ook bij stroomuitval en bij paniek zonder oponthoud kunnen worden geopend en zal 
hierbij een minimale doorgangsbreedte hebben van 1,20 m of de volledige opening van 2,00 m 
doorgangsbreedte. 


De schuifdeur zal dus dienen te worden voorzien van een noodbatterij in geval van 
stroomonderbreking/stroomuitval. Deze noodbatterij alsook het bedieningssysteem van de schuifdeur 
wordt bij voorkeur voorzien boven de deur ingewerkt in een technische balk aan de binnenzijde van de 
schuifdeur. 


Ook langs de buitenzijde zal een contactsysteem worden voorzien om de deuren af te sluiten maar 
ook om deze te kunnen openen in geval van nood. 


De schuifdeur is vrij van bodemprofielen ter hoogte van de doorgangsopening Te voorzien met 
naadloze sluitingen en van tochtwerende borstels 


Aangezien het hier gaat om een buitenschuifdeur zal deze uitgevoerd worden in aluminium profielen 
met thermische onderbreking met goede energetische eigenschappen, voorzien van dubbel 
isolerende en dubbel gelaagde beglazing van minimum Ug = 1,1 W/m2K. 

De aluminiumprofielen zullen aan beide zijden gelakt zijn in alu-tint RAL 9007 Grau-aluminium of in 
een nog door het opdrachtgevend bestuur te kiezen tint aan de hand van de voor te leggen staalkaart 
van de fabrikant. 


Aan de binnenzijde wordt de afwerking van de schuifdeur zo voorzien dat van de achterliggende muur 
niets meer is waar te nemen. Met ander woorden de schuifdeur wordt volledig tussen de zijdelingse 
muren aangewerkt en afgewerkt 


Bij voorbaat zal de aannemer informatie geven van het toe te passen merk en zijn eigenschappen 
betreffende duurzaamheid. 


Een voorstel van onderhoudscontract zal aan de toegewezen fabrikant worden opgevraagd. 
Prijsofferte op te splitsen in: 
1.8.1 Voorbereidingswerken 


Betreft eventueel nodig verplaatsen schakelaars/stopcontacten en dergelijke, aanvoer stroom, 
afzekeren en voeding buitencontact. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
1.8.2 Leveren en plaatsen en in bedrijfstellen automatische schuifdeur 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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1.8.3 Leveren en plaatsen gelakte alu-plaat bekleding aan de buitenzijde van de 
automatische schuifdeur 


Zoals reeds hoger is vermeld: 
Zijdelings aan de buitenzijde en de bovenzijde wordt bij middel van gelakt alu-plaat materiaal 
afgewerkt in dezelfde tint als deze van de schuifdeur zelf. 


Zijdelings rechts tot tegen de muur en links tot aan de muur langs bordes en trap. En dit tot tegen het 
plafond (op een hoogte van ca 2,46 m boven het bordes voor de schuifdeur). Ook de slagen boven de 
schuifdeur en zijdelings van deze worden met dezelfde alu-plaat bekleed. 


Waar nodig zullen de nodige draagstructuren achter de bekledingsplaten worden voorzien om een 
stevige en duurzame afwerken te verzekeren. 


Bij voorbaat zal de aannemer de afwerkingswijze voorstellen ter goedkeuring. 


S.0.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


IL9 Leveren en plaatsen nieuwe noodtrap aan linkerzijgevel 


Omdat binnenkort de naastgelegen kleuterschool zal worden afgebroken en langs deze zijde met de 
Academie in de toekomst niet zal worden aangebouwd en men hoogstwaarschijnlijk een tussenruimte 
van 6 à 7 m zal openhouden is het aangewezen de noodtrap te voorzien in deze tussengelegen zone; 
in dit geval blijft de huidige koer/speelplaats dus vrij. 


Wanneer het schoolgebouw gesloopt wordt is het niet evident om de bestaande nood/wenteltrap die 
momenteel uitmondt op het plat dak te behouden enerzijds; anderzijds is een noodtrap die wentelt niet 
meer conform de huidige evacuatieregelgeving. 


Daarom: slopen van de bestaande nood/wenteltrap 
en vervangen door nieuwe noodtrap in gegalvaniseerd staal voorzien van roostertreden en - 
tussenbordessen. 


IL9.1 Slopen van de bestaande noodwenteltrap 


Zoals reeds is vermeld mondt de huidige nood/wenteltrap uit op het platte dak boven de gelijkvloerse 
bouwlaag van de te slopen kleuterschool. 
Dit plat dak is gelegen op ca 4 m boven de pas van de koer/speelplaats. 


In de veronderstelling dat tegen de uitvoering van onze werken de aanbouw van de school tegen de 
Academie zal zijn gesloopt wordt de aan de wand hangende wenteltrap ook gesloopt. 


Afhankelijk van de evolutie van de aanliggende werken kan het zijn dat deze wenteltrap al dan niet is 
gesloopt. 


We gaan ervan uit dat hij nog zal dienen afgebroken worden. Dus slopen en afvoer van puin. 
S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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1.9.2 Leveren en plaatsen van een nieuwe noodtrap 


Alvorens de nieuwe metalen noodtrap te plaatsen zal de linkerzijgevel eerst behandeld worden (zie 
verdere artikels) 


Een nieuwe noodtrap in gegalvaniseerd staal wordt voorzien van roostertreden en 
-tussenbordessen. De aannemer mag een constructie in ander corrosievrij materiaal voorstellen ter 
goedkeuring. 


De minimum nuttige breedte van de nieuwe nood/buitentrap bedraagt 1,20 m. 


Onderaan wordt de tap afgesloten door een hekje dat in de vluchtweg manueel te openen is bij middel 
van een deurkruk. 


Het principe van de noodtrap is weergegeven op de plannen/zijgevel. 
De nooduitgangsdeuren in de zijgevel van gelijkvloers, 1e en zolderverdieping geven uit op de 
bordessen die met de noodtrap een geheel vormen. 


De constructietekeningen van de noodtrap zullen bij voorbaat voorgelegd worden ter goedkeuring van 
opdrachtgevend bestuur en architect. 


Ook zal hierbij de wijze van funderen voorgesteld worden. Ook de fundering van deze trap is mee te 
voorzien in de prijsopgave. Er is rekening te houden met de aanzet van de fundering tot op 1,00 m 
onder de pas van de koer/speelplaats. 

In geval funderen op meer diepte noodzakelijk zou zijn zal hiervan een verrekening worden 
opgemaakt. 


De trap zal als het volgt worden gebouwd : 


De traparmen, evenwijdig aan de gevel: alle vluchten staan evenwijdig aan de gevel. De trap heeft 
twee vluchten per verdieping, één toegangsbordes per uitgang en één tussenbordes tussen twee 
verdiepingen; 

Traparmen en bordessen worden gesteund door een metalen draagconstructie die stevig gefundeerd 
is bij middel van betonnen voeten en zolen. 

De trap zal weerstaan aan een uniform verdeelde last van 500 kg/m2 op de traparmen (horizontaal 
geprojecteerde vlak) en op de bordessen en een puntlast van 200 kg op gelijk welk punt van de treden 
en bordesvloeren. 

De borstweringen zullen weerstaan aan een horizontaal aangelegde, uniform verdeelde last van 100 
kg/m zonder het optreden van permanente vervorming. 


De aannemer zal de wijze van funderen en de samenstelling van de constructie van de uitvoering van 
de trap bij voorbaat voorleggen ter goedkeuring. 

Alle verbindingselementen (schroeven, klinknagels, …) zijn uit roestvast staal. 

Er zijn geen beschermende behandelingen, verven of onderhoud nodig, behalve wanneer de trap 
blootgesteld is aan een agressief milieu. 

De trap is deels in de fabriek geassembleerd met behulp van schroeven en klinknagels. De trap wordt 
verder volledig samengesteld bij de bouw ter plaatse. De bevestiging van de trap aan de gevel 
gebeurt met schroeven en aluminium/of gegalvaniseerde profielen. 

De trapbomen en bordessen zijn gemaakt uit metalen profielen. Ze volgen het principe zoals 
aangeduid op de plannen. De traparmen zijn recht en hebben een nuttige breedte van 120 cm. 

De treden zijn gemaakt uit gegalvaniseerd roostermateriaal. 

Optrede: #18 cm; aantrede: 21 cm; tredebreedte: 25 cm; geen tegentrede te voorzien. 
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De borstweringen zijn geplaatst aan de beide zijden van de vluchten en op de bordessen. Ze zijn 
samengesteld uit een handgreep van minstens 50 mm breed met afgeronde randen (afrondingsstraal 
tenminste 1,5 mm) en worden vastgezet aan verticale stijlen met afgeronde randen. De verticale 
stijlen zijn vastgezet aan of in de trapbomen en in de bordeskaders met een as-tussenafstand van 
hooguit 80 cm. Tussen deze stijlen de verticale tussenstijlen met een as-tussenafstand van 20 cm 
geplaatst: 

De borstweringen op bordessen zijn minstens 100 cm hoog, gemeten vanaf de bordesvloer. De 
borstweringen op een traparm zijn minstens 80 cm en maximaal 100 cm hoog, gemeten vanaf de 
tredeneus. 

Geen enkel onderdeel van de trap mag de vloeiende lijn van de handgreep onderbreken. De 
handgrepen zijn minstens 40 mm verwijderd van elk obstakel. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) inclusief fundering 


IIL.10 Leveren en plaatsen nieuwe nooduitgangsdeuren aan zijgevel 


Op het gelijkvloers is in de muur een bijkomende nooduitgang te voorzien; 

de bestaande nooduitgangen op de 1e en zolderverdieping zijn in vrij slechte staat. Daarom worden 
deze vervangen door nieuwe deuren met anti-paniekbar bestaande uit alu-profielen met thermische 
onderbreking en voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen. 


I11.10.1 Maken van nieuwe opening in zijgevel op gelijkvloers voor nieuwe 
nooduitgangsdeur/aanwerken en dichtmetselen van vroegere 
opening naar kleuterschool 


Op het einde van de doorgang in de huidige donker kamer is momenteel een linteel geplaatst over 
een breedte van 1,85 m dat de doorgang verwezenlijkt om het dieper maken van deze donkere 
kamer. 

Het aanwezige linteel zit in de linkerzijgevel en is dus op uitsparing van de nieuwe nooduitgang dicht 
te metselen. Er wordt eenzelfde breedte voor deze nieuwe nooduitgang gemaakt als dezelfde nu 
aanwezig is op de 1e verdieping namelijk 94 cm breed; hoogte 2,10 m. 


Het dichten van de muur in snelbouwmetselwerk van gebakken aarde; breedte van de muur is ca 30 
em. In de muur is vochtwering te voorzien. 

Opmeting: (2,25 x 1,85 x 0,30) — aftrok deur (2,15 x 0,94 x 0,30) = ca 0,650 m3 Boven de nieuwe 
deuropening wordt een prefab linteel geplaatst. 

Het zichtbare deel aan de binnenzijde van de bij te metselen wand wordt bijgepleisterd. Opmeting ter 
informatie: (vol gemeten) ca 4 m2. 


Onder de nieuwe deuropening zal een dorpel in blauwe hardsteen worden geplaatst; deze zal 5 cm 
voorbij de aan te brengen gevelbekleding komen. Zichtzijden zullen geschuurd zijn. 


Aan de binnenzijde wordt de bestaande vloer aangewerkt en het nieuwe muurdeel wordt van stenen 
plinten voorzien. Ter plaatse nader te bezien. 


Alle hoger vermelde werken zijn in de prijsopgave te voorzien. 


S.0.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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11.10.2 Uitbreken van de bestaande nooduitgangsddeuren in de linkerzijgevel 
op 1° en 2°° verdieping 


Omdat de huidige nooduitgangsdeuren in slechte staat zijn worden deze uitgebroken en afgevoerd. 
S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


I1.10.3 Leveren en plaatsen van drie nieuwe nooduitgangsdeuren in zijgevel 


Nieuwe deuren met anti-paniekbar bestaande uit gelakte alu-profielen met thermische onderbreking 
en voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen. 


Tint van de gelakte profielen Ral 9007 Grau-aluminium. Ook de tint van de tussengeplaatste 
sandwichpanelen in Ral 9007. Afhankelijk van de voor te leggen staalkaart kan alsnog mogelijk een 
andere tint of tinten worden gekozen. 


Principe van de deur: rondlopende kader met daartussen het sandwichpaneel; anti-paniekbar wordt 
horizontaal bevestigd op de buitenkader op hoogte van 90 à 100 cm boven de binnenpas. 


De aannemer zal bij voorbaat informatie bezorgen van de te verwerken profielen, sandwichpanelen en 
de toe te passen anti-paniekbar. 

De drie deuren praktisch even groot (dagmaten op gelijkvloers 0,94 m breed en 2,10 m hoog; op 1e 
verdiep 0,94 m breed en 1,97 m hoog en op de zolder- verdieping 0,85 m breed en ca 2,10 m hoog) 


De deuren worden geplaatst in hetzelfde gevelvlak als deze van het aan te brengen geïsoleerd 
geprofileerd plaatmateriaal (zie verder). 


Opmeting: 3 stuks 


11.10.4 Binnenafwerking van de drie nieuwe nooduitgangsdeuren in zijgevel 


Per deur zal aan de binnenzijde afgewerkt worden met een kassement in watervaste mdf in dikte van 
minimum 18 mm en een omlijsting in massieve meranti. Schilderwerken zijn niet te voorzien. 
Opmeting: 3 stuks kassement + omlijsting 


IIL.11 Aanpassingen aan de linkerzijgevel 


Gelet op de noodzakelijke totale vernieuwing van de noodtrap is het ook wenselijk om de bestaande 
“asbest-cement” leien van de zijgevel te verwijderen en hier een aangepaste bekleding te voorzien 
ook voor het vrijgekomen muurdeel na afbraak van de kleuterschool. 


IL11.1 Verwijderen van de asbest cement leien 


Aan de zijgevel boven (eventueel al voormalig indien reeds gesloopt ondertussen) het plat dak van 
aangebouwde kleuterschool werden destijds leien in asbest- cement aangebracht om regendoorslag 
door de zijgevel te verhinderen. 


Opmeting ter informatie: 
5,70 x 9,50 + 3,00 x 9,00 = ca 81 m2 


De leien zullen met voorzichtigheid manueel worden weggenomen. Ze zullen vanuit de hoogtewerker 
of vanop de stelling manueel verwijderd worden en tijdens het verwijderen direct verzameld worden in 
bakken. 

Er worden dus in geen geval leien naar beneden gegooid. 
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De in een werkbak verzamelde leien worden in speciale afvoerzakken verzameld en de restleien 
zullen worden gestort op een daartoe vergunning hebbende stortplaats. 

De aannemer zal een bewijs voorleggen van het storten van het asbest-afval op de daartoe 
vergunning hebbende stortplaats. 


Ook apart is de houten onderconstructie (waarschijnlijk panlatten en mogelijks onderlatten) volledig 
van de muur te verwijderen. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


111,2 Plaatsen van prefab betonnen boordstenen aan de onderzijde van de 
vrijgekomen zijgevel 


Om een zuivere afwerking van de zijgevel te bekomen zal tussen de buitenpas en de aan te brengen 
geprofileerde platen een betonnen boordsteen worden voorzien. 


De bovenzijde van de prefab betonnen boordsteen zal ca 20 cm boven de aan te nemen buitenpas 
geplaatst worden. Te verwerken in mekaar te plaatsen elementen van 100 x 30 x 10 cm. Te plaatsen 
op een bedding van gestabiliseerd zand. 

Ook mede rondom de uitstekende schouw te voorzien. 


Opmeting ter informatie: 9,8 + 0,45 + 0,45 = 10,7 m 
S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


11.3 Aanbrengen van geisoleerde gelakte geprofileerde platen aan de zijgevel 


De linker zijgevel wordt bekleed met geïsoleerd geprofileerd plaatmateriaal; ook de schouw wordt mee 
bekleed. 


De isolatiedikte zal 100 mm bedragen en bestaan uit PIR of PUR schuim met gesloten celstructuur — 
CFK-vrij met een densiteit van minimaal 40 kg/m2. De profilering van de plaat zal verticaal geplaatst 
worden. De platen worden op een onderconstructie (hout of staal) bevestigd volgens de voorschriften 
van de fabrikant. Zij worden dus niet rechtstreeks aan de muur bevestigd. 

Het is nuttig de panelen onderaan van een ondersteuning te voorzien b.m.v. een paneeldrager. 


De werken omvatten dus de levering en plaatsing van de zelfdragende geïsoleerde sandwichpanelen. 
De panelen zijn standaard samengesteld uit twee geprofileerde platen uit staal welke hecht met elkaar 
worden verbonden door een thermisch isolerende kern welke volgens een continu-proces 
geïnjecteerd wordt. 


De panelen zijn aan de langszijde voorzien van een dubbele blinde tand en groef verbinding waardoor 
de panelen onzichtbaar bevestigd worden. De kopse zijden zijn recht afgewerkt. Dikte 
buitenstaalbeplating 0,7 mm; dikte binnenstaal beplating 0,4 mm; oppervlaktebehandeling sendzimir 
verzinkt totaal 275 gr/m2. 


De aannemer mag zelf een type plaat voorstellen. Aan de hand van zijn voorstel, staal en kleurenkaart 
zal het type en de kleur gekozen worden tot voldoening van opdrachtgevend bestuur en architect. 
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Aan de zijkanten met de muur en bovenaan met het dak zullen de nodige hulpstukken worden 
voorzien om een zuivere afwerking te bekomen. 


Ook de schouw wordt geheel rondom bekleed. 


Opmeting ter informatie: 
9,8x11,0+9,8x2,75+2x16,2x0,25+2x1,7x1,15 =ca 147 m2 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


IL11.4 Afdekking van de schouwkop 


Bovenaan is de schouw nog open. 
Omdat deze geen functie meer heeft kan ze afgesloten worden zodat eventueel nestelen van vogels 
niet meer kan plaats vinden. 


De schouw is dus ook bovenaan af te dekken 
Dit kan met gelakte staalplaat of met dezelfde plaat (een restje) als de bekledingsplaten van de 
zijgevel. 


De aannemer stelt zijn werkwijze voor ter goedkeuring. 


Opmeting ter informatie: 
0,9 x 1,15 = iets meer dan 1 m2 
S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


IIL12 Vernieuwen/uitbreiden trapleuningen hoofdtrap 
WI12.1 Verwijderen van de bestaande binnentrapleuningen hoofdtrap 


Alle bestaande binnentrapleuningen aan de hoofdtrap worden verwijderd en zullen vervangen worden 
door nieuwe (zie verder). 


Op te merken: De bestaande bordesbalustrade langs het tussenbordes (met vide op tussenbordes 
van gelijkvloers naar de te verdieping) van te verdieping naar de zolderverdieping blijft behouden. 


Dus afbreken en verwijderen van de bestaande trapleuningen. 
S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


11.12.2 Leveren en plaatsen nieuwe binnentrapleuningen hoofdtrap 


Aan weerszijden van de trapvluchten worden nieuwe trapleuningen geplaatst. 


De trapleuningen inclusief de leuningdragers worden in geborstelde inox / roestvrijstaal voorzien. 
De inox trapleuning is rond en heeft een diameter van ca 42 à 45 mm met een wanddikte van 2 mm, 
en wordt bevestigd aan muur en trapwand met inox leuningdragers. De leuningdragers worden bij 
middel van drie inox schroeven (met verzonken kruiskop) aan de wanden bevestigd. De schroeven 
worden vastgezet in vooraf aangebrachte pluggen in de wand. De bevestigingsschroeven zijn 
zichtbaar. 


De leuningdragers worden met twee inox bolkop imbusschroeven m5 aan de leuning gemonteerd. 


De uiteinden van de trapleuning worden halfrond afgewerkt bij middel van een speciaal eindstuk; aan 
de binnenzijden van de trap lopen de trapleuningen door. 


Ongeveer per lopende meter trapleuning zal een leuningdrager worden voorzien of volgens de door 
de aannemer voor te leggen informatie van de aan te wenden materialen. 
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De eerste en de laatste drager zitten op ongeveer 10 cm uit de kant van de trapleuning. Daartussen 
worden de leuningdragers gelijkmatig verdeeld over de leuning. 


De afstand van de leuning tot de muur dient zo te zijn dat een gemakkelijke greep verzekerd wordt 
zonder de muur te raken. 

Er is een ruimte van 8 cm tussen de muur/trapwand en de trapleuning aan te houden. 

Gemeten vanaf de traptrede (bovenzijde) dient een hoogte van ongeveer 90 cm aangehouden te 
worden. 

Vooraf zal de aannemer documentatie, informatie en bij voorkeur stalen ter goedkeuring voorleggen 
van de toe te passen materialen. 


Opmeting: 


Van gelijkvloers naar 1e verdieping: 
(2x 4,5 m) + (2x 3,5 m) + (2x 1,0 m) = 18,0 m 


Van 1e verdieping naar 2e verdieping: 
(2x 1,0 m) + (2x 4,0 m) + (2x 4,0 m) = 18,0 m 
samen 36,0 m. 


Deze hoeveelheid word in V.H. (vermoedelijke hoeveelheid) voorzien. 
Het zou misschien nog mogelijk zijn dat het opdrachtgevend bestuur alsnog ook leuningen wenst te 
plaatsen op bepaalde plaatsen van de doorgangen / verbindingen naar de trapvluchten. 


1112.3 Aanwerkingen/herstellingen aan de muren naar aanleiding van de 
vervanging van de trapleuningen hoofdtrap 

Op de plaatsen waar de muren/wanden langs trapvluchten beschadigd zijn na het uitbreken van de 

bestaande trapleuningen zullen deze met zorg aangewerkt worden. De gaten opgestopt en vlak 

uitgeplamuurd. 


Op plaatsen waar eventueel beschadigde tegels zichtbaar blijven zal in samenspraak met het 
opdrachtgevend bestuur voor een oplossing worden gezorgd. In geval men zou overgaan tot het 
vervangen van wandtegels zullen deze werken opgenomen worden in artikel 12.Diverse niet te 
voorziene aanpassingswerken. 

S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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II.13 Leveren en plaatsen trapleuningen in het midden van de 
buitentrap van de hoofdtoegang en aan de zijwanden 


IL.13.1 Leveren en plaatsen van trapleuningen langs de zijwanden van de 
buitentrap 


Momenteel zijn geen zijdelingse leuningen aanwezig. 

Aan de rechterzijde staat een muur over de hoogte van de toegang; evenwel aan de andere zijde, de 
linkerzijde is de muur in metserij lager en voorzien van een houten claustra met horizontale “leuning”; 
deze voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Aan weerszijden zullen omwille van esthetische redenen 
dezelfde trapleuningen worden voorzien in geborstelde inox speciaal voor buitentoepassing. Ze zijn op 
te vatten zoals de trapleuningen die te voorzien zijn aan de binnen hoofdtrap. 

Onderaan zijn de leuningdragers aan de muur te bevestigen; bovenaan zal een bijkomende ronde stijl 
i(n dezelfde diameter als de leuning) met voetplaat in inox op het bordes en zo nodig bijkomend 
zijdelings aan de aanliggende muur worden bevestigd. 


Opmeting: 2x 1,5 = 3,0 m 


11.13.2 Leveren en plaatsen van trapleuningen aan weerszijden van het midden 
van de buitentrap 


In het midden van de trap worden aan weerszijden trapleuningen geplaatst. Onderaan en bovenaan 
zullen de trapleuningen rondom doorlopen en uitgevoerd worden in inox volgens dezelfde kenmerken 
en maatvoering als de bijkomende leuningen die aan de buitenzijde van de trap worden voorzien. 


Onderaan en bovenaan de buitentrap stevig te bevestigen om een stabiel geheel te verzekeren. 


De dubbele trapleuning zal zo voorzien worden dat bij gebruik ervan niemand gehinderd. Een 
voldoende tussenafstand is dus te voorzien. 


De aannemer zal bij voorbaat informatie en documentatie ter goedkeuring voorleggen. 


Opmeting: 1x1,5=1,5 m 
1.14 Uit te voeren werken in de kelder 


I114.1 Leveren en plaatsen van 3 zelfsluitende binnendeuren Rf 30’ 


De bestaande slecht geplaatste Rf 30' deur aan de stookplaats alsook de bestaande binnendeur in het 
sas (volgend op de stookplaats) draaiend worden beiden volledig uitgebroken en van de werf 
verwijderd. 

In deze openingen worden twee volledig nieuw Rf 30 ' binnendeuren geplaatst. Ook ter hoogte van het 
sas voor de toegangsdeur tot de kelder zal in de te dichten opening een nieuwe brandwerende Rf 30' 
binnendeur geplaatst worden. 


IL14.1.1 Uitbreken en afvoeren van twee binnendeuren 


Betreft de twee binnendeuren hierboven vermeld. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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IL14.1.2 Leveren en plaatsen van 3 zelfsluitende binnendeuren Rf 30’ 


Het betreft draaideuren, Rf 30'. De dikte van het deurblad bedraagt 40 mm. De basis deuropbouw 
bestaat uit een kern, kaderhout en bekledingsplaat. 

De kern is een volle spaanplaat op basis van vlasvezels en/of houtspanen met een densiteit van 400 
kg/m3. 

Rondom de kern wordt een kader geplaatst in (gevingerlast) vurenhout met een volumemassa van ca 
450 kg/m3. Het hout wordt gedroogd naar een vochtigheidspercentage van 8 à 12 %. In de vier stijlen 
van het kaderhout wordt in een zaagsnede een strip schuimvormend product onzichtbaar ingewerkt. 
Er wordt geen kantlat voorzien: het kaderhout en de HDF zijn zichtbaar op de kopse zijde. 


Deurgewicht volspaan 40 mm dikte: 20 kg/m2. 


Voor wat betreft de deur die toegang geeft tot de stookplaats zal slotversterking worden voorzien. 
Deze deur zal afgesloten moeten kunnen worden. 


Voor de andere twee Rf 30' binnendeuren worden bij de inschrijving geen sloten bijkomend voorzien. 
Indien het opdrachtgevend bestuur hier ook bijkomend sloten zou wensen te voorzien zal dit later 
verrekend worden zoals bepaald in Artikel 12. Diverse niet te voorzien werken. 


Op de kern en het kaderhout wordt aan beide zijden een houtvezelplaat met hoge densiteit (=HDF) 
onder druk verlijmd, bij een temperatuur van ca 95°C. De HDF- plaat heeft een dikte van 5 mm en een 
densiteit van ca 900 kg/m3. 


De HDF plaat is voorbewerkt: voorzien van witte grondlaag als voorbereiding om te schilderen. 
De deuren hebben een standaardhoogte van 2015 mm en zullen een standaardbreedte hebben 
volgens de beschikbare muuropening en rekening- houdende met de goede plaatsing. 


De deur heeft een brandweerstand van 30 minuten en beschikt over een technische goedkeuring met 
certificatie, Benor/ATG. Te installeren volgens de voorschriften van de fabrikant. Spelingen standaard 
tot 7 mm onderaan de deur volgens Benor attest (tot 11 mm mogelijk met extra strip onderaan de 
deur; ingeval dit zou gewenst zijn zal hier de meerkost in verrekening worden gebracht volgens Artikel 
12). 


De deuren worden geplaatst in een houten omlijsting volgens de voorschriften van de fabrikant en 
vermeld in de Technische Voorlichting van het WTCB. 


Het aantal scharnieren en paumellen, de positie en de plaats ervan worden vermeld in de 
voorschriften van de fabrikant. Evenwel zullen de deuren minimaal voorzien worden van 4 
scharnieren. Scharnieren en paumellen mogen in natuuralu of inox worden voorzien. 


De correcte plaatsing van brandwerende deuren is zeer belangrijk om de brandweerstand te 
garanderen. De plaatser moet de voorschriften van de fabrikant nauwgezet opvolgen en zich 
beroepen op de Benor/Atg goedkeuring van de deur. Het goedkeuringsnummer staat zowel op de 
smalle scharnierzijde van de vleugel als op de technische goedkeuring zelf. 


Bij de plaatsing van de deur zal de ruimte tussen muur en omlijsting opgevuld worden met rotswol/ 
minerale wol. Naar gelang de voorschriften van de fabrikant kunnen andere materialen tussen muur 
en omlijsting aangewend worden. 

De omlijsting is ofwel in massief hout dikte minimum 22 mm of multiplex van minimum 18 mm; de 
ingewerkte aanslaglat 22/22 mm; af te werken met massieve deurlijsten. 

Alles te voorzien om naderhand te schilderen. 


Op de deur wordt een inox kruk met inox rozet voorzien. De vorm van de kruk is met naar binnen 
gebogen uiteinden, evenwijdig rond diameter 20 mm, lengte ca 150 mm, diepte kant stift ca 75 mm en 
kant uiteinde ca 55 mm. Rozet bestaande uit twee delen waardoor de bevestigingsvijzen onzichtbaar 
zijn; diameter ca 50 mm dikte ca 10 mm. 
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In geval sleutelplaten voor gewoon/ of cilinderslot moeten voorzien worden zullen deze achteraf 
verrekend worden. Enkel de brandwerend deur toegang stookplaats is nu reeds van sleutelplaat te 
voorzien. 

Op de deuren is een tandheugel deurdranger te voorzien met geïntegreerde, instelbare 
openingsdemping, instelbare sluitsnelheid en instelbare eindslag. De kleur is zilverkleurig. 

De deurdranger is geschikt voor brandwerende deuren; heeft een compacte sluitervorm en een solde 
vlakke arm. De aannemer zal ook hiervoor informatie ter goedkeuring voorleggen. De plaatsing zal 
geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 


IIL14.1.2.1 Leveren en plaatsen zelfsluitende Rf 30' binnendeur naar stookplaats met 
slot 


Opmeting: 1 stuk 


1IL14.1.2.2 Leveren en plaatsen zelfsluitende Rf 30' binnendeur zonder slot 
Opmeting: 2 stuks 


IL.14.2 Dichten van de kelderramen langs de scheidingsgevel 

Langs de scheidsmuur worden de kelderramen (die mogen blijven zitten; aan de buitenzijde is reeds 
vroeger dichtgemetseld) langs de binnenzijde dichtgemaakt bij middel van het aanbrengen van 
verlijmde cellenbetonblokken in dikte van 15 cm. 


Het gaat hier om het dichten van 9 kelderramen met een dicht te maken breedte van ca 1,35 m en 
een hoogte van ca 45 cm. 


De voorzijde van de cellenbeton die zichtbaar zal blijven zal ca een cm achteruit springen ten opzichte 
van de voorliggende bestaande muur. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
11.14.3 Dichten van binnenmuur naast Rf binnendeur 


Bij het binnenkomen van de kelder wordt de bestaande opening naar de bergruimte toegemaakt en 
voorzien van een Rf 30' binnendeur. 
De linteelhoogte van de binnendeur zal voorzien worden op 2,07 m boven de bestaande vloerpas. 


De metserij mag gebeuren in snelbouw van gebakken aarde of cellenbeton. De vrijblijvende 
muurdelen zullen worden bijbezet op eenzelfde wijze als de bestaande aanliggende muren in de 
kelder. 

Opmeting ter informatie: 

“metselwerk” : (2,30 x 2,25 x 0,30) — (1,03 x 2,07 x 0,30) = 0,913 m3 

“te bezetten” : (2,30 x 2,25)2 — (1,03 x 2,07)2 = 6,10 m2 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
IL.14.4 Afvoer rookgassen gasgestookte keramiekoven 


In de kelder zal een nieuwe gasgestookte keramiekoven worden geplaatst. Deze wordt aangebracht in 
meerdere delen en ter plaatse gemonteerd. 
Deze werken zijn hier niet te voorzien; dit betreft een andere aanneming. 


Wat wel is te voorzien is de afvoer van de rookgassen die vermoedelijk met een dubbelwandige 
schouwdiameter van ca 315 mm langs het plafond naar buiten zal worden gebracht. De aannemer zal 
hiervoor in contact komen met de afgevaardigde van het opdrachtgevend bestuur om hier meer 
informatie te kunnen bekomen. Dus te voorzien is de ophanging aan het plafond van de 
rookgassenafvoerbuis en de doorgang door de buitenmuur; de nodige buizen en hulpstukken zijn nog 
niet in de op te geven prijs te voorzien; het betreft hier dus enkel een opgave van maken van 
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muuropening om et de afvoer te passeren en het ophangen/aansluiten van de toe te leveren 
hulpstukken. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


11114.5 Leveren en plaatsen nieuwe buitendeur toegang kelder 


De bestaande keldertoegangsdeur draait nu naar binnen; deze deur wordt uitgebroken alsook de 
daaronder aanwezige optreden. Een nieuwe deur wordt in deze deuropening voorzien naar buiten 
draaiend in de vluchtzin. 


Hieronder opgesplitst de respectievelijke werken die deze aanpassing vereist. 


1114.5.1 Uitbreken bestaande buitendeur toegang kelder 


De bestaande houten naar binnendraaiende buitendeur wordt uitgebroken alsook de daaronder 
aanwezige optreden. 

Ook de bestaande vloertegels onderaan, zijnde op het bordes voor de deur worden uitgebroken. Alle 
puin van de werf te verwijderen. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


IIL14.5.2 Aanpassingen optrede en bordes in blauwe hardsteen 


Te voorzien in blauwe hardsteen. 

Treden en tegentreden in blauwe hardsteen afwerkwijze voor de zichtbaar blijvende delen is verzoet. 
Het bordes onderaan voor de deur wordt op een soortgelijke wijze afgewerkt met blauwe hardsteen in 
banen met stukken van ongelijke grootte zoals het bordes voor de hoofdtoegang zal aangepast 
worden. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


1I114.5.3 Leveren en plaatsen nieuwe naar buitendraaiende buitendeur in metaal 


Een nieuwe naar buiten opendraaiende deur is te voorzien in geïsoleerde metalen profielen en 
voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen waarvan de plaat aan de buitenzijde bestaat uit gelakt 
metaal in dikte van minimum 2 mm. 

De metalen profielen zullen gelakt zijn in Ral 9007 Grau aluminium. 

Het is de bedoeling een stevige omzeggens inbraakwerende buitendeur te voorzien, die tevens 
esthetisch maar ook duurzaam is. Langs de binnenzijde is de deur ook zijdelings af te werken tot 
tegen de aanliggende metserij. 


Op deze deur zullen ook minimum 4 scharnieren en paumellen zitten. 
Voorzien van inox deurkrukken met rozet alsook cilinderslot met beveiligings inox rozet. 


Bij voorbaat zal informatie van de uitvoering van de deur ter goedkeuring worden voorgelegd. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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1IL14.5.4 Afwerking met bekleding in metaal rondom de nieuwe naar buitendraaiende 
buitendeur 


In dezelfde tint gelakt als de deur zelf zal rondom de deur alle slagen aan de buitenzijde worden 
afgewerkt aansluitend tot tegen het buitenparement om een geheel zuivere en nette afwerking te 
verzekeren. Ook uit te voeren in metalen gelakt plaatmateriaal in dikte van minimum 2 mm. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


11115 Uit te voeren werken op gelijkvloers 
II115.1 Uitnemen bestaande deuren 


Verwijderen van de bestaande dubbele deuren aan trapzaal achteraan naar klassen; verwijderen van 
dubbele deuren links van toegang; en tevens verwijderen van de dubbele deuren naar klaslokaal 
vooraan. 

Inclusief uitbreken van de bestaande houten omlijstingen. En afvoer van het puin. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


I1.15.2 Leveren en plaatsen beglaasde Rf 30’ wand met zelfsluitende deur Rf 30’ 
aan traphal achteraan doorgang naar de klassen 


Zoals aangeduid op de plannen met detail van het aanzicht van dit geheel bestaat deze beglaasde 
wand uit een naar de trapzaal openende deur met een doorgangsbreedte van 120 cm en daarnaast 
een vast beglaasd deel. 


Afmetingen tussen de muur is ca 175 cm en de hoogte tot tegen het bovenliggend linteel is ca 214 
cm. 


Het geheel wordt uitgewerkt in massief hout glad geschaafd en voorzien van een witte grondlaag om 
achteraf af te lakken. Het midden van de horizontale tussenstijl bevindt zich op ca 1,00 m boven de 
vloerpas; ook op ca 1,00 m boven de vloerpas wordt de kruk op de deur voorzien. 


Tussen muur en beglaasde wand wordt aangewerkt met rotswol in breedte van 2 cm en aan de 
traphal zijde aangewerkt met een deurlijst; langs de doorgang naar de klassen met een massieve 
afdeklat en verder langs de binnenzijde van de gang naar de klassen af te werken met kassement in 
mutliplex of MDF van minimum 18 mm dikte of massief hout van 22 mm en omlijsting over de muur. 
Ook te voorzien in de witte grondlaag om achteraf af te lakken. 


De beglazing is van het type brandwerende beglazing Rf 30'. Deze beglazing beschermt tegen rook, 
brand, giftige stoffen en vormt een beschermende barrière in geval van brand. Het glas is 
samengesteld uit twee (of meerdere) geharde glaslagen die met elkaar verbonden zijn met een spouw 
die opschuimt in geval van brand. De beglazing is UV stabiel en biedt bescherming aan beide kanten 
van het glas evenals tegen vallen en verwondingen. 

Zowel van de te verwerken beglazing als van de opvatting van het gehele schijnwerk is bij voorbaat 
informatie en detail van de opvatting van de verwerking voor te leggen ter goedkeuring. 

Op de deur met doorgangsbreedte van 120 cm zal een passende deurdranger worden geplaatst, met 
eigenschappen zoals vermeld in Artikel 6.1. 


Ook zal deze deur voorzien worden van 5 scharnieren en paumellen in inox of natuur aluminium 
omwille van de grootte en het gewicht van de deurvleugel. 
Aan weerszijden is een deurkruk met rozet te voorzien zoals ook vermeld in Artikel 6.1. 


In geval het opdrachtgevend bestuur het nodig acht om een slot op deze deur te voorzien zal dit 
verrekend worden volgens verder Artikel 12. 
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S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


11115.3 Leveren en plaatsen beglaasde Rf 30’ wand met zelfsluitende deur Rf 30’ 
aan traphal inkom/klaslokaal 


Zoals aangeduid op de plannen met detail van het aanzicht van dit geheel bestaat deze beglaasde 
wand uit een naar de inkomhal/ trapzaal openende deur met een doorgangsbreedte van 120 cm en 
daarnaast een vast beglaasd deel. 


Afmetingen tussen de muur is ca 173 cm en de hoogte tot tegen het bovenliggend linteel is ca 214 
cm. 


Uit te werken en te voorzien zoals beschreven in Artikel 7.2. 


In geval het opdrachtgevend bestuur het nodig acht om een slot op deze deur te voorzien zal dit 
verrekend worden volgens verder Artikel 12. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 

11.15.4 Deurkassement en omlijsting toegangssas vooraan naar klas 

Na het uitbreken van de dubbel deuren zal een nieuw kassement en omlijsting worden aangewerkt. 

in multiplex van minstens 18 mm dikte of MDF van minimum 18 mm; omlijsting in masief 
out; 


alles te voorzien een de witte grondlaagverf (om achteraf af te lakken). 


“Deuropening” ca 1,73 m breed, hoogte 2,15 m: breedte van de muur bedraagt ca 30 cm. 


IIL.16 Uit te voeren werken op de 1°° verdieping 


I1.16.1 Uitnemen bestaande glaswand ongeveer in het midden van de gang 
(facultatief) 


Aangeduid op plan van de bestaande toestand / aanzicht in doorsnede A-B. Breedte ca 2,50 m en 
hoogte ca 4,50 m. 


Deze bestaande glaswand met deur (in tegenovergestelde richting dan deze van de vluchtzin) en 
zijdelings aan weerszijden en bovenaan tot tegen het “plafond” voorzien van met draadglas gevulde 
vakken, wordt met de nodige voorzichtigheid uitgebroken. 


Facultatief. Mogelijks al dan niet uit te voeren, afhankelijk van de beslissing van het opdrachtgevend 
bestuur. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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II1.16.2 Leveren en plaatsen beglaasde Rf 30’ wand met zelfsluitende deur Rf30’ 
aan traphal 


Zoals aangeduid op de plannen met detail van het aanzicht van dit geheel bestaat deze beglaasde 
wand uit een naar de inkomhal/ trapzaal openende deur met een doorgangsbreedte van 120 cm met 
daarnaast en daarboven tot tegen het plafond een vast beglaasd deel verdeeld in twee vakken. 


Afmetingen tussen de muur is ca 209 cm en de hoogte tot tegen het bovenliggend linteel is ca 404 
cm. 


Uit te werken en te voorzien zoals beschreven in Artikel 7.2. 


In geval het opdrachtgevend bestuur het nodig acht om een slot op deze deur te voorzien zal dit 
verrekend worden volgens verder Artikel 12. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
II1.16.3 Verplaatsen van brandhaspel 


De bestaande aanwezige brandhaspel in de trapzaal wordt verplaatst naar het drie treden hoger 
gelegen tussenbordes. 


1.17 Uit te voeren werken op de zolderverdieping 
IL17.1 Afbraakwerken 


De volledige wand met binnendeur langs de trap van het directie bureau alsook het bestaande met 
draadglas beglaasde vals plafond boven de trap wordt volledig weggebroken. 
Ook de bestaande toegangsdeur tot de schildersklas wordt volledig uitgebroken. 


Alle puin wordt onmiddellijk van de werf verwijderd. 
S.0.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
IL.17.2 Plaatsen van rookluik boven traphal 


Boven de trap wordt in het dak een ontrokingsluik ingewerkt. Dakvenster met afmetingen 134 breed 
en 98 cm hoog, 

met een geometrische oppervlakte van 1,14 m2 en een aerodynamische openingsoppervlakte van 
0,51 m2 te plaatsen in de dakhelling. 

Conform aan de Europese EN 12101-2 en de Belgische NBN S 21-208-3:2018 normen. 

Op het vast kader is een elektrische 24V gelijkstroom motor geplaatst, 

die het dakvenster in max. 60 seconden maximaal opent. Bevat een 3 aderig hittebestendige 
bekabeling van 1 meter, deze wordt verlengd naar de rookventilatie centrale (sectie aan te passen 
naargelang de afstand). Gasveren stabiliseren de openingsstand. 


De plaats van de centrale is voorzien op gelijkvloers in de inkomhal na de inkomdeuren. 
Aan de buitenzijde is het dakvenster beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen. 


Het vast en wentelend kader in dennenhout is voorzien van dubbele winddichtingen en van 
antracietkleurig geëxpandeerd polystyreen om de thermische onderbreking te optimaliseren. 

Vocht en schimmelwerend impregnatie en aan de binnenzijde voorzien van 2 lagen witte acryl verf. 
De beglazing bestaat uit dubbel isolerende beglazing Ug = 1,0 W/m2K. Samengesteld: 4 mm geharde 
buitenruit, 15 mm spouw gevuld met Argon en 33.2 gelaagde binnenruit. 
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De rookventilatiecentrale werkt op 220 V net aansluiting, voorzien van een rookventilatieknop achter 
een te breken glas. 

Deze centrale omvat een noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij spannings-uitval; 
ventilatieknop; resetknop om te hersluiten; aansluitingen in de centrale zijn voorzien voor eventueel 
latere aansluitingen van optische rookmelder(s), bijkomende rookventilatieknoppen, bijkomende 
ventilatieschakelaars of regensensor. 

De aannemer zal bij voorbaat informatie van ontrokingsluik en de werking ervan voorleggen ter 
goedkeuring van opdrachtgevend bestuur en architect. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


117,3 Aanwerkingen/aanpassingen dakafwerking rondom rookluik, inclusief 
voorzien van lichtpunt 


Wanneer rookluik en de aanliggende wand (nieuw te plaatsen Rf 30' wand omheen bureau directie) 
zijn geplaatst is het dak ter hoogte van de trapzaal af te werken bij middel van het aanbrengen van 
een dubbel beplating in gipskartonplaten van dikte 12,5 mm; zo nodig wordt eerst een bijkomend 
lattenwerk voorzien om een goed plaatsing van de gipskartonplaten te verzekeren. Alles wordt goed 
aangewerkt en de onderlinge voegen worden uitgeplamuurd en alles wordt schilderklaar afgeleverd. 


Bovenaan het plafond op een nog nader te bepalen plaats zal een lichtpunt worden voorzien. De 
voeding is af te tappen van nabijgelegen elektrische leidingen. Het eventueel leveren en plaatsen van 
een verlichtingsarmatuur is nog niet in deze aanneming te voorzien. 


S.0.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


IL17.4 Leveren en plaatsen nieuwe wand EI30/Rf 30’ rondom bureau directie 
inclusief zelfsluitende Rf30’ deur 


De wand zal opgebouwd worden op een houten of metalen draagconstructie; hetzij door de 
verwerking van CLS houten of type metal stud profielen. 

Binnen in de wand wordt over de volledige dikte minerale wol (rotswol) goed aaneensluitend 
aangebracht. De in de vorige wand aanwezige stopcontacten en schakelaars worden terug in de 
nieuwe wand voorzien. 

Op de vloer wordt eerst een soepele isolatie band aangebracht. 

Langs de zijde van de traphal zal de wand afgewerkt worden met twee gipskartonplaten in dikte van 
12,5 mm, zijnde dus dubbele beplating. 


De zijde langs het bureau directie / secretariaat wordt eerst voorzien van een OSB plaat in dikte van 
18 mm met daarop een gipskartonplaat van 12,5 mm dikte. 
Alles is met zorg uit te voeren. De buitenzijden worden uitgeplamuurd en schilderklaar afgeleverd. 


In deze wand is een Rf 30' binnendeur in te werken. Deze binnendeur te voorzien van deurdranger is 
op te vatten zoals de binnendeuren beschreven in Artikel 6.1. 


Het in te bouwen slot zal achteraf verrekend worden volgens de eisen die het opdrachtgevend bestuur 
hier wenst (eventueel passende in een bestaand of nieuw sleutelplan ?). Dit wordt dan verrekend cfr. 
Artikel 12. 

S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


IL.17.5 Aanpassingen plafond bureau directie 

Bij het uitvoeren van de werken van het plaatsen van het ontrokingsluik, het plaatsen van de nieuwe 
wand tussen trapzaal en bureau directie / secretariaat zal het bestaande plafond van het bureau 
directie / secretariaat aangepast/hersteld worden goed en mooi aansluiten tegen de nieuwe 
aanliggende wand. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
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II1.17.6 Vervangen van toegangsdeur schilderslokaal door zelfsluitende Rf 30’ 
deur 


Een Rf 30' binnendeur in te werken. Deze binnendeur te voorzien van deurdranger is op te vatten 
zoals de binnendeuren beschreven in Artikel 6.1. 


Het (eventueel) in te bouwen slot zal achteraf verrekend worden volgens de eisen die het 
opdrachtgevend bestuur hier wenst (eventueel passende in een bestaand of nieuw sleutelplan ?). Dit 
wordt dan verrekend cfr. Artikel 12. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
I117.7 Verplaatsen brandhaspel 


De brandhaspel die nu opgesteld staat in het schilderatelier wordt verplaatst naar de traphal. In feite te 
verplaatsen naar de andere zijde van de muur. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
I1.17.8 Behandeling van de houten dakstructuur 


Betreft de zichtbare dakconstructie in de schildersklas op de de zolderverdieping. Uit het verslag van 
de brandweer moet de structuur van het dak RF 30' 

hebben. 

De houten structuur werd in de jaren '80 voorzien van een bijkomende behandeling. 


Gezien de massieve balken is een Rf 30' te verwachten. 

Indien evenwel uit de voor te leggen rekennota blijkt dat de massieve dakstructuur niet voldoet om Rf 
30' te bekomen zullen bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn door het bijkomend aanbrengen van 
een brandvertragende coating. 


De aannemer zal ter plaatse met de afgevaardigde van een gespecialiseerde firma de nodige 
nametingen doen op de houtsecties om na te gaan of deze voldoen aan de gevraagde R30. Hiervan 
zullen rekenresultaten worden overgemaakt. 

Wanneer alsnog bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn zal de aannemer de massieve houten 
dakstructuur behandelen met een transparante brandvertragende coating. 


In overleg met het opdrachtgevend bestuur en architect zal de aanpak en de wijze van uitvoering 
nader worden besproken. 


Bij het opmaken van zijn inschrijving zal de aannemer ervan uitgaan dat 
de gehele zichtbare dakstructuur bijkomend voorzien wordt van een transparante brandwerende 
coating. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 
11118 Veiligheidsverlichting in het gebouw 


Te voorzien op de op de plannen aangeduide plaatsen. 


De levering, de plaatsing en het voorzien van de nodige kabelgoten waarin de leidingen zullen worden 
gelegd is in de prijsopgave te voorzien. 


De aannemer zal bij voorbaat informatie, documentatie en inlichtingen verstrekken van de toe te 
passen materialen en de wijze van werken, tot voldoening van het opdrachtgevend bestuur en 
architect. 


Blz. 34 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2018/221 


Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende type te plaatsen veiligheidsverlichting: 


Veiligheidsverlichting uitgang: permanente autonome noodverlichting voorzien van pictogram uitgang; 
5 stuks voorzien. 


Veiligheidsverlichting nooduitgang: permanente autonome noodverlichting voorzien van pictogram 
nooduitgang; 3 stuks voorzien. 


Veiligheidsverlichting algemeen: niet permanente autonome noodverlichting; 24 stuks voorzien. 


Veiligheidsverlichting voor buitentoepassing: niet permanente autonome noodverlichting; 6 stuks 
voorzien. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


1.19 Handbrandmelders en sirene 


Te voorzien op de op de plannen aangeduide plaatsen. 


De levering, de plaatsing en het voorzien van de nodige kabelgoten (kan eventueel in dezelfde 
kabelgoot geplaatst worden als deze voorzien in Artikel 10) waarin de leidingen zullen worden gelegd 
is in de prijsopgave te voorzien. 


De aannemer zal bij voorbaat informatie, documentatie en inlichtingen verstrekken van de toe te 
passen materialen en de wijze van werken, tot voldoening van het opdrachtgevend bestuur en 
architect. 


Er zijn 2 handbrandmeldingsknoppen op het gelijkvloers te voorzien; 2 op de 1e verdieping en 1 op de 
zolderverdieping. 1 sirene te plaatsen in trapzaal langs bordes naar 1e verdieping. 


S.O.G. (som over geheel) — G.P. (globale prijs) 


111.20 Diverse niet te voorziene aanpassingswerken 


In het geval tijdens de uitvoering van de werken andere aanverwante noodzakelijk uit te voeren 
werken zich zouden voordoen, zullen zij verrekend worden volgens de hiervoor gepresteerde man- 
uren en volgens de opgave van de werkelijk uitgevoerde materialen. 


Beiden zijn dus vermoedelijke hoeveelheden. Voor de man-uren:30 uren (V.H.) (post 3.20.1) 
Voor de materialen: 500,00 EUR (V.H.) (post 3.20.2) 


1121 Opmerkingen 


Alvorens de inschrijving op te maken moet de aannemer de documenten nazien en ter plaatse zo 
nodig alle nodige metingen verrichten en inlichtingen inwinnen. 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“BRANDBEVEILIGINGSWERKEN GEMEENTELIJKE ACADEMIE ” 


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het 
totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 

Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 
bekendgemaakt.) 


Ofwel (1) 
Tijdelijke vereniging 


De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG 
DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT (2018/221): 

tegen de som van: 

(in cijfers, inclusief btw) 


(in letters, inclusief btw) 
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Algemene inlichtingen 


nschrijvingsnr. bij de RSZ.: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 

nschrijving op de lijst van de erkende aannemers nr.: 
Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n): 

ngeval van voorlopige erkenning: datum van toekenning: 


Erkenning van aannemers van werken 


(Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen 
eiden tot de toepassing van een in art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie.) 


Ofwel (1) 


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 


Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van 
de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, door de 
sluiting van deze opdracht niet worden overschreden. 

Ofwel (1) 


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 


Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, 
dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden. 


De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. 
Ofwel (1) 


De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid 
van die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd. 


Ofwel (1) 


De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. 


Onderaannemers 


Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 


Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: 


Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: 
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Zij beschikken over volgende erkenning als aannemer van werken (in verhouding tot het deel van de 
opdracht dat zij zullen uitvoeren): 


Personeel 


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 
andere lidstaat van de Europese Unie: 


JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 
Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
nn van de financiële instelling … … … … … geopend op naam van 


Bij de offerte te voegen documenten 


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


De inschrijver, 


Handtekening: rennend inenen anale 
Naam:enrvoórnadäm:.s denten arden eeens van ideas den 
Functie: stan LAD eta AR eene evene dnaeeedgd 


1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: ATTEST VAN PLAATSBEZOEK 
Dossier : 2018/221 
Voorwerp : Brandbeveiligingswerken gemeentelijke academie 


Gunningswijze : vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 


IK ondergetekende: …..zisunernnnnrtntnamndenn nen wennen mean nrden ede 
afgevaardigde van Gemeente Waasmunster 

verkläaf. dat? carens tnteede leendert ieden eneen tedere daa eeddee ereen eed ven 
vertegenwoordiger van: 


(0) de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een 
offerte op te kunnen stellen. 


Ondertekening: 


Voor de inschrijver, Voor Gemeente Waasmunster, 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE C: BANKVERKLARING 
Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Brandbeveiligingswerken gemeentelijke 
academie (2018/221) 


Hierbij bevestigen wij U dat de 
(naam vennootschap) onze cliënt is sinds . 


Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt 


De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden, 
ROERENDE (datum), beantwoord aan onze verwachtingen. 


Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige 
elementen vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met 
betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de 
contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen. 
Di.rnrttenerveevveniberdsanwerndlen deden renden (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap 
(alleen vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de cliënt) : 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. 


ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog 
op de uitvoering van de opdracht te onderzoeken. 


ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen). 


Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt 
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. 


Wat betreft de notoriëteit van de cliënt 


…. (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke 
plaats (ofwel : is actief) in de sector van . 
Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische 

reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie. 
De feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden 
medegedeeld. 


Opgemaakt: in: „sr annnserennedetstdenn KOP ntt nde RE . 


Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE D: SAMENVATTENDE OPMETING 
“BRANDBEVEILIGINGSWERKEN GEMEENTELIJKE ACADEMIE ” 


EHP. in cijfers excl. 


Nr. \Beschrijving Type Eenh.\ Hoev. btw Totaal excl. btw 
3.6.1 |Werfinrichting GP \S.O.G 1 
3.6.2 |Veiligheidsvoorzieningen GP \S.O.G 1 

3.7 Aanpassingen inkom academie 
3.7.1 |Wegbreken van de inkomdeuren GP \S.O.G 1 
3.7.2 [Aanpassen bordes voor inkom 

3.7.2.1 |Voorbereidingswerken GP \S.O.G 1 
3.7.2.2 [Bijkomende optrede en vernieuwen bordes in blauwe hardsteen GP \S.O.G 1 

3.8 [Leveren en plaatsen automatische schuifdeur 
3.8.1 |Voorbereidingswerken GP |S.O0.G 1 
3.8.2 |Lev/plaatsing automatische schuifdeur GP |S.O.G 1 
3.8.3 |Leveren en plaatsen gelakte alu plaat bekleding aan de buitenzijde GP |S.O.G 1 

3.9 [Leveren en plaatsen nieuwe noodtrap 
3.9.1 |Slopen bestaande noodwenteltrap GP |S.O.G 1 
3.9.2 |Leveren en plaatsen nieuwe noodtrap incl. fundering GP \S.O.G 1 
3.10 |Nooduitgangsdeuren aan de zijgevel 

3.10.1 [Maken van opening op gelijkvloers/aanwerken en dichtmetselen opening GP \S.O.G 1 
3.10.2 |Uitbreken nooduitgang deuren op 1e en 2de GP |S.O.G 1 
3.10.3 [Nieuwe nooduitgangsdeuren GP VH 3 
3.10.4 |[Binnenafwerking nooduitgangsdeuren GP | VH 3 
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EHP. in cijfers excl. 


Nr. |Beschrijving Type Eenh.\ Hoev. btw Totaal excl. btw 
3.11 [Aanpassingen aan de linkerzijgevel 
3.11.1 [Verwijderen van asbest cement leien GP \S.O.G 1 
3.11.2 [Prefab betonnen boordstenen GP \S.O.G 1 
3.11.3 [Geisoleerde gelakte geprofileerde platen GP |S.O0.G 1 
3.11.4 [Afdekking schouwkop GP \S.O.G 1 
3.12 |Vernieuwen/uitbreiden trapleuningen 
3.12.1 [Verwijderen bestaande binnentrapleuningen GP \S.O.G 1 
3.12.2 [Nieuwe binnentrapleuningen GP M 36 
3.12.3 [Herstellingen aan de muren GP \S.O.G 1 
3.13 |Buitentrapleuningen 
3.13.1 |Trapleuningen zijwanden van de trap GP M 3 
3.132 |Trapleuningen in het midden buitentrap GP 1,5 
3.14 [Uit te voeren werken in de kelder 
3.14.1 [Leveren en plaatsen 3 zelfsluitende Rf30' binnendeuren 
3.14.1.1 (Uitbreken/afvoer van twee binnendeuren GP \S.O.G 1 
3.14.1.2 [Leveren en plaatsen van 3 zelfsluitende binnendeuren Rf 30' 
3.14.1.2.1 |Zelfsluitende Rf30' binnendeur stookplaats met slot GP | VH 1 
3.14.1.2.2 |Zelfsluitende Rf30' binnendeur zonder slot GP | VH 2 
3.14.2 [Dichten van de kelderramen GP \S.O.G 1 
3.14.3 [Dichten binnenmuur naast Rí binnendeur GP \S.O.G 1 
3.14.4 [Afvoer rookgassen gasgestookte keramiekoven GP \S.O.G 1 
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EHP. in cijfers excl. 


Nr. \Beschrijving Type Eenh. | Hoev. btw Totaal excl. btw 
3.14.5 [Leveren en plaatsen nieuwe binnendeur toegang kelder 
3.14.5.1 |[Uitbreken bestaande buitendeur toegang kelder GP |S.O0.G 1 
3.14.5.2 |Werken blauwe hardsteen optreden/bordes GP |S.O.G 1 
3.14.5.3 (Nieuwe metalen buitendeur GP \S.O.G 1 
3.14.5.4 (Metalen bekleding rondom buitendeur GP \S.O.G 1 
3.15 [Uit te voeren werken op gelijkvloers 
3.15.1 [Uitnemen bestaande deuren GP \S.O.G 1 
3.15.2 |[Beglaasde Rf30' wand met zelfsluitende deur aan trapzaal achteraan GP \S.O.G 1 
3.15.3 |[Beglaasde Rf30' wand met zelfsluitende deur aan trapzaal inkom/klaslokaal GP \S.O.G 1 
3.15.4 |Deurkassement en omlijsting doorgang toegangssas naar klas GP |S.O.G 1 
3.16 |Uit te voeren werken op de 1ste verdieping 
3.16.1 |Uitnemen bestaande glaswand ongeveer in het midden van de gang GP \S.O.G 1 
3.16.2 |Beglaasde Rf30' wand met zelfsluitende deur aan trapzaal achteraan GP \S.O.G 1 
3.16.3 [Verplaatsen brandhaspel GP \S.O.G 1 
3.17 [Uit te voeren werken op de zolderverdieping 
3.17.1 [Afbraakwerken GP \S.O.G 1 
3.17.2 [Plaatsen van rookluik boven trapzaal GP \S.O.G 1 
3.17.3 |Aanwerkingen dakafwerking rondom rookluik inclusief voorzien van lichtpunt GP \S.O.G 1 
3.17.4 [Leveren en plaatsen nieuwe EI30/Rf30' wand rondom bureau directie/secretariaat inclusief GP \S.O.G 1 
zelfsluitende Rf30' deur 
3.17.5 [Aanpassingen plafond bureau directie GP \S.O.G 1 
3.17.6 |Vervangen toegangsdeur schildersklas door zelfsluitende Rf30' binnendeur GP |S.O.G 1 
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EHP. in cijfers excl. 


Nr. Beschrijving Type Eenh./ Hoev. btw Totaal excl. btw 
3.17.7 [Verplaatsen brandhaspel GP \S.O.G 1 
3.17.8 [Behandeling van de houten dakstructuur GP \S.O.G 1 
3.18 |Veiligheidsverlichting in het gebouw GP \S.O.G 1 
3.19 \Handbrandmelders en sirene GP \S.O.G 1 
3.20 |Diverse niet te voorziene aanpassingswerken 
3.20.1 |[Gepresteerde manuren VH | UUR 30 
3.20.2 |Materiaalkost (te verrekenen volgens werkelijk uitgevoerd) VH 1 € 500,00 € 500,00 


Totaal excl. btw : 


Btw 6% : 


Totaal incl. btw : 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma afgerond 
te worden. 


Functi®t: isis serzereranerstssserversieertenseraarnadenindd 


Naamen voornaam :: ::4 zn sot tons eeneraner seen seentgannn beb edvenekdnedeandereddeniine Handtekening: 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


BIJLAGE E: VEILIGHEIDS — EN GEZONDHEIDSPLAN 


Zie apart document (PDF) 
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